pe » de ¿bs ie 
Mo A 

y UE le 

0 A | 


e] | | En 00d 
' INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDE 


- 


Sd 


| 
| 


INTENDENCÍA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 


MEMORIA 
DEL DEPARTAMENTO DE 


OBRAS MUNICIPALES 


”s , 
pa 
t. ; É 


9910 


i 


PLANO DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO 


SUPERACIO: Li 528 KM? 72 
... ; Población calculada al 31 Diciembre 1952 . 948.125 Habitantes 
di Extensión de Pavimentos realizados ....... 2.622 Km. aprox. 
Extensión de la red cloacal,.............. 1.208 Km. 
Consumo de Energía Eléctrica anual ..... 482.194.885 Kwa. 
A Consumo de Energía de Gas anual ...... 27.312.485 Mts.* 
, >. Consumo de Aguas Corrientes anual ..... 47.287.324 Mts.* 


E e cios transportados durante el año 1952 421.678.755 
s Pa, j 
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 


DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES ' 


Estadística Correspondiente al Ejercicio 1952 + 


SUMARIO 


Estructura del Departamento 
Proemio 

Resumen General de Obras 
Dirección de Vialidad de Montevideo 
Dirección de Saneamichtó de Montevideo 
Dirección de Talleres y "Transportés 


Dirección de Instalaciones Mecánicas y' Eléctricas 
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 


Agr. GERMAN BARBATO 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES 
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Próximo a terminar el plan sexenal de obras públicas iniciado por esta 
Intendencia en el Eercicio 1948, presentamos en esta Memoria el desarrollo de 
la quinta etapa, cumplida en el año 1952, . 


Este período ha culminado con la inversión de $ 11.624.630.09 discrimi- 
nados en la siguiente forma: Obras de Saneamiento, $ 4.259.938.72; Obras 
de Vialidad, $ 6.045.093.87; Obras de Instalaciones Mécánicas y Eléctricas, 
$ 165.083,80 y obras ejecutadas por la Dirección de Talleres, $ 1.154.513.70. 


Como-referencia circunstanciada de las obras realizadas, debemos resaltar 
las siguientes: “Saneamiento. de las Zonas Centrales de Carrasco”; “Saneamien- 
to Arroyo Miguelete — 10.* Sección, Zona Cerrito”; “Saneamiento Pueblo Viec- 
toria”; “Saneamiento de Colón y Pueblo Ferrocarril”; “Alejamiento de aguas 
servidas para las Viviendas Colectivas Nos. 5, etc.”; “Pavimentación de la Av. 
Millán”; “Rambla Sud América”, calles Valparaíso, Homero, Real, Julián La- 
guna, Honduras, Marconi, etc.”; Construcción de un puente sobre el Arroyo 
Carrasco; Extensión del alumbrado público en diversas zonas del depatta- 
mento, etc.”, 


Del desarrollo de este plan sexenal, cabe mencionar como antecedente 
ilustrativo y de conformidad con lo que resulta de las Memoriás anteriores, 
que hasta la fecha de cerrar el Ejercicio 1952, se han ejecutado obras por un 
monto de $ 45.425.346.49, que se distribuye así: Año 1948, $ 5.465.715.62; 
año 1949, $ 7.397.402.00; año 1950, $ 10.945.168.16; año 1951, $ 9.992.430.62 
y año 1952, $ 11.624.630.09. : 


Ya en el correr de este año 1953, en que se da a publicidad esta Memo- 
ria, se va cumpliendo la última etapa de este gran plan general de obras pú- 
blicas, desarrollado en la forma auspiciosa que anunciamos en sus comienzos 
y cuyas repercuciones generales daremos a conocer en una Memoria global; 
obra que certificará, en forma indubitable el feliz cumplimiento del compro- 
miso contraído por esta Administración de proporcionar a la población de Mon- 
tevideo, beneficios y comodidades en los diversos servicios públicos. 


LA DIRECCION -GENERAL. 


Diecdón de Vialidad de Montevideo 


Ing. Jorge Fitzpatrick 


«Director 


Agr. Albino Ruibal 


Secretario 


SECCION CONSERVACION DE PAVIMENTOS 


Ing. Jefe de Sección Sr. José M. Gambini 
' Ing. Julio C. Barozzi — Ing. José V. Brun 


SECCION ESTUD. Y PROYECTOS DE PUENTES Y CAMINOS 


Ing. Jefe de Sección Sr. José Bessouat 
Ing. Mario Simeto — Ing. Luis Uboldi — Ing. Héctor P. Navatta 


SECCION CONSTRUCCIONES DE PUENTES Y CAMINOS 


Ing. Jefe de Sección Sr. Osvaldo Dematteis 


Ing. Enrique Fraga Cancela 


SECCION PLANILLAS DE PAVIMENTOS 


Jefe de Sección Agr. Juan B. Solari 


SECCION DEPOSITO 
Jefe Guarda-Almacén "Sr. Rodolfo Caimi 


CONSIDERACIONES GENERALES 


o 


Como en años anteriores se ha detallado la labor cumplida en varios ta- 
pítulos. 


El primer capítulo comprende las obras de pavimentación, de ejecución 
de veredas, de mejoramiento de cáminos, de construcción de puentes, etc., rea- 
lizadas mediante contrato con empresas particulares, de acuerdo con los de- 
cretos de pavimentación en vigencia o con resoluciones especiales dictadas y 
con cargo a los recursos previstos por los mismos. 


. 


Se han construído 231.415.41 mt.? de pavimento de hormigón por un 
monto de $ 3.880.719.19, 13.976.35 mt.? de mejoramiento con tosca por un 
importe de $ 67.281.00 y 7.570.79 mt.2 de aceras, por un total de $ 65.684.40. 


El monto total de las obras ejecutadas por contrato, asciente a 
$ 4.192.596.63. 


Entre las diversas obras realizadas, merece señalarse la pavimentación del 
tramo de la Rambla Sud América entre las calles Olivos y Luis «de la Peña. 


4 


De acuerdo al proyecto, el perfil transversal del pavimento construído 
consta de dos calzadas de hormigón armado con un espesar de :18 cmts. y un 
ancho de 9 mts. 00, separadas entre sí por un cantero central de 5 mts. 90. Si 
bien la pavimentación se realizó en su totalidad, en el tramo citado, por no 
disponerse aún del área necesaria, el perfil indicado sólo se construyó en tra- 
mos discontinuos. 


La repavimentación de la Av. Millán, sustituyendo el adoquinado exiy- 
tente por un firme de hormigón armado de 20 emts. de espesor. La obra in- 
cluía la ejecución de 63.310 metros cuadrados de pavimento. La repavimenta- 
ción de la citada Avenida, dió oportunidad para estudiar y resolver la inter- 
sección de las Avdas. Millán, Larrañaga y Suárez, estableciéndose una circu- 
lación giratoria alrededor de una elipse central, cuyo eje mayor y menor tie- 
nen 54.00 y 39.00 metros respectivamente. El ancho de la calzada de circun- 
valación. es de 13.00 metros, o sea para cuatro trochas de 3m.25, cada una. 
Esta solución, sin ser un ideal, tiene la ventaja de ordenar la circulación au- 
tomática, es decir, que no necesita ser dirigida. Con carácter de ensayo se gra- 
baron flechas en el pavimento, —para indicar la dirección de la circulación, 
— utilizando moldes de madera de cinco centímetros de espesor y rellenado 
luego con material asfáltico. . 


Otra de las obras ejecutadas durante el presente Ejercicio, que correspon- 
ponde ser señalado, es el puente de hormigón armado construído sobre el Arro- 
yo Carrasco en la Ramhia Presidente Tomás Berreta, en la continuación de 
la calzada Norte. La construcción de este puente, indica un paso más hacia la 
futura Rambla costanera al Este. El puente consta de 4 tramos: dos centra- 


13 


Pp 


77 


e 


00" 689" 6Tp 
99"T88"vG8 
01 "319" 497 


00" Tp2" 19? 


09" 23? 68 
vE"Z06"69 
99" 190" 16 
08" £68"19 
08*STS*TTP 


PE" 097 "89€ 


33" 190" ZpT 
0P"082*P08 


00*TeP"9 
+9" 689"96 


02"836' 631 
83"68P"88 
SP "9p0" 188 


OJLNOMN 


| 


ST «| T6'0 


0T.- eN 


6L'T $|c0 


03se[tg ejouopuog 
[9P 0199 | SP 0199 


"G6]| OUY [9 ajueimg sepezijeay Sauolejpr] sej ua sopiuajq( So1391y 


OP ETD e 
099 Hu | 09"8T « TéJSIN OXBATy se1jo A ojueuedueo| “ul0H | ge/g1/Lz 
08 3TD « 
179 Ho | 26 ET « 09809 A BI[STALO SeIJO Á BHOA]| “ULIOH 39/31/03 
0 ED a 
00% He | 08 ET « TUOISSeIg TOPIBH SeIjo Á JURUBIBIO Lj “wIoH | ze/z1t/sT 
08 3TO « 
069 Ha | S4'8T « |£MBSpuBLieg Á JOJS Len $ero £ SoJOId SI] “UNOH | ge/qT/gT 
« JOGIID « 108"  « [SYs0YH BJ01eD) £ OJBAR A vE ÓN 079901 | Streoy | za/z1/9 
== TIP“ Je0 “Y SprI 001391007, *JUI OUFUEO]| eosol 7e/31/S 
0 TID | 822“ vuelos "1 OFuoyuy 32 óN OJO9A0IA| StLOoY | 79/31/59 
A ZF"9  ¿ |SYSOH PJOJED Á OIBARH se1jo A RIOUBIT BIqQuiety| seteoy | 29/21/8 
069 H:. 
06'TTH « | 68 "ST « JeSnaeo. £e[n0194 91qnI90 9P 3T]| “uloH | 70/21/8 
061 He % 
09"ETD «| 6831 « |£MIospueneg Á JjoTe4oN seo £ STATE OStpUues] *UnoÉ | ¿e/11/9 
A 809  « 09809 4 TISTARBO. 8erjo 4 Bopiguy OUFuto| eso, Z9/TT/P 
03019 « 
019 He | 02 "1T « ele £y odstiio “a Be1J0 A STAIY OSPIUES | “WuIOH | 26/6/83 
OPIO 10007 U9IZOZ ODISPIN SOJOLH [YI9U9E) SOISJUED| SerO0Y | 70/01/83 
O SADL] EU Le 330X 
GTOTUD «e "BIIPO PUB] SPLODIN (UOSUTO LA 
ZOUJIIEA “S) SUPUSTALA SP 
TedrorunAr Ortieg “jul sou) “oBM 20/6/18 
A 8289 —« |(Cu) e3e0]1y ep 03leqly|0 4£ *zuer] osiog OuTuBo/| eosoL 28/8/8T 
086D« | 469 Ternieg Soyueng “H Z2 ÓN 0j0aLoId| seteoy |Z9/1/01 
069 ee Gy "ET « 
0s9 $ | <ozrT 3 [¡¿nSopueaieg 4 Jpore4en Seijo £ P£RBoZIA] "uloH |Egc/1/0T 
UuDploy SWJIJ E] U019e319171 
¡ep ojo04d |:9p oro0dd VASILWyHLNO9O OLIZAOYd ¡9p odiL | op eyooy 


15 


(savo0ue) an omar 0s_5) vue? e ta XI-H U1IGIA 
3 VUVÁ IVVIVW 4109 HODNIIDH Sd TWUIT 
¡A 
E NOIA 
(047 001) OLIWVID 306 $3H0080) 40) AT-U “YUI 
Es 
DM 


FOUIUV 
ÍS 


veacaA 


-4 RIA 


INTERE] 
eo m”a 


OLIVO 20 SILO) 40) ¡[AA > 
085,2) OLINVO) 30 SINOARO) HOJ mM 


(0404Y 


MOJIMEOJ) 20 SINOQMOJZ HOJ 
CIBMMA 


| 
6) OLINVUD 30 $3N0080) HO) ]J-4H TÍO IA 


-H TUI 


OUKYAD 36 SINOOHO) M0) PLA, 
(OyuY 00 


MO9INACH 10SINOIIOY NO) 


(03 Y ..21) OLINVOD 30 5310000) 40) J-44 “UIY IA 


SITIVI YUVA OOYWUN HODIYADM- 30 FUI 


(OH0RY sua) OVA 20 5300309 ROJ A-4Y VLÍATA 


13 STIVRIASUVAL SYRIA 
A? HONRA 


ME 


OJGIAILNOY *% GYAITVI 


DIRECCION ve VIALIDAD be: MONTEVIDEO 
DERFILES TRANSVERSALES EMPLEADOS 


DARA CAMINOS DE MACADA/A 
DERFIL /1-IV (67 00 be ancuo) 


EN LADERA 


su 


DeaFIL M-I concorbones-PE GRAMITO (6”"00 DE ANCHO) 


00 
H————340 
¡ 


PERFIL M-V 


DERFIL M-II con corDonEs dE GRANITO y CUNETAS ADOQUIMADAS 
o DARA CAMINOS DE TOSCA 
1,39 A ñ 
DERTIL T-1 


£n LADERA (550 NM 4IC40) 


PERFIL T-11 


EN LADERA 


DERFIL M-II con conrones DE GRAMITO y CUNETAS ADOQUIRALAS 
(5700 dE Ancro) 
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 


WDéreccion de Vialidad 


A 
ADOQUINADO 
(TOSCA o BALASTO) 
701.950 MA 


886.500 M2 


PAVIMENTO ECOMOMICO 


MACADAM 
3.126.204 A 
ASFALTO 


EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1952 


Ny 


si 


OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


HORMIGON 


Contrato: “SAN FRUCTUOSO Y OTRAS” 


M. BERINDUAGUE x Humbold y José 
Castro. 

JOANICO x Larrañaga y Avenida 31 de 
Marzo (Amp.) ll 
SALUSTIO x Torricelli y punto ind. (am- 

pliación. 


BURGUEÑO y Otras, 


AMPLIACIONES AL CONTRATO 


ELCANO x Av, 31 de Marzo e Induetra. 
BURGUERÑO x Juan Acosta y cierre. 


Contrato: “ACROPOLIS Y OTRAS” 
AMPLIACIONES AL CONTRATO 


ESQUINAS del Camino Teniente Galeano y 
calle Rafael y Calle Rafael y Camino 
Teniente Rinaldi. 


Contrato: “RAMBLA SUD AMERICA” 


RAMBLA SUD AMERICA x Oilvos y. 
2 K. 350. 


Contrato: CALZADAS DE ACCESO AL 
CEMENTERIO DEL NORTE 


Contrato: “PREVISION Y OTRAS” 


P. BERRO x Massini y Avenida Brasil 

P. BERRO x Avenida Brasil y Cavia. 

B. JUAREZ x A. Lamas y Larrañaga. 

A. LAMAS x B, Juárez y Valladolid. 

VALLADOLID x A. Lamas y borde pa- 
vimentado. 

AGRIGENTO x Verona y Calle N* 10. 

PREVISION x Pichinango y Clla. Grande. 

CALLE DE 20 METROS x Veraciento y 
Cierre, 

DIVINA COMEDIA x Daymán y Rambla 
O'Higgins. 


Contrato: “REAL Y OTRAS” 


V. BENAVIDEZ x Cisplatina y Carignano. 

MARCONI x Camino Santos y Bell. 

WATT x Av, Peñarol y Cno. Casavalle, 

E. GEORGE x Av. Peñarol y Cno. Casavalle. 

TRES CRUCES x C, de la Vega y J. La- 
guna, 

LAMARTINE x Casavalle y Av. Peñarol. 

REAL x Las Tunas y alcantarrilla exis- 
tente. 

CNO. CIBILS x Tonkinson y perfil a los 
400 metros. 


Contrato: “HONDURAS Y OTRAS” 


HONDURAS x General Flores y San Pe- 
tesburgo, 
MUNICIPIO x Figurita y Yaguarí. 


OBRAS CONTRATADAS. 


METRAJES 
Firme m2. Cordón ml. 
G 2.693.00 
26.087.00 | H 3.559,00 
28.061.00 | H 6.687.00 
545.00 1738.00 
3.315.00 | G 5.944.00 
7.338.00 | H 1,458.00 
G 1.609.00 
33.102,00 | H 5.334.00 
H. 5.393.00 
24.145.00 G 935,00 


OBRAS EJECUTADAS 


METRAJES 

Firme m2. Cordón ml. 
2.085.23 H 560.62 
1.722.79 | H 416.01 
497.49 146.00 
13.329,30 | G 3.652.45 
6.739.93 | H 1.362,10 

G 1.611,91 


18.214,82 | H 1,439.05 


3,254.75 


13.791,90 310,49 


MONTO 
$ 


32.095.59 


21.184,23 


6.326.40 


343,521.63 


81.329.74 


314.493,79 E 


315.383.01: 


OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


AN A 


” 


HORMIGON 


MARSELLA x Rivadavia y C. Arenal. 

GUILLAPI x Erlich y Kock. 

ERLICH x Carabelas'y San Martín. 

L. PEREZ: x Burgues y S. Martín, 

ARAPEY x Zapicán y Millán. 

HERVIDERO x San Ramón y San Carlos. 

RECT. LARRAÑAGA x Anador y 4 de, 
Julio. 

DUNANT x Mendoza y cierre alumbrado. 

AV. CIRCUNVALACION (con salida a la 
calle Athaona) x Valdenegro e Igual- 
dad. 

RIVADAVIA y Marsella. 


AV. MILLAN x Domingo Aramburú y Espi- 
níllo (1er. tramo). 


AV. MILLAN x Espinillo y Larrañaga (2? 
tramo). 


AV. MILLAN x Larrañaga y Av. de las Ins- 
trucciones (3er. tramo) y el ROND- 
POINT existente en las Avdas, Millán, 
Suárez y Larrañaga. 


Contrato: “LONGFELLOW Y OTRAS” 


ORLEANS x Uno. Carrasco y Av. Italia. 
ABIPONES x Turín y Florencia. 
ABIPONES x Turín y Venecia. 

VICTOR MANUEL x Millán y Carlomagno, 


Contrato: “HOMERO y OTRAS” 


OLIVERAS x Cnel, Raíz y R. de Castrc. 

JUAN ROSAS x Cotopaxi y Rancagua. 

CALLAO x Corrales y Gavilán. 

SANTA ANA x Burgues e Ibirocay. 

SANTA ANA x Ibirocay y Spikerman, 

CAPITAN TULA x Clla. Grande y perfil a 
los 375 metros. 

BOVEDAS x Tte. Rinaldi y Capitán Tula. 

HOMERO x Casavalle y Av. Peñarol. 

INDALECIO CHIENAUT x Av, Peñarol y 
Cno. Casavalle. 

CAPITAN TULA y perfil a los 737 mts. 40. 


Contrato: “MARCONI! Y OTRAS” 


ARRIBEÑOS x Cno. Corrales y Gavilán. 

AÑAQUITO x Gavilán y Cno. Corrales. 

AIZPURUA x Azara y Lombardini. 

VITRUBIO x Aizpurúa y Lombardini, 

LOMBARDINI y Aizpurúa. 

BERMUDEZ x Ejido y el cierre. 

DUFORT Y ALVAREZ x Aguirre y E. Be- 
rro: 

PEDRO BUSTAMANTE x T. de Tezanos y 

Z el cierre, 

3, M. SILVA x Raíz y Salamanca, 

MEDIO DIA x Gutemberg y:Lezica. 

MARCONI x Santos y el cierre. 


e 
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OBRAS CONTRATADAS 


OBRAS EJECUTADAS 
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METRAJES 

Firme m2. Coráón ml. 
28,216.00 | G. 432.00, 
H' 7.142,00 

20.033.00 2.407,00 
20.392.00 | G 2.530.00 
22.785.00 | G 2.826.00 
24.661.00 | H 6.584,00 
21.904.00 | H 6,150.00 


METRAJES 


MONTO 
Firme m2, | Cordón ml. $ 
12.913.855 | G 630.69 
H 2.525.00 359.131.85 
18.849,36 | G 346.65 
R 1,933 19 277.180.00 
20.501.53 | G- 145.67 
R 2.394.92 304.534,S1 
22.959.90 | G 490.18 
Roc.2.402,63 
Rep. 81.73 320,216.34 + 
15.331,77 | H 8.936.10 | 222.329.23 
21.934,00 | H 6,085.89 297.690,84 


Av. Millán y Larrañaga, hacia el Centro. Pavimento de adoquinado sustituido. 


Av. Millán y Larrañaga, hacia el Centro. Rondpoint en construcción. 


Movimiento de tierra, con equipo mecánico para la pavimentación 


de la Av, Millán 
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OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


HORMIGON 


OBRAS CONTRATADAS 


OBRAS EJECUTADAS 


METRAJES 


Firme m2. | Cordón mi. 


TAMPICO x Timote y General Hornos. 

SAJAMA, x Santana y el cierre. 

C. M. HBRRERA x Santa Lucía y Gene- 
ral Hornos. 


Contrato: “VALPARAISO Y OTRAS” 


J. MOLINA x Giralt y Ascasubí, 
MANGUIRU x La Marina y cierre. 
PERIBEBUY x Gabito y Ximeno. 
J. CAMPANA x E. Peña y Zupucay. 
VALPARAFSO x -Agraciada y YÍ. 
REGIMIENTO N? 9 x (Burgues y Nelson. 
ROCHA x Araycuá y Junta E, Adminis- 
trativa, S 
TEBAS x Carlos M. Pena y Gral. Hornos. 
CNO, SANTOS x Charcot y A, de lag Ins- 
truociones. 
A. ZUBILLAGA x Real y Ameghino, 
A. LAMAS y Porongos. 
A. ZUBILLAGA y Ascasubí. 
TACUAREMBO x N. York y Gianelli. 


Contrato: “RUSIA Y OTRAS” 


OFICIAL N* 7 x Oficial 1 y cierre N. 
OFICIAL N9% 8 x Oficial 1 y cierre N, 
OFICIAL N? 9 x Oficial 1 y cierre N. 
OFICIAL 10 x cierre y Oficial 1. 
OFICIAL N? (11 x cierre y Oficial 1. 
ÓFICIAL N9 12 x cierre y Oficial N? 1. 
CALLE N? 1 y Calle Ne 12 (Barrio Casabó). 
ESTADOS UNIDOS x Bogotá y Portugal, 
ESTADOS UNIDOS x Chile y Grecia. 
TURQUIA x Haití y Av. Carlos M* Ramírez, 


Contrato: “JULIAN LAGUNA Y OTRAS” 


OFICIAL N* 4 x Lateral y Calle N?* 2. 
OFICIAL, N? 1 x Oficial N? 5 y Oficial N.o 6, 
J. LÁGUNA x Paso de la Arena y cierre. 
AMEGHINO x Groenlandia y Campichuelo. 
AMEGHINO x Groenlandia y Sergine. 
REAL x Sergine y Las Tunas. 
OFICIAL N* 5 x Camino Maldonado y Ca- 
lle “A”. 
GARAY x Carreras Nacionales y G. Pie- 
cioll. 
ISAAC x Avda. Pefiarol y Gral. Flores. 
OFICIAL N? 3 x Torricelli y Chapicuy. 
ISIDORO FYNN x Vicuña y Tobaty. 
GALILEO x Sienra e Isólica. 


TOTALES: 


20.561.00 | H 4,907,00 


20.303.00 | H 3.798.00 
G 1:227.00 


23.111,00 6.629,00 


18.509-00 5.162.00 


e o o O 


H62.981.00 
G20:603.00 


373.068.00 
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METRAJES MONTO 
Firme m2. Coráón mil. $ 
18.695.00 | H 4.684,75 | 272.720.50 

G 230.19 
18.4183.13 | H 3.583.87 
G 1.478.83 
R 68,28 | 316.190.359 
7.835,97 2.331.21 86.111.81 
17.609.44 4.855.183 | 310.279.03 
H35.180.53 
G- 8.897.07 
Rp.4.478.12 : 
231.415.41 | Rc.2.402.63 | 3.880.719.19 


"e 


- 


OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


ACERAS 


PROYECTO N? 29 DE ACERAS 
AMPLIACION AL CONTRATO 


GRAL. URQUIZA Nros. 2875-2993 (Club 
Nacional de Foot-Ball). 

SARMIENTO esquina ¡Brito del Pino. 

A A RT 

Cordoneta .......ooooooooooccoomoocsor.». 

Balasto ............o..... oia caca 


PROYECTO N* 30 DE ACERAS 


LACOTAR ca naaa lia eo ja 
Bala8Bto: +00 Meana Pelea aja 0% 
Cordoneta ........o.ooooooocmoomoomcm so cr.».os 
ON de e 


TOTALES: 


ACOTÉS ius a aida 
Balasto ..........ooooooooonoccrncrnossss. 
Cordoneta .......oooooooomocoranoranconon: 
Murete .....ooo.ooccoomoomomo.. A 


OBRAS DE ARTE 


OBRAS CONTRATADAS 
METRAJES 


OBRAS EJECUTADAS 
METRAJES MONTO 


PUENTE, sobre el Arroyo Carrasco, en la 


RAMBLA BBRRETA. 


"PASARELA, de madera sobre el Arroyo 


Miguelete en la calle Trápani. 


MEJORAMIENTO DE CAMINOS 


MEJORAMIENTO de las juntas paseos, cu- 
netas de los Cnos. Melilla, P. Blancas, 
Sanguinetti, de los Orientales y Re- 
dención. 


CNO. MELILLA x Redención y Arroyo de 
Las Piedras, 


CNO. REDENCION x Cno. Melilla y Bu- 


xareo. 


CNO. SANGUINETTI x Av, S. Martínez y 
Río de la Plata, 


CNO. DE LOS ORIENTALES x Av. Simón 
Martínez y Luis E. Pérez. 


CNO. PAJAS BLANCAS x Sanguinetti y 
Pajas Blancas. 


Firme m2, Cordón mi. Firme m2. Cordón ml. $ 
3.918,52 
9.287.715 7.105.171 
8.740.25 
6.928.70 
17-69 61.765.88 
65.684,40 
9.572.83 7.570.79 
9.013.565 5.937.04 Ñ 
7.211.88 5.176.79 
17.69 
82.248.833 
19.278.90 


77.384.531 
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OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


TOSCA 


Contrato: “CNOS, VECINAL Y OTROS” 


CNO. VECINAL (1? al Sur de los ¡Blan- 
, dengues) x Cno. de las Tropas y el 


perfil a 3.150 metros. 


CNO. VECINAL (1? al Sur de los Blanden- 
gues) x Cno. de las Tropas y 710 mts. 
Contrato: “PICHINCHA Y OTRAS” 

HILARIO CABRERA x Tomás Berreta y 
Fortet. 

CNO. VECINAL x Cibils y Cno, Mañé. 


CNO. VECINAL x Pichincha y S. Gómez. 


PICHINCHA x perfil 1300 metros y Ca- 


mino Carrasco, 


OBRAS CONTRATADAS OBRAS EJECUTADAS 
METRAJES METRAJES MONTO 
Firme m2. Cordón mi. Firme m2, Cordón ml. 
25-746.00 —_— 3.976.50 —— 17.854.489 
22.533,00 —— 9.999,85 —— 42.426,52 
48.279,00 13.976.35 — 67.281.00 


O NU TRACNTI ARCA TE SCT 


OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO 


A 


Pavimento de hormigón 


Mejoramiento con tosca 


RESUMEN 


$ 3.880.719.19 
67.281.00 . 
65.684.40 


Puente sobre el Arroyo Carrasco, en la Rambla Presidente 


Berreta 


82.248.83 


Pasarela de madera sobre el Arroyo Miguelete, en la calle 


Trápani 


19.278.90 


Conservación de juntas, paseos y cunetas 77.384,31 


$ 4.192.596.63 
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je 


"sozopid 3p eouly “o>seses okdosJy ja a1qos ajuang 


"EYD9op uSbae ej 91qos “oql4jso ¡9p eampeuiy “oosta1e) oÁOJIy ¡9 o1qos ajuong 


AA ATA 


Puente sobre el Arroyo Carrasco. Fundación del encofrado para el tablero, 


Puente sobre el Arroyo Carrasco. Detalle de la armadura del tablero. 


"epeurusaj e1qO “0>SO11e) OÁO01IyY ¡9 31qos ajuand 


AAC DU 0 0) TITO IO ATA SANA AAA AN 


Pasarela de madera en la calle Trápani, sobre el Arroyo Miguelete. 


Intorsección de las Avenidas Millán y Larrañaga, vista al Este. 


rca mem 


OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 


PAVIMENTO DE ASFALTO (MODIFICACIONES) 


COSTOS 


A | Unidade : Transportes |. 
UBICACIONES s Materiales Jornales Máa. y Herr. TOTAL 
+ ? $ $ 

Paysandú x Tacuarembó y Carlos 
Roxlo (y cordón de granito 107 

WM. DO) iicrrecrirc ir M2. 335.60 2.589.64 6.616.29 918.46 10.124.39 

Colonia esquina Andes ............ M2. 7.00 91.99 145.42 27.98 265,39 

TOTALES ....... M2. | 342.60 | 2.681.-63 | 6.761.71 | 946.44 | 10.389.78 
PAVIMENTO DE HORMIGON (MODIFICACIONES) 

Colla y J. Núñez (y cordón áe hor- 

migón 11 Mm, 55) .....ooooo..... M2. 13.09 98.13 293.18 47.15. 439.06 
Blanes Viale ( y cordón de hormi- 

migón 32 m. 40) .....ooo.... M2. 79.72 575.68 1.017.238 152.84 1.745.80 


Rafael y Cno. Maldonado (prolong, 
y reconst. de dos cabeceras de 
alcantarilla) ................. M2. 24.00 303.23 865.81 199.48 1.273.52 , 


TOTALES ....... M2, | 116.81 | 982.04 | 2.176.87 | 399.47 | 3.558.38 


CONSTRUCCION PAVIMENTO ECONOMICO 


A A A A 5 1 5 5 5 


Ñapindá y Requemada (y const. de 
1 alcantarilla con cañios de 0.50) M2. 333.00 539.44 3.438.00 251.25 4.228.69 
Cno. Los Molinos x Cnos. Uruguay ] 
y Mendoza (y construcción ban- 
quinas 2,970 m, cunetas 3,010m.) M2. 8.495.00 67.77 2.672.02 1.852.29 4.592.08 
Camino del General (y limpieza ban- 
quinas 440 m. limpieza de cune- 
tas 480 DM.) ....ooooomoomm..». M2. 610.00 93.00 1.104.51 266.04 1.463.505 
Calle de 20 Metros y Av. Garzón... M2, 1.150.00 84.22 3.121.98 364.38 3.520.58 
Oficial 12 Cont. Hungría x GQ. Flores 
y Oficial 22 (y terraplén 393 m., 
construcción cunetas 708 m.) .. M2. 1.300.00 2.881.91 6.910.62 682.42 10.474.95 
Arribeños x Frías y Gawvilán (y nive- 
lación terreno contigua al pav. 
2.605 m2. construc. adoq. en acceso y 
a la calle Frías 173 m2.) ...... M2. 1.058.00 2.579.20 9,219.30 659.81 12.458.381 
Camino Vidiella .................. 2.700.00 55.40 544.59 4.95 604.94 4 
TOTALES ....... M2. LS m0 M8 | 18, 15.641-00 15.04.00 | 6.250.94 E 27.011.02 | 4.081.14 MOE 37.343.10 
CONSTRUCCION PAVIMENTO DE MACADAM a 
Antillas (Barrio Obrero Municipal) e 
(y adoquinado 159 m2. cordón ' 
granito colocado 18 m.) ...... M2. 4.704.00 5.867.45 3.982.36 1.907.70 11.257.51 
Empalme Aw. de los Bulevares con 
Luis HE. Pérez (recargo maca- 
dam existente 120 m2.) ..... . ,M2. 90.00 370.20 1.139.00 272.85 1.782.06 
TOTALES ....... M2. | 4.794.00 | 5.737.65 | 5.121.36 | 2.180.55 | 13.039.56 
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OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 


PUENTES, ALCANTARILLAS Y DIVERSAS OBRAS DE ALBARÑILERIA ed 


PI 
z , COSTOS 


UBICACIONES Unidades Materiales fransportes 
y $ Mág. y Herr 
A AS A A AN O 


TOTAL 
$ 


Jornales 


$ 


Varias Ubicaciones (conservación 
general. dé alcantarillas) ..... 


Varias (diversos pequeños trabajos 
de albañilería) ............... 


Barrio Obrero' N. del Buceo (cons- 
trucción veredas proyisorias 
LT 132.M83) cias 


Rambla Sur (construc. vereda de 
baldosas 20 m2., reconstruc- 
ción de vereda de baldosa de 
LO MB iaa 


Av. Al Peñarol frente a predios nú- 
meros 3245 y 3255 (entubamien- 
to «de cañada 33 m. x 3.00 x 
A 


F. Cardozo x Cno. Carrasco y Co- 
chabamba (construcciones de 2 
cabeceras “de alcant. calz. adoq. 
y muro conten,) ...........- 


Feo. Soca x Rivera y Guaná (const. 


(vereda provisoria 372 m2.) ..- 431.51 
$ 


1.500.77 8.974.83 1.501.36 11.976.96 


1.513.90 6.510.783 925.90 3.955.58 


1.148.90 8.952,41 1.336.39 11.437.70 


94.05 dd $9 110.63 815.57 


2.925.61 7.715:17* 975.66 11.616.44 


311.48 1.337.12 184.52 1.833.17 


Grecia y Bélgica (const. desagiles 
con 48 caños de 0.40, const. de 
2 bocas tormenta, 3 cámaras de 
1,20 x 0.80, corte y reconst, pay. 
hormigón 90 m2. 69). ........- 


Lacio x Bergamo y Locarno (const. 
de una alcantarilla con 18 ca- 
ños de 0.50 x 1.20) .......... 


Cnos. Melilla y Las Mulitas (const. 
de una alcantarilla con 9 ca- 
ños de 0,40) ....oooooomooo... 


Lateral Cementerio Norte y Cho. 
Burgues (construcción de 2 bo- 
cas tormenta y complemento 
de 2% m. 20 de cordón de hor- 
MIBÓN). ...oooooooomooomm..... 


Avenida Al Peñarol N* 4359 (cons- 
trucción muro de contención qa 
"hormigón 12 m. 70 x 1.40) .... 


Cno. Sere a 300 Mts. del Cno. Me: 
lilla (arreglo del puente de 
Madera) ....ooooommmccocnnro.. 

Vizcaya x Berna y Burdeos (cons- 
trucción boca tormenta) ..... 

5 de Abril y Puente sobre Arroyo 
Malvín (talud'de piedra 49 my3,, 
caja y zafiado de hormigón 
54 M2 BT) oooococomcomcooco. 


Bogotá x Rusia y Suecia (construc- 
ción boca de -torménta) .......- 


729.80 6413.28 


4.451.80 608.83 6. 196. 36 


247.96 738.08 159.66 1.195.70 


1.800.841 


994:50 150.70 1.410.389 


1.100.95 1.766.08 


192.38 262.76 


347.47 1.593.80 2.139.23 


100.33 288.56 52.33 441.22 


Av. Lezica y Puente sobre 'el Pan- 


tanoso (reparación del puente) 96.67 1.416.75 169.52 1.682.094 


4.347.42 728.52 5.507.45 
1.788.34 3.900.14 


1.278.63 247.50 


E A A ES 54.454.21 8.251.465 75.457.17 


PP O 


ES 


36 


e EA 
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Conservación pavimento de hormigón, Av. Centenario, 


e AA A 
E A E ol "rray 


Conservación pavimento de hormigón. Calzada central y lateral en Av, Italia entre Las Heras 
y R. Anador 


Calle Río Negro, entre Pacheco y Valparaiso. Pavimento provisorio de tosca, con tratamiento 
bituminoso, 


Br. Artigas. Macadam con tratamiento de alquitrán, 


Ay. Canelones y Br. Artigas. Conservación de pavimento de concreto asfáltico. 


Tratamiento de bituminoso a base de emulsión Av. 18 de Julio y Andes. 


Conservación de asfalto laminado. Br. España (Pocitos). 


Conservación de asfalto natural de roca. Calle Sarandi, frente a Plaza Independencia, 


IS 


—— iaa A 


o e a 5 5 o 5 5 5 nn PP. 


OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 


PUENTES, ALCANTARILLAS Y DIVERSAS OBRAS DE ALBAÑHERIA 


id 


UBICACIONES | Unidades “| Materiales | Jomnales [faces syono | TOTAL 
s 5 $ A $ 
0, IE DI AA DES 
' TRANSPORTE ........ ii Y 12.751.50 | 54.454.21 |  8.251.46 | 75.457.117 
Cno. Los Pirinchos x Cno. Melilla y 
Redención (arreglo de dos 
puentes) ......ooooomocoomoo.. - 521.78 1.340.20 173.73 2.035.71 
Av. Al Peñarol x BD. Castro y Trá- á 
pani (construcción de una boca ; 
de tormenta) ............ .... 26.14 177.31 ! 17.12 220.57 


Calles Turquía y Egipto (colocación 
de 3 barandas de rieles por 
Turquía y una por Egipto) .... 145.58 345.11 66.61 557.30 


Rambla Sur (reconat. muro de hor- 
migón ciclopeo' 96m. x 1,773 x 
1.00 m., murete'de piedra con- 
certada 80 m2., 74 escaleras de 
6 m. 40 x 4.40 de 12 escalones 
de 0.35 x 0.15, etc.) ........ de 4.438.83 11.326.55 1.470.87 17.236.25 


67.643.383 9.979.79 95.507.00 


TOTALES ........ | 17.883.83 


REECONSTIRUCCION PiAVIMBNTO ASMAIDTUCO 


Varias (contrapiso de hormigón 


431 m2, 34) ..........ooooo.oo.o. M2. 1.524.80 6.029.38 1.750.00 9.304.18 
Varias (carpeta asfátlica) ......... úl 14.739.47 | 19,272.85 110,512.60 19,052.13 | 148.837.58 
Varias (tratamiento sup. sobre pa- 

vimento) .....ooomoooommmooo... id 18.191.47/ 11.499.83 9.516.36 5.315.81 26.332.00 
Varias (carpeta con emulsión) pa 72.461.9i 51.271.98 106.365.95 25.421.04 | 183.058.97 
Varias (carpeta con terolas sobre 

pavimento hormigón) ........ ” 1.218.00 1.072.81 1.210.95 241.76 | 2.525.52 
Varias (contrapiso 'de hormigón bi- s ' 1 ; y + 

tuminoso 126 m2. 28) ......... >” 272.25 786.52 164.50 1.223.27 
Varias (contrapiso de hormigón cn Po 

108 mi2 29) ........... pd A 455.23 1.147.00 266.12 1.868.835 
Varias (carpeta asfáltica) ........ > 138.35 177.02 1.036.19 188.46 | +. 1.401.67 
Varias (carpeta con Terolas) ....  ” 11.198.00 7.483.21 11.334.175 | 4.374.94 23.142,90 


Tacuarembó, Mercedes, Paysandú y 
otras (reparaciones) ....:..... "oy 31.60 68.29 13.32 |: 113.21 


Av. 18 de Julio x Andes y Ejido 
(cont. piso hormigón 236 m2. 25) 


carpeta asfálticá ........... a 252.00 1.598.53 4.839.26 998.29 7.436.08 
TOTALES ....... M2. oa | 94:610.11 | 252.847:25 | 57.786.837 | 405.243.783 
41 
$ 
en $e. 


OBRAS, EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 


RECONSTRUCCION PAVIMENTO .DE HORMIGON 


cosTos 


E 


Transportes 


UBICACIONES Unidades Materiales Jornales Máq. y Herr. TOTAL 
ES $ $ $ , $ 
> € w 
Varias ........o.... o ori M2., 774.40 228.94 715.46 .] +9 113.72 |  1.058.12 
Varias (relleno de juntas y grietas ] . 
mts, 141,884) ..........ooo... se 7.666.332 22.969.55 4.058.92 | 34.694.80 
VACÍAS is daa > 360.73 509.03 1.216.22 220.88 * 1.946.183 
Varias (relleno de juntas -y grietas DN e 
mts. 38.050,00) .....oooooo..o»o.. » 3.279.43 27.490.49 74.892.87 14.686. 62 116.569.98 
VATÍAS aan " 4.895.00 1.316.87 2.738.10 638.89 4.693.886 
Joaquín Requena x Goes y Miguelete  ” 11.85 69.51 114.90 12.92 197.33 
AAA a A O AA PEE PR PER 
TOTALES ....... M2. | 8.621.16 37,281.17 102.:147.10 19.731.95 159,160.22 
A A A PA E SA IE AY A MESE 
RECONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN 
A yg A 
Ramón Márquez x San Martín y E. 
Martínez (y colocación 74 me- 
tros de cordós de granito) ... M2. 293.00 166.36 2.841.39 261.83 3.269.58 
Varias (y colocación cordón granito 
52 Metros) .....o.o.ooooo... ha .4133.00. 864.76 21.526.07 795.69 23.186.523 
VATIOS adi e 5.734.00 2.648.00 35.523,24 5.156.10 |. 43.327,34 
Simón Martínez y YuquerÍ ........ ” 194.00 213.70 2.164.56 292.68 2.670.94 
Larrañaga y Millán ( y recoloca- ] 
ción de 109 mts. cordón) ...... e 1.571.00 1.035.48 11.063 .97 1.334.58 13,434.03 
TOTALES ....... M2: 11.975.00 4.928.30 73.119.23 7.840.88 85.888.41 
RECONSTRUCCION PAVIMENTO DE MACADAM 
O E O 
VATIOS Naiara M2. 8.330.00 1.915.32 4:404.44£ 1.473.13 7.792.89 
Carlos Viana (Fondos C. Central) 
(y refacción adoquinado 118 m2., 
alineaciones cordones 198 mts.) >” 1.300. 1.525.20 7.931.22 566.10 10.022.52 
Rambla del Parque Hotel al Este  ” 4.135.00 1.070.00 2.439.836 749.68 4.259.54 
Rambla del Parque Hotel al Oeste  ” 520.00 43.73 277.57 74.52 395.82 
.Camino Berreta .................. » 9.540.00 3.601.90 7.660.62 1.899.64 13.162.16 
Rambla Berreta x Hotel Miramar y Ñ ] 
Barradas .....ocoo.mooom.o.r.... ES 5.849.00 2.649.83 6.997.41 *2.277.86 11.925.10 
-- TRANSPORTE ........| 29.674:00 . 10.805,98 29.711,12 7.040.93 47.558.083 
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OBRAS, EJECUTADAS PQR ADMINISTRACION 


RECONSTRUCCION "PAVIMENTO "DE" MACADAM 


UBICACIONES 


> 


TRANSPORTE ........ 


México x Río de Janeiro y Vizcaya 
Camino, Sanguingtfi. .....o.omooo.oo. 
4 


San Martín x Chimborazo y Av. Al 
«Peñarol Ra Po...” 


iv 


Camino Repetto ........... iii 


Caniino Guerra y Oficial (amp. ém- 
"palme y mod. refugio) ....... 


Cno. Escuela de Tiro de Cno. Maldo- 


nado al Aereo Puerto ........ 

* Parque Batlle y Ordóñez .......... 
Calles del Prado ............ eee 
Camino, Colmen ...... coonnsor.»os 


Calles de Malvín ..........00..... 


Bulevar Artigas ........... Ae 
Calles de Colón ........ cias 
Camino Mendoza .....o.oooooooo». P, 


Monte Caseros y Av. Centenario .. 
Calles de Carrasco ......ooo.ooo.o..o.. 
Propios y 12 de Febrero .......... 
] a 
Luis' Eduardo Péréz .............. 
Talleres del Cerrito (y adoquinado 
175 m2., colocación cordones 
'granito 160 m. $0) ......... Se 
Cno. América y Úno, Uruguay .. 
Cno. Tomkinson y San Fuentes ... 
Calles del Cerro ............ as 
Calles" laterales de Gral. Flores .... 


Cno. Dirán x Itú y Fortet .......; ; 


a 


te E 


” 


” 


E7 


»” 


29.674.00, 


2.094.00 


24.817.00 


1.970.00. 


3" 960.00: 


1.072.00 
1.960.00 
2.070.00 
1:360.00 
270.00 
220.00 


811.00 


8.535.00 
1.356.00 
3.270.00 

320.00 


3.660.00 


“*1.614.00 
500.00 
10.625.00 
140.00 
1.210.00 


É D 
820.00 
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Unidades . Dear y 
E 


10.805.98 


1.534.94 


»22.520.00 


, 


er 667.80 


nó 875.59 


549.07 


1.513.34 


143.10 


310. 


05 


544.50 


45.78 


15. 
368. 
2.679. 
1.459. 
2.117. 
535. 


2.353. 


90 
09 
61 
41 
95 
53 


20 


.00 


TRANSPORTE h -08.626.90| 63.910.43 


.. 24.185. 


cosTOoS 


Jornales 


E 


Máq. y Herr: 


Transportes ] 
$ 


pr. da 


29.711.12 


7.915. 


607. 


1.610. 


1.699. 


2 


12.975. 


444 


2.488. 
1.538. 
318. 
46:98 
1.101. 
11.028. 
2.767. 
3.240. 
1.043. 


2.028. 


13.066. 


3.455. 


1.933. 


71 


02 


58 


40 


67 


47 


.96 


13 


79 


38- 


87 
88 
55 
73 
46 


68 


96 


12 


132.957.565 


7.040.93 
3.875.96 


15.607.86 


.866,02 


469.64-|:*' 2.755.63 


349.20 


2140.75 
176.05 
488.62 
349.99 
120.86 

32.13 
148.92 |. 
:1.850.04 pr: 
686.16 
1.190,46, 
381.49 


1.073,44 


198.54 


101.08.[- * 


TOTAL 


47.558: 03 
12:826:61 


62.862.88 
1.64135: 


t 


2.597.94 


16.629.56 
764.11 
3.286.80 
2.483.28 
480:01 
ob.31 * 
. 1:616%98 
15:58:58") 
4.918,12 
6,549.13 
1.960.48 


ia 


5.455.32 


ens, 


. 


10.922;81 


819.19 


5.747,78 | 29.665,28 


0.05 


965.92 


EN 


525.57 


43.384.85 


17.51 
5.391.87. 
ES Fi 


3.452.10 


240,252.83 


OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 


CONSTRUCCION ¿DE “PAVIMENTO MACADAM 


e 


€ 


COSTOS 
Transportes 
Mág. y Herr. 
$ 


UBICACIONES Unidades jMaterláles Jornales 


$ 


TRANSPORTE ....... | 93.828.00 132.957.55 


63.910.43 43.384.85 


e 


Rambla Sud América x Colombia y 


Gral. Pacheco ., Aportnesnananns ss M2. * 170.00 f 127.20 350.88 75.19 
Rambla Sud América x Gral. Pache- dada 

co y 8, Fructuoso ¿...o.o.oooocoo ” 200.00] “147.08 44.22 "24.40 
BUISATÍA (iia is » 220.00 23.85 60:81 , 16.55: 


110.04 
5.325.00 
1.933.00 
1.736.00 


149.34 
2.6$8.08 
607.12 
580.89 


367.21 
6.691.61 
1..057.65 
1.198.23 


Av. Central N? 2 (Pájas Blantas) .. ” 242.05 
3.748.50 
906.30 


771.15 


Camino Bajo Valencia ............ 104 
Avenida Italia y Avenida Bolivia ..  ” 
Camino Propios" y .Blaza Hansen'.. 


142.728.16 | 47.526.42 


69.876.56 


REFACCIÓN PAVIMENTO PCONOMICO 


TOTAL 


240.252.83 


553.27 


215.70 
101.21 
758.60 
13.128.19 
2.571.07 
2.550.27 


- 260.181.14 


e 5 e 5 5 5 5 5 


.$ $ $ 
Cantera de la Tablada (caminos de ¿ 

A0C680) (tap. DOZOSM) .......... M2. 168.00 .33.17 16.30 
Varias, ..... Poo mmuesoso a Y 4.928.00 3.485.26 10.710.32 .2.186.87 
Cno. -Stela x Cno, Uruguay y Men- 

e A conorossssoss id : 10,900.00 2.461.33 3.717.95 3.351.80 
Camino: Santa Lucía ............. NS .2.450.00 759.50 2.750.809 1.029.51 
Camino, Piuma y, Mendoza ...... A: 7.200.00| 729.75 | 7.921.50 | 3.796.01 


Cno. Paso a la Española y Cuchj- 


a 
lla Grande ......o.oomomomo.o».. 4.750.00 2,195.60 3.729.831 2.291.90 


Cno. Gúerra de Cno, Maldonado a k 


Siverla ..... A oa ao e $.989.0% 923.48 4.393.79 1.987.94 
Las Chircas y Azgarola ............ » 3.754.00 574.50 4.027.98 2.208.12 
Cno.. Abrevadero N?.4.x Toledo .Chi- , 

co e Instrucciones ....¡...... cd 1.640.00 117.93 1.901.38 369.29 
Paralelo a Av., Italia x Santander y 1.302.00 934.50 3.370.27 955.64 

«Gral, FroBich ............. O : 

Camino Linneo .u.om..oocmmcoooo.... FS 6.-150.00 |. 1,730.15 7.530.19 3:261.96 


Cno, Abrevadero 1? paralelo al N. 


de “Mendoza ...oooocooonoco oo» úl '4,000.00 | “219.87 |  2.983.29 687.67 
Camino Osvaldo Rodríguez nom... hd 2.615.00 166.35 3.058.83 579.76 
Camino Besnes Irigoyen .......... ” 3.360.00 191.6£ 1.885.80 369.14 

E 2.242.00 236.25 336.93 183.06 


Camino Servando Gómez ...... AN 


* 


-59.280,00' 


14.48.51 | 58.296.581 | 23.274.97 
, E ] » LIA OR, 


TRANSPORTE ¿¿.c. co. 


$ 
217.47 
16.332: 45 


9.531.08 
4.539.81 
12.447.26 


8.218.71 


7.305,21 
6.810.60 


2.388.60 
5.260.41 


12.522,80" 


" 3.840.38 
3.799.94 
2.446.58 

756.24 


96.414.99 


cd era en ol 


A tl 


2 Se. qar % de iz Ri) 
OBRAS. EJECUTADAS POR An 
¿Pl y mo” 


REFACOION PAVIMENTO, EOONOMICO. 0 a id 


s E 0 ni S 0 $-T,0 5 
UBICACIONES Unidades Er Jornalea | Transportes 


TOTAL 
$ 


$ 


Máq, y Herr. 
$ $ 


a 
a 


TRANSPORTE ....... «| 69.280.00 | 14.843.51 58:296.51 23.274.97 | 96.414.99 
ECO * 
Rafael Barradas '......oooooommomo.. a 2.178.00 1.747.00 6.830. 62 1.598:80 | 10.178. 22 
Camino Paso al Sauce ...... a 4.070.00 498.74 | 4.449.39 614.45 |  5.562.58 
Cno. Fornio (y refac. banquinas Eo 
4.360 mts., refacción de cunetas ) % z o, 
1.635 Metros) .....oomoomomo..o » 120.00 80.78 2.720.86 1.022,73, | 3.823,87 
Cementerio Norte (calles interio- PS 
TOS) ronnanconnencnnononcnones Ñ 8.775.00 | — 5.808.25 | 10.550.90 | 4.882.92.| 21,242.07 
4 j y e 
Cno. M. Tajes x Av. Itaila y Coleg, $ 
2.970.00 |. 306.53 1.143.16 4.162.82 


Sagrado Corazón .......... . 


23.284.81 141.382.55 


TOTALES ....... . 77.393.00 82.536.83 


ndo ar 


RECONSTRUCCION PAVIMENTO Y VEREDAS POR CORTES Y“CORTE ” 
Y RECOLACACION DE CORDONES “* C00000C* atra ad 


A A AS 


1 


A 


Varias .....mmo.o.. EA AROS M2. 1.505.00 6.474.387 | 2.172.09. 10,161.46, 
Varias. doncs cies úl .12 140.97 26.70 10m :39 
VAS cta .00 28.20 E EA 
Varas ias » " 361.67 1.649,18 | --- 4t3192 | “+242£.61* 
VAN a dci y 30.23 145.65 dvxi62 ¿año 
a » 2.367.50 .52 | 29.336.99 | 8,232.50 | 49.892.01 
A $ 102.40 sr | 1.00.07 | 265.10 | 2:semóts 
Varas. cosida de z 8.40 58.81 75.17, 45:09] ""*f19.00 
A E 3.430.38| 14.079.533 | 40.793:64 "9:7782:22 ["6€:685. 39 
VATÍaSs +ooconccnccnocancanorioo... » 3.849.02 28.593. 5. 854 .18 89 747. 02 
Varlas cidade ci 20 73.84 809.31 198.81 |: "£:276:14 
A » 170.85 1.430.86 285.81 | 1.946.59 
Calles de Carrasco ........ dial a 680.00 | 464.00 | 6.950.85 | “354.44 | 8.268,79 
Calles de Carrasco ........... src] 29,973.00 7.156.33 | -8:630:31 | '28115104'- 
VEN AA » Pi 4.a73.15]" “2580.32 | 2.336.908 | 1.6388 16:668.89, 
5 , am a tp 
a: E Drs E]? "114.50 185.17. ] 328.30 


E E 
E y re 


127.506.42..] .35.757.51 - 


211.417.47 


OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 


RECONSTRUCCION PAVIMENTO Y VEREDAS POR CORTES Y CORTE 


.” A A de Loros v 


Y RECOLOCACION DE CORDONES 


AA A A A A TIA IT IR TC 


' cosTos 
¡UBICACIONES ¡| Unidades | Materiales | Jornaies |"ansportes|  roraL 
' ! ; Mád. y Herr. 
! : : $ $8 $ 
Lio $ 
TRANSPORTE ........ 48.153.54 | 127.506.42 | 35.757.51 211,417.47 
Corte y Recolocación de Cordones 
VATÍAS coxmirsirtos cnn is. M2 95.10 90.60 700.99 103.28 894.87 
Varias" iia cdo das ” 50.10 76.58 464.48 ! 81.32 622.38 
NOTÍES. AAA ARA ” 19.20 86.76 135.58 14.87 287.21 
Varias -...... a pe 165.90 111.94 1.028.28 152.99 1.293.291 
Varias EAS RRE NOR e 85.15 45.90 606.54 94.27 746.71 
Varias ERA DAN pd 94.50 1.40 431.84 68.13 496.37 
VAaTÍAS cocinas da ea ” 1.810.30 .1.142.38 21.870.717 2.664.45 25.677.81) 
Varias Perras ro rr ..... n 1.909.30 1.755.15 91.584.39 2.791.26 26.130.80 
MATÍAS” iii is ed 384.60 778.57 3.937.36 664.71 5.280.64 
Plaza 12 de Octubre (Lezica) .... >” 497.00 156.89 2.548.02 438.60 3.188.01 
Varias quo oonoooono.. e... .o» .. ds 9.50 27.11 * 75.17 15.02 117.30 
Arrieta y Juan Cabal ....oo.oomoo..  ” 23.40 38.93 200.43 21.16 260.52 
Rivera frente a Cementerio Buceo  ” 42.00 18.18 959.73 16.72 994.63 
Cho. Castro: x F. Caballero y Ave- | , 
; e d » 1 
nida Agraciada .....-..... ¿leia ? | 10.00 45.90 |_ 75.17 9.22 130.29 
Total m..ociricno ss M2 | 5.196.05 | | | | 
4 1 7 a 
TOTAL GRAL, .... 52.529.833 | 182.125.17 42.883.51 277.538.01 
“RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO Y VEREDAS CON CARGO A EMPRESAS 
Colorado, Havre y Otras ........ ¿. M2, "4:578.40 423.27 1.292.65 164.27 1.880.19 
Emilio Raña y Otras (y relleno de 
juntas y grietas 5.930 m2.) ,...  ” 4.00 542.98 1.300.81 153.80 1.997,59 
Jujuy x La Fe y General FloresÍ (re- “] | ' 
y lleno de juntas y grietas 300 m.) 7 15.02 51.56 6.37 72.95 
Rivera N? 2465 x P. Campbell y Luis 
DP. PODCO omcccccccccon ro bars " | es 7.49 , 54.03 146.37 23.04 223.44 
. 4.589.89 2.791.39 4,174.17 


poooo.o. 


1.035.30 
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'OBRAS 'EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 


ES 


-DRATAMIENTO BITUMINOSO PRIMARIO 


, n COSTOS 


, e i = = 
10 ms UBICACIONES : Unidades | Materiales Jornales a es TOTAL 
s ¿ " : $: $ j h $ 
- A A A A a 


er 


Barrío Obrero Notte del Buceo ... M3. 1.130.00 1$ 494.09 $ 2.019.77 lg  -626.86 |$ 3.:1140.72 


Carlos Viana (fondos del. Cemente- 


rio Central) .........o........ sd 1.425.00 |” “832.80 |” 939.76 |? 516.79 |” 2.289,35 


Rambla: Berreta x Hotel Miramar y 


R. Barradas .....ooooomo....... dd 7.403.00 |” 5.479.92 |” 6.338.03 [”- 3,242.32 |” 15.055.27 


Camino Sanguinetti .......... aii 21.193.00 |” 9.370.10 |” 4.396.95 |” 4.710.72 |” 18.477.717 


Francisco Soca x Rivera y Guaná  ” 380.00 |» 183.99 |” 302.45 |” 62.75 |”. 548.50 
Cno. Guerra y Empalme con Oficial  ” 2.300.00 j” 3183.90 |” 623.08 |” 173.66 » 1,115.64 
Monte Caseros y Av, Centenario ..  ” 1.360.00 |” 724.80 |” 80.03 |” 16.73 |” 821.b6 
Rivera frente al Cementerio Buceo  ” 80.00 y” 85.52 |” 22.11 |” 8.20 |” 65.33 


Antillas (Bario Obrero Municipal)  ” 3.225.00 |” 1.250.40 1” 2.627.55 |” 1.278.14 |” 5.156.09 


Talleres del Cerrito ........ ...o.. ñe 1.750.00 |” 22.40 |” 406.17 |” 99.69 |” 528 -26 


Cont. Tomkinson y San Fuentes .. ” 10.950.00 |” 4.491.865 |” 1.957.51 |” 1.143.80 [” 7..593.17 


Gral. Pacheco x Río Negro y termi- 
nación adoquinado .......... a 


1.198.00 422.48 |” 217.70 |” 42.07 |” 682.25 


Cno. Durán x Itú y Fortet ........ , 1.650.060 |” 835.55:|” 253.72 |” 454.81 |” 1,044.08 


Rambla Sud América x Gral. Pache- 
co y 8. 'Fructao8s0 ............ de 


3.380.009 925.35 |” 315.99 |” 935.85 |” 2.177..10 


Rambla Berreta x R. Barradas y El 
ATTOYO —nocoroocomorcommo sos ” 


8.050.00 3.676.65 |” 8.206.64 |” 2.990.61 |” 14,873.90 


2.213.483 |” 1.082.40 |” 1.361.814 |” 4.657-72 


Camino Bajo Valencia ........... 5.150.00 


Ay. Italia y Av, Bolivia .......... Ñ 1.933.00 1,380.98 |” 392.21 |” 91.57 j” 1.864.76 


dd 498.30 |” 444.53 |” 1843.68 


$ 30.675.23 s 13.200.94 


TRATAMIENTO BITUMINOSO SECUNDARIO 


Camino Propios y Plaza Hansen .  ” 1.736.00 900.85 


$ 81,935.65 


adan | 74.293.00 s 33.059.438 


Varias —...ooooommo..oor.. Pooonooso M2. 26.147.090 [g 7.169.21 |$ 12.157-07 $ 2.834,52 


$ 22.160.80 

Rambla, del Parque Hotél al Este  ” 13.570.00 |” 4,072.27 |” 11.595.43 |” 2.423,91 |” 18..091.61 

Rambla de Parque Hotel al Oeste . dd 4.280.00 > 924.33 |” 2.110.97 |” 307.19 |” 3.342.49 

Camino Berreta ......ooooooooo... dd 12.140.09 |” 3.450.09 |” 5.947.70 .457.57 |” 12,855.27 
San Martín x Chimborazo y Aw. al 

E ” 1,422.22 ” 2.586,45 


Peñarol  :..... coenemoros. IS 1.500.00 |” 708.30 455.93 


$ 9.479,12 |$ 59.036.62 


TRASPORTES ....... M2. | 57.637.00. s 16.824,11 


$ 33.233.39 
Ñ Ñ L ; 
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pe Fe a A de E 
OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 
Ñ TRATAMIENTO. BITUMINOSO, SECUNDARIO 
AAA RL MERCANTES 
. E | cCosTOaSs 
' a 5 rr 
» UBICACIONES  * - Unidades | Materiales | Jornales Adra TOTAL 
A . q. y Herr, 
$ $ $ dj 
“TRANSPORTE .......oo. . 57-637.00 [$ 16.324.11 
Camido Repetto %.....oooooo.o.o... 2, 2.630.00 |”- 1.118.70 »" 3:665,65 


Cno. Escuela de Tiro de Cno. Mald. : 
al A8TOPDUerTtO oosqocooommmprrs. > 3,630.00 |” 809.14 


.178.43 959.90 


.680.70 1.154.73. 


Parque Batlle y Ordóñez .......... » 12:170.00 |” 3.307.59 


.495.38 2.054.96 


Calles. del Prado ..........ooomo... > 7.570.009 [” 1,890.63 


eo ss 


Camino Carrasco .ioococccncnoss Pr 500.00 |». 161.85 294.03 |” 8s.er |” 490.05 
Camino Colman ..o.oococccccncoo. » 11.980.00 |” 2,581.50 .728-64 |” 2.476.981)” 7.786.45 
Calles; de MalvÍO ..o.ooccooccoco o. ” » 400.00 |» --528.45 443.:68 126:08 |” 1.103.21 
Bulevar Artigas ............ ed 7 480.00 |» 164.75 497.10 62.52 |” 724.37 
Calles der COLÓN toiococccc... vida: E 2.170.00, |” 537.19 eros |r g31.cr |” 2.14b.88 
Camino MOndO%a .nooccornconoooo. » 13.010.00 |» 3.651.43 .052.29 |” 2.420.75 |” 9.124.47 
Calles de Carrasóo ..0oooccocncoso » "| 11.618.00 |» 8.198.85 |» 4.506.882 |» 2.651.4f |» 10.201.04 
Propios y 12 de Febrero ......... ” |. 2280.00 |» 64.48 |» 619.66 621.63 |” 1.882.77 
Camino Luis Eduardo Pérez ...... ” —]  5.468.00 |” 1.807.138 |” 3.902.50 |” 2.274.458 |” 7.484.16 
Camino América y Camino Uruguay  ” 1.530.00 |” 520.70 |” 716.52 182.51 |” 1.419.73 


r t E 


Parálela' € Av. Italia x Garibaldi y ” j B y 
dd 65.73 |” 113.19 |” 33.03 


Las HOras .co...o.ooooooooo.o.. ds 300.00 


Callgs del CerTQ ¿oecocccococccnoon "|. 200.00 |” 59.85 |” 165.588 |” 41.51 


” 


” 3,341.45 


, 2 A a o E 
Calles, Laterales de General Flores 3.330.009" |” 977.71 |” 1.3835:10 |” 1.028.62 
Rambla Sud América x Colombia, y 


Gral. Pacheco ......ooooooo.o.. e 1.600.00 


ne 
Euh , 


Camino Lecoqg y Av. al Peñarol ..  ” 500.00 ” 2,079.97 
: 1 
he A ; 
Camino Manuel Fortet ............ AA 1.875.00 Sé 335.77 
at e xd ESE > 
Calle “Búlgaria Lo... RA ”  |' “370.00 "264.95 


H, Miraitar (Playá Estacionamiento 
y.«Cnos. Interiores) ..... ls " 500:00 1”: , : ds 466.09 


141-743 :00' 19. 38.860:60*"8"73:093.12: $ 139.320.22 


"TOTALES £..... MP f "$:27:366.50 


48 


OBRAS EJECUTADAS POR: ADMINISTRACION 


Ñ REFACCION DE CUNBDTAS, BANQUINAS Y DESAGUES 


| E CcosTos 
UBICACIONES | sUnidades | Materlalés | Jornales | ¡ransportes|  roraL 
i : É $ $ Mág. y Herr. $ 
$ 


Varias; u.esciccinda ro Mt. 3.124.00 104.72 10.411.253 | 902.65 


11.418.609 
Camino Carrasco .....coo.... o A -5.532.00 9.07 5.112.36 166.18 5.287.91 
Coronel Raiz x Colman y Casavalle  ” 3.990.00 | 21.48 2.953.59 802.35 3.777,92 


12.646.00 1.8'71.98 20.484.43 


18.477.18 


MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TIERRA 


Camino Hilario Cabrera ..... ro... M2 1.800.00 969.63 8.81 978.44 
Calle Democracia y la ex Vía .. ” 280.00 2.70 26.51 0.24 39.651 
T. Aparicio y Pan.de Azúcar .(can- -s 
cha Centella F. C.) ,,........ ” 200.00 14.60 :26.57 0.2 41.41 
Olivos y Rambla: Sud América +5...  ” 1.500:00 |: 5.68 26.57 0.24 |- 32.4)" 
Calle "Oviedo ......ooooooomommmm.. ls 30.00 |, 2.98 - 26.57 0.24 29.79, 
Avenida Centenario y Carreras Na- z 
cionales ............ pr 3.000.009 76.817 478.17 4.35 559.39 
Quijote (Depósito de Saneamiento)  ” 480.00 84.10 106.26 0.97 141.33 
Rambla (detrás del Teatro de Ve- 
TADO) ..coccccccccccoro coo. sa 120.00. 9.71 92.98 0.85 103.54 


1.915.90 


11.753.32 15.94 f 


7.460.00 | 146.64 


( ¡ OBRAS DIVERSAS 


.k 


Calle Real y Luís de la Peña (des. 


en piedra) ....... de 83.40 1.029.711 329.36 1.449.47 
Varias (limpieza de calles y eami- 

DOS) —¿usrioos..s cda a 04 Yo * 38.69 8.609.446, .l. 546.27 9.189.42 
Varias (diversos pequeños trabajos , , ; 

y vigilancia) conaraono.» ES ] 291.62 9.516.60 389.51 10.67.78 
Varias (diversos pequeños trabajos) 13.21 46.99 ; 


10.83 | ” 71.98 


Depósito, cuadr. de hormigón (prep. Po; 
juntas de dilatación, 1.487 m/75) '' “| 


526.97 826.91 39.08 1.392 .96 


Varias (retiro y coloc. de letreros . 

indic. trans.) ................. 87.04 434.74 133.46 655.24 
Barra S. Lucía (Sgo. Vázquez) des. 

y terrap. 17,606 m8) ......... 1.491.40 27.652.541 20.457,05 49.600.993 
Palacio Municipal (cons. veredas : 

eon mat. bituminoso) ......... 95.03 319.75 74:06 488.34 


TRANSPORTES ....... 


É OBRAS DIVERSAS.  *” 


Cc “O 8"T O'S 
Transportes 


. 


URISAGIONES . |, Unidades pe de Mág. y Herr] TOTAL 
d d ¿A A 
TRANSPORTE .......- .. 2.592.36 | 48.436.70 | 21.979.62 | 73.008.68 
» TA , z yo" 


ERque Lecoqg (decesos) (desmonte 
y terraplén 005 a as A5.71 3.713.87+*]  2.009.59 5.938.867 
" Av. Gral. Flores y Pozzolo (arreg. 
_pav. hormigón, construcción , de le 
un desagúe de hormigón y 
construcción defensa pav, .... 88.77 246.47 35.20 320.44 
Reconquista x Misiones y T. y Tres 


(nivelación. terreno para palya 


A, A e ip op e 6 5 
de estacionamiento 10.160 m2.) 15.97 | 2147.62 | 2627.52] 4.791.11 
Arrieta y Propios (acopio y entre- j : : 
ga de materiales) ..so.ommm..o. | de: "403.59 | 30.743,02. 279,48" | 31.426.09* 
NO A 
TOTALES: ....... | .8.266.40 | 85.287.18.| .26.931.41 | 115:484:99 .”) 
Ñ PREPARACION DE MATERIALES TE: 


A Su... M8. |'" 1.762.75 11.877.83 107.98 | 11.985.81 
Cantera de La Tablada (extracción 

y preparación de piedra) ...... » 1.046.00 529.07 | 11,444.29 956.04 | 192,929.40 
Cantera de Lu Tablada (preparación ' 1. 

pedregullo y gravilla) ...... ... 5.429.00 | 18.272.75 | 28.685.80 6 , 46.958.55, 
Cantera de lia Tablada (extracción pl 

de tosca) ....lo...... a 7.055.00 3.568. 42 61.674.17..| .. 6.448.217 . 711,690.86 
Abadie Santos y Dr, Piera E : 

ción de Arma corcccncoronnnnn] 7] 721.00 118.52 | 1.983. 12 979.58 3,026.82 

. 3 pps a 
e ; TOTALES ....... M3, 16.013.75 | 22.488.76 115.615, $1, , 8,491.87 | 146.591.44 


o e 


? 
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Obras Ejecutadas por Administración 


RESUMEN 


Construcción pavimento asfáltico (Modificaciones) 
Construcción pavimento de hormigón (Modificaciones) ... 
Construcción pavimento económico 

Construcción pavimento de macadam 

Const. Puentes, Alcantarillas y diversas obras de albañilería 
Reconstrucción pavimento asfáltico 

Reconstrucción payimento de hormigón 

Reconstrucción pavimento de adoquín 

Reconstrucción pavimento de macadaM .....oo.ooo.ooo.. 0 
Refacción de paviimento económico 

Recons. pav. y veredas 'por cortes recoloc. y cortes de cord. 
Reconstrucción pavimentos y veredas con cargo a empresas 
Construcción tratamiento bituminoso priniario 
Tratamiento bituminoso secundario 

Refacción de cunetas, banquinas y desagiies 

Mejoramiento de caminos de tierra 


Obras diversas 


10.389.78 
- 3.558.38 
37.343.10 
13 .039.56 
95.507.00 
405.243.73 
159.160.22 
85.888.4] 
260.131.14 
141.382.55 
277.538, 

4.174.117 
81.935.65 
139.320.22 
20.484.43 

1.915.90 
115.484.99 


1.852.497.24 
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DIRECCION DE VIALIDAD 
DE MONTEVIDEO 


RESUMEN DEL IMPORTE DE LAS 
CUENTAS DE PAVIMENTACION 


DN IAN 


3 
A No 
0 pelo 


1.700.332 P” 


900.000. ———— 
1] | | 


| 
600.609 


300.000 


DIRECCION DE VIALIDAD 
DE MONTEVIDEO 


METRAJES ANUALES DE LOS 
DIVERSOS PAVIMENTOS 
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DIRECCION DE VIALIDAD DE MONTEVIDEO 


Metrajes de los diversos Pavimentos construidos por Contrato — Periodo: 1940 - 1952 


1940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 55 1940 41 42 4 44 45 46 47 4849 50 51 52 53 1940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5. 
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DIRECCION DE VIALIDAD DE MONTEVIDEO 


METRAJE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION -- PERIODO 1940 - 1952 
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MATERIALES ENTREGADOS A INSTITUCIONES OFICIALES, CLUBES 


DEPORTIVOS Y A PARTICULARES DURANTE EL AÑO 1952 


Material 
DESTINATARIO” Lugar de Retiró 
Cedido 

Castro y CÍA. ......ooooocooooncoroncscomoioner»s Tosca Cantera de la Tabalda 
Liverpool Fl Co. ..ooooocmmottcroo.o.o.. IR Tosca Cantera de la Tabalda 
Atanasildo: Suárez ............. NO Arena Rambla O'Higgins 
Club de B. “El Cosaco” ......oooooooomoocoo. De Tosca Cantera de la Tabalda 
Regimiento Cab, NO? BD ....ooomoooooo... ia ; Arena Rambla O'Higgins 
Regimiento Cab, N? 5 ....oooocmoomommo cromos. Adoquines .000 | Depósito Av. Centenario 
Intendencia Municipal de Florida ..........- Lis Adoquines Ñ "Dirección Vialidad 
Ministerio Salud Pública ...........o.oooooo...... Tosca Cantera de la Tabalda 
Liceo Militar “Gral, Artigas” ,............ ÍA Arena. Rambla O'Higgins 
Cementerio del Norte»'.........o coooomooom...» Adoquines .000 | Dirección Arquitectura 
Junta Local de Colón ............... ita Tosca Cantera de la Tabalda 
Cuerpo de Bomberos .......o.oooocooooommocmom»o»... Arena 5 | Rambla O'Higgins: 
Imiprenta Nacional .......o..ooooooottrrrr.orso. Arena . Rambla O'Higgins 
Cnerpo de Bomberos ......o.ooooomocmmmoo mom»... Arena Rambla O'Higgins 
Regimiento Militar N% 1 ........o.o....... e Adoquines A Depósito ,Sotelo- 
Víctor V, Mailhos .........o.oooooomomorrocroo». Adoquines . Depósito Sotelo | 
Jardín Zoológico ...... AN is Arena Rambla O'Higgins 
Esc. de Armas y SerV, ....ooooooomoocommonorc.. Arena ' Rambla O'Higgins 
Regimiento Caballería (N% $ .......ooo.ooooo.... Arena Rambla O'Higgins 
Intendencia Municipal de Treinta y Tres ...... Adoquines 
Cuerpo Artillería N% 1 .............o». AAA A Adoquines o Depósito Sotelo 
Regimiento Infantería N% 1 ........ Ea Adoquines ] Cantera de la Tabalda 
Policía (Seccional 22%) ......oooo.... a . Adoquines . Cantera de la Tabalda 
Servicio de Necropcias +.........-* AOS As : Gravilla Cantera de la Tabalda 
Esc. de Armas y Serv. ....... Ai Arena Rambla O'Higgins 
C. Enciclop. P: de la Arena: ..... coono.s aa : Tosca Cantera de la Tabalda 
C.'Enciélop. P. de la Arena ...n.o.o...ooo...... «| Pedreguilo * Cantera de la Tabalda 
Batallón Ingeniería NO 1 .......oooooooo.... ao Arena: Cantera de la Tabalda 
Batallón Ingeniería N* 1 ....... pcia als Adoquines E Depósito. Av. Centenario 
Junta Local Peñarol tu... .. 0... +..or.. ... -Tosca Cantera de la Tabalda  * 
Guardia Republicana ........ooooomomommmoo»...o. . Adoquines 17. Depósito Av. Centenktib 
Colón EF. O, .....oo .ooomoomor»o ia E .| Adoquines d. Depósito Av. Centenario 
COLÓN El O. aa aaa ona e 7 AT . Cordones 31 de Marzo y Arrieta 
C. Estudiantes Arquitectura ........oo....... s Adoquines A Depósito Av. Centenario 
Escuela 2% Grado N9 245 .....ooooommmooomo.o.. .| Adoquines 1. Depósito. Av. Centenario 
Junta Local P. de la Arena ........oooooomm.o.. . Arena Rambla O'Higgins 
Club Atlético Peñarol .... ..++..ommoooom.o.o». y Tosca Cantera de la Tabalda 
Junta Local de Colón ......... A a Tosca Cantera de la Tabalda 
Escuela Bolivia ........o.oooooooomomorcsoroo.. : Tosca * | Cantera de la Tabalda 
A AAA a Tosca Cantera de la Tabalía 
Dirección de Talleres ........oo.oo.oooooomoomo.». A Tosca Cantera de la Tabalda 
Dirección de Talleres ........... aca .. Tosca "| Cantera dela Tabalda 
Cuerpo de Bomberos ......oooooommmomm.o.. Elio Arena Rambla O'Higgins 


RESUMEN 


CONCEPTO CANTIDAD 


ADOQUINES USADOS Donados . ... 128.200 
» ADOQUINES USADOS Vendidos a 513.000 641.200 M8. 


TOSCA Donada ... 925 " 
ARENA E AA A 238 ” 
GRAVILLA DOnada ...oooooooommoomooo... ...no.: 
PEDREGULLO DOMaÍa ..oomonconcccnnro > 


CORDON 
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PROYECTOS Y ESTUDIOS-DE PAVIMEN:TACION 
A cargo de la Sección Estudios y "Proyectos de Puentes y Caminos 


FIRMES DE HORMIGON ARMADO 


METRAJES 


Parcial Totales 


S Mi 
PILAR entre Rosario y punto indicado ..........ooooooommmoroo.o. O s 
ROSARIO entre Cno, Maldonado y Cno. Vecinal ..........oooooooo.oo.. 1.385. 
DUBLIN entre Juan M. Pérez y cierre No. )..oro.ocorcoccrcncnnnr roo 882.— 
CARLOS DE LA VEGA entre;Benito Riquet y M. Vidaurreta .......... 27, ,— 
DAYMAN entre Zepita y Miraflores ..........ooooooonmroccrnncconn.”. 3.264.— 
NUÑEZ DE ARCE entre Cambay e Itú ....... A A 2.938.-— 
LANCASTER entre Santiago Sierra y Sandfa ADA .....oooconncocncccrom.so 1.250.— 
MARSELLA entre borde pavimento y Concepción Arenal ........ SS 412.— 
CAMPICHUBLO entre Carlos de la Vega y Julián Laguna ............. 1.331.— 
JOSE *"TRAPANI entre Carreras Nacionales y Aywyda. Peñarol ......... 2.925.— 
CAPARROZ entre Bell y Marconi ............. A A 344.,— 
SENAQUE entre Andrés Lamas y Quesada ...o.o...oooomcooncnmmmomm... 1.201.— 
CALLE N.? 1 entre Calle N.? 3 y Santiago Nievas ..........ooooooo... 2.269.— 
CALLE N.? 2 entre Abreu y Propios .......... RR 622.— 
CALUE, N.? 3 entre Calle N.?2 2 y Calle N.*é 1 .......ooooocooommooo.o.. 1.304.— 
IGNACIO NUÑEZ entre Luciano Romero y Calle N.2 2 .....ocoommmono.o. » 693.— ; 
SANTIAGO NIEVAS entre Luciano Romero y Calle N2 1 .....oomoo.... 1.412.— 23.327 .--- 
VIZCÁYA entre Inglaterra y Suiza .......oooconcccccnroco oo TO 1.213.— 
RUSIA entre Río de Janeiro y “Polonia A Lon 1.470. — 
HAITI entre Cno. de las Tropas y Calle N9? 6 ......... ES 3.513.— 
PRUSIA entre Turquía y EBÍDÍO ..ooooccoconccccccccnnoncncnonnnaroos 521.— 
HOLANDA entre Turquía y punto indicado ..........oo..ooo... eii 1.403.— 
PERU"“entre Bulgaria y Gibraltar .......o........ ra tada ces 764 .— 
ESTADOS UNIDOS entre Cibils y Polonia ........ooooooooronoomomoomos. 5.746. — 
ESTADOS UNIDOS entre Río Janeiro y Bogotá ....... o ANO caian Ñ Ñ 
JAPON entre Cuba y CibilS ..0ooooocccnrcnronccrcrccrcanorinnnnos NS 4.624,— 
DINAMARCA entre Berna y Perú ............. O a A a 1.201.-— 
VIGO" entre Carlos M. Ramírez y Belda ....oooccccnncccnonoroco cono nooo 2.250.— 22.705.— 
VOLTA entre George y Badajoz ......ooooooomommmoncmoo.sm».. EROS E 1.253.— 
ADOLFO BERRO entre 19 de ¿Abril y Hnos. Ruiz ............ ES 1.451.— 
GENERAL BATLUE entre Adolfo Berro e lrigoytía ......... a ae 1.039.— 
CALLE “A” entre Gral, Batlle y punto indicado ,...........oooo.ooooo.. 246.— 
OLIVOS entre. Rambal Sud América y CÍVICOS “........o..... ds 1.097.— 
SANTA. ANA entre Spikerman y Tudurí ....... Marina ds 1.366.— 
DEL CIL entre Conciliación y Fraternidag ..... pronanano Epa 651.— 
CORDOBA. entre Santa Lucía y Emancipación ............... api 2.921.— 
VICTORIANO ALVAREZ entre Av. Gral. Garzón y cierre .............. 3.399.— 
"HUCRECIO- entre Edison y Avda, Peñarol ..... E a Pe 2.496.— 
CLEVELAND entre Santa Lucía y Emancipación ...........ooooo.ooooo.. 4.088 .— 
'EMANCIPACION entre Cleveland y borde pavimento .............. a á ñ 
"TRIUNFO entre Carlos de la Vega y Julián Laguna ............ooooo.. 1.692.— 
¡SRMIGAR entre Bécquer y PastoT ....coococccnccccnccrcccn ccoo oro 1.422.— 23.121.— 
MARIANO URIARTE entre Dublín y COO0per ....ooooooommoommmm.ro rm... 5.961.-—-- 
¡CORCEGA entre Juan M, Pérez y CieTT8 r....oooooomoommoommoom»m...».o di 528.— 
:HAVRE entre borde de pavimento y Avda. Italia ..............o... es 1.279.— 
¡MIAMI entre Servia y Lieja .........ooooooocomccconrorcrorcnrcomrso.. 1.734.— 
EIEJA entre Potosí y Miami ............ooooo... A a FIG ; 
¡CALLE ,N? d entre Colombes y Asamblea ..........ooococoomoommo.. pgs 1.410.-— ; 
CEUTA entre Larravide y Cipriano MiTÓ ............o.oooocmoomooco o... 562.— 
'CIPRIANO 'MIRO entre J. A, Cabrera y Timoteo: Aparicio ....... A 600.— 
LUCAS PIRIZ entre Martín Fierro y Quijote ...............oo.o.o.oo. Es 1.951.-—- 
'CARDOZO entre Valladolid y borde Davimento .........oooooooomomo... 307.-— 
'“LEGUIZAMON entre Thiebaud y borde pavimento .........o.ooo..... yl 446.-— 
"ESQUINA A ENSANCHAR Cataluña y Ramón Anador ............ Ea 150.— 
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PROYECTOS. Y, ESTUDIOS: DEyPAVIMEN.TACION. 


A.cargo de la Sección Estudios.y Proyectos de Puentes y Caminog 


FIRMES DE HORMIGON ARMADO 


METRAJES 


CALLES Parcial Totales 


M2 M.2 


PERNAS entre fin de pavimento y Justo Maeso ......... +... A 
FRANCISCO TORRES, entre Sotelo y punto indicado .....ooooooocooos: 
CHIAVARI entré Mariano Moreno y Juan Cabal ........ooooooooomooo.. 
PEDRO VIDAL enpre Francisco Rodrigo y Canstatt ......... ada 
TOMAS GOMENSORO entre Mactan y Altamirano .....oooooomooomo»... 
MACTAN entre Larrañaga y borde pavimento .....oooocococrocncccnocoo 
CASAVALLE entre Manuel Lavalleja y P. Trápadl' .......o..oooooo.ooo.. . 1.607.— 3 
CARLOS ANAYA entre borde pavimento y cierre N, E. ......... a ” 710.— 
SANTIAGO FIGUEREDO entre Hortiguera y Santiago Sierra :....... ., 619.— A : 
SANTIAGO FIGUEREDO entre Bruno Méndez y Hortiguera ....... .. 797.— 
PASAJE N? 10 entre Rafael Eguren e Isabela .........oooooomooomooomoo. 1.963.— 
ESQUINA A ENSANCHAR Gral, Flores y Avda. Peñarol ........»..... 160.——- 25.271.— 
JUAN M, PEREZ entre Dublín y Santa RO0Sa ......oooccooocooomommmocm.. dida Ñ , P a 
AROCENA entre Santa Rosa y Sáenz .......... RR ia iia 5 o bs 
JAMAICA entre Juan M. Pérez y Santa ROSA t...opiotecsccoomeccncnonas A O TE 
AMPLIACION DE CONTRATO Ñ É 
! 
A ol 
JOANICO entro Larrañaga y 31 de Marzo ............ Ca cidos " 848.— A. «a BB. 
SALUÚSTIO entré Torritelll' y punto indicado ........ bos 2 ES ER 
AARRÓÉ " 
ROIND POINT Av. Larrañaga, Av, Millán y Av. Suárez ...............- 22.785.— 22.785. 
TACUAREMBO entre Nueva York y Gianelld ......ooooocccormmmnrom..»- 861.— 861.-— 
PL AA 

ESQUINA A ENSANCHAR Rafael y Tte, GaleaNo ......ooooooccmomooo oo. 545.— 545.— 

TOTAL, capot cia 5 o? “así. 704. .— 

FINANCIACION PREVISTA PARA ESTAS OBRAS: 
BONOS MUNICIPALES DE PAVIMENTACION A ” 
DECRETO N? 7336 ” 
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PROYECTOS Y ESTUDIOS.DE, PAVIMENTACION. 


A cargo de la Sección Estiidios y Proyectos de Puentes y Caminos 
as 


» MEJORAMIENTO a 


Parcial 
M2 


Totales 
M.2 


CAMINOS INTERIORES DEL BARRIO MUNICIPAL DE. VIVIENDAS. 
¡UBICADO ÉN Avda. SIMON. MARTINEZ Y Cno. TONKINSON y 


cade PU¡BILICA entré Av. S. Martínez y Cno. de Acceso ,.asoccoonon "o ..10.B52%:=2 "PS 1005625 
4 Ñ E 
poo A Y 
CAMINO AMERÍCA antro Cno. Clla. Grande y Arr, Folédo patin 8.162 
CAMINO LAS TOTORAS entre Cnos. Buxarto y Pajas: Bravas es did ... 9, 601.— ) 
CAMINO TRANÚDISCO GIRO entre vías del Tranvía a la Barra y el 
E A A A RR 2.280.— 
CAMINO SAN FUENTES fctesoa das Viviendas Municipales .......... 1.781.— 
CAMINO VECINAL entre San Fuentes y Bulía ..........o.o.o.o.oo.o.. esca 2.461.— 24.285.— 
: aii 
A ñ 
CAMINO INTERIOR DEL PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL ...... o 12.994.— 12.994.— 
. ———— —_—_——_———— 
¿ po IPOTAL .......... E 47.881.— 
h q  ___ € 
: 
RECARO SOBRE FIRME DE TOSCA E 
E NN se 
CAMINO DE LOS CAMALOTES entre L,"E. Pérez y. Redención ....... -11,904,— ny ; $ 
CAMINO ANAYA entre Av, $. Martínez y Cno. Las Flores “20.00... dió 8.351, * " 
CAMINO VECINAL «(Conocido por Stella) entre los Cnos, de las Tropas j 
y Mendoza ,..o..o.oooooooo.. AS 0 ii o EA aa 12.180. — 32.435. 
1 , RES 
á te 
, FINANCIACION PREVISTA 


£ 


DECRETO N* 7336 


: 


CAMINO INTERIOR DEL CEMENTERIO DEL NORTE ...0.........o. . 
4 


FINANCIACION ESPECIAL 


1 
Firme de Tosca y Carpeta asfáltica 
ñ 6 , $ E A 
PLAYA DB. ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA MÁRGINADA POR LA 
q x 
RAMBLA GRAN BRETAÑA, Y CALLES MISIONES, RECONQUISTA 
Y MABALA looocccnnnnnnncnnennnnnnenecnenos a AE: 
po 
A a 
FINANCIACION ESRECIAL:: 1 a 


A A pda OS E 4 SS a... > Pre LARA Y 


na 
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PROYECTOS Y ESTUDIOS DE EA ación 


4 me 
Py 


A cargo de la Sección Estudios y Proyectos de Puentes y Caminos 


FIRME: MACADAM ALQUITRANADO CON | CUNETAS: ADOQUINADAS 


Lt 


CALLES 


Parcial Totales 


OFICIAL-.N? 4 entre Oficial _N9 5 y Oficial N.? 9 ....coococcocccccnono. 954.— 
OFICIAL N? 9 entra Oficial No 4 y Oficial No 7 ..coocccnccccnncccoo ooo "2.133. : 
ABREVADERO N?* 3 entre Cno, Franco y Oficial. NO? 4 ....io..comoion... 2:485.— ' 
OFICIAL N? 7 entre Cno. Maldonado: y Oficial N9 9 .....oooomooon..s ño 2.630.— 
OFICIAL N? 4 entre'Cno. Maldonado y punto indicado .,:....... Pda 207. E 
OFICIAL N?* 2 entre Oficial, N? 5 y Av.S, Martínez ....o.onooooomo.oro : 2.079.— á 10.488.— 
FINANCIACION PREVISTA: . : 
"DECRETO ,N* 7336 * dei 
CONSTRUCCION DE VEREDAS 
EJECUCION DE VARIAS VEREDAS DE LA CIUDAD qua pan m... 
EL PROYECTO N? 31 ...ccococooo- A 11.307. 
03 " 
FINANCIACION? PREVISTA de A 


DECRETO N? 7336 
Con firme de tosca y balasto colorado 


CONSTRUCCION DE ACERAS EN LOS CANTEROS EXISTENTES me 
LA AV, GRAL. FLORES entre Industria y J. M. QierTa ....m..oc. 


FINANCIACION PREVISTA: 


, RUBRO:. OBRAS, SERVICIOS, 'CONSERVACION Y MEJORAS 


+ 


PROYETOS Y ESTUDIOS DE-OBRAS DE ARTE 


, A cargo de la Sección Estudios y Proyectos de Puentes y Caminos 


a 


ia es AAA 
EOS mat 


Se 


PASARELA DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL ARROYO MIGUELE- 
TE EN LA CALLE MAUA 38 metros de luz y 1.30 m. de ancho ta 


dos a + 
si Brie 


2 Rs 


FINANCIACION PREVISTA: 


RUBRO: OBRAS SERVICIOS, CONSERVACION Y MEJORAS Y ”* 


quee ES IO RA A q ve DS A a o e me 
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Ki 


CES TRHU DIOS: REVES Z ANDPO“S+ “> 


* "O BREFILS ESTUDIADOS? ** * A A 
Parcla) . Totales... - 
M. M. 
11.039.— 
9.054.— OS s 
F ES Ms aa Era a 
A O A E O O : 5.54h.— | 
, roo. A ES E 
ABRIL ....... A A 4.998. o. 
1] 
MAYO cocconcoqonnoos Bnbidono ON patri dis Ln Br A 
p i 
JUNIO ........ lA as A : 6.818.— 
sea MA ¡ z mo Ma A 
TUEDO: Carr AAA 8.236.— 
AGOSTO vin diana de Lt E ha  6.971.— 
y 
SETIEMBRE iii ita ibas e 9:413.— 
! 
OCTUBRE Po. .t AAA Qirraa can drama nara 7.543. — ” 
NOVIEMBRE .bo.toccccccccco ooo A Y ls 8.8910 
¡ 4 
DICIEMBRE +. ¿ococococcccococ oo» OE dada acia 4.742.— 87.299 .— 
¡ ¿ ¡ ro” A 
FS y PP AAA AA A ANA NN 


LIQUIDACION DEL! 


Pan 


| 


4 


21 .DE:.DICIEMBREDE :1951 AL 20: DE DICIEMBRE «DE 1982 y:c:009t) WA 
ams Ra 
* CUENTAS DE -PAVIMENTACION FORMULADAS -- DECRETOS 1044 _ 1074 y 1088 a 


o Pts 1 SE y 

, 

CLASIFICACION | IMPORTES 

A ; 

i 1 
Hormigón ..... ratas seca as e 297.478.554 > | ¿9 3v030:13415744 
Mejoramiento en tosca ' EAS «. 23.55.85, y *” Y127:905.54 
VOTRÍAS cocomoococno tecno rana 6.918.4175 "46,408.62 
AAA 50.783:49 +=; | amv. ”  300.422.5978 
DONAONOÍA .osrorarcci o e aa 4.254.96 » 2.276.54 
Balasto. cima a E A ¿BAG 2457 e a] 2 sq 71 998.22 
MUTOCOS: cocina aa M3. 5.60 sl 276.14 
Desmonte en tierra ............. ¡AA ús 557.00* dd 1,355.41 
Desmonte on tosca ..oooomoo.o.o. diesel lA A 10R-00. 25 la 778.96 
TOTADIÓNA:] curtir rad des 1.499.600 dé 3.522.65 
Revestimiento en piedra ............o.os. A E Leia A 
Diferencia de jornales .......ooooommommmomo.o. a >" 120.829.46 
Diferencia portland ........ooooocmcoommo.. A A E AS 
Diferencia desmonte tierra ..... A O IE A NS CEE slo 720.50 
Alcantarillados ......oooococrororomercarananoros.o ás 2.838.00 
Saldo contrato M55 ....omo...... a EN sl 9.724.08 

e o 

E NS a AB A Ay 
y ¡ SUMA $ 3.724.263.9522 
m eo e RAS a . y Ñ Ñ 


e! 


MOVIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LA SECCION. DEPOSITOS 


ts 


" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1952 
O 


y 


eo 2t E 
U Nil DA DES PARA TRATAMIENTO 


541.251 Kgs. de Detúl .......oooococoonocoo coo A 0 
"863.570 Kgs. de alquitrán ..... aa A aa 35 $ 
COMBUSTIBLES 
4 z . 
. 110 Lts. de ¡alcoho) ......oo.oooocconcnnncoconncnnorncnn roca nnaco o 0 UE 
48.631 Kgs. de camión Candil ...ooooocononccccccnnnononcconos a 
* 5.821 Kgs. de Carbón ÍTAgUA ....ooomos ooccrsossssrsoraccnnosos AO [NE 
52:250 Kgs. fuel0il ........ooooomooooorcrsrrnronorrararrrccrananannso A E 
271:000 Kgs. leña QUA .......ooooooooocccorornccarocorno carac sE 
VETO E A lv ro ib de dare 7 
2.200 Lts. nafta - luz ....oooooocomocoo.o... O a Do ! 
8.000 Lts. QUETOSene ...oorooccoconccnccnrnrcca nn nacos o nda 0 
,? LUBRICANTES 
2.450 Lts. de aceite mineral ....ooooococmnnmmmonmmr*... OT 
200 Lts. de aceite valvUlina ......oooocooooconcarcrcnccanacrc... O 
66 Kgs. de grasa mineral .............. O E ae 
> ] - "MATERIALES m 
10 Lts. de agua destilada .....oooocccocococccocccnona rana rr 
213 Kgs. de alambre" varios * AA A A 
55 bolsas cOn AaBerTÍO oso.ococoococrornconco corran rr rro roro jos | 
6.000 baldosas de 9 DADES ..oocoooccoconcccnnocacocarcccananos esa dl? 
" 10.Kgs. de bulones ......oooocooooccccroroccrrroroncrrcararso no .os “. ” 
198' bulones eonoomonoa a o a ee AR no sol? 
3 Cables Cero ....oooooqocccorccno coo nora cano r orar o A 
150 Caños de Cemento ....cpocococcccccco momo O RS » 
50 Mts. caños galvanizados .........oooooomcommrmmmmmm».o.s Ponsa aso |” 
200 Kgs. carbonato de Cal ........o..... mica dae q? 
A e 
92 Kgs. de cemento "refractario A > 
50 chapas de zinc ......... parana rana nro cra o no cs.j] ” 
150 Kgs. de estopa blanca ..... ia A Da e 4d 
40 cajones de explosivos IN A a a id ” 
274 Mts,3 .de gravilla y eravillín ' A » 
5.499 Kgs. de hierro redondo .....ooopoocococrccccarrcrcocccrs so... » 
- 265 Kgs, jJabÓR ......ooooomooo.o.. [o AY e DO A ARAS O A 
3.090 ladrillos de prensa ............. palas EAS iaa E 
«12 Tarros líayido para Metales .....oooocooococonccrocorda rojo ba ” 
577 Mts. madera pino Brasil ..............oooooocooooccororomooo tl 
«275 Mts. de madera para encofrado a eat ide tac ce 
"5 Kgs. de masilla AAN » 
le Kg. de nitrato dé potasio ..........: a ia ee 
11 Tarros de pinturas Varlas .........o.o.ooo.oococoororoooo.. E » 
107 Tirantes de QUIUDIY. ....ooononcromoooo... NN 2 
d 1195 TÁTafondoSs .....ooccoomommom.. AN a O Sa il 
e + 6 Paños para pÍSO ......oooooooooooomocranmoso AS ds 
.17.050 Bolsas con portland COMÚN .........ooc.oooomoooo..o.. ota e 
300 Bolsas con portland INDCOL .......oooocconroccooocccroocac noo. a 
» 117, Mts. de pedregullo ..........ooooooocoocoocococmomso.s. Aras Ed 
90 Paquetes de Punta ParÍS .......oomoloccoccoccrcnccncnanccno oa poa 
TRANSPORTE ...0.......... E ÓN 
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64.283.602 
47,496.30 


68.70 
4.230.90 
. 518.06 
5.303.71 
7.658.00. 
6.095.60 

"669.00 
1.120.00 


2.174:56 
107.06 
96.00 


. 
1 


0.70 
173.57 
26.00 
744.00 
29.50 
437.00 
123.69 
2.167.80 
65.60 
40.00 
10.00 
46.00 
481.00 
178.00 
1.396.40 
2.852.24 
2:711.00 
172.15 
600.00 
9.48 
717.30 
164.00 
1.95 
2.09 
20.30 
1.866.00 
155.09 
3.30 
50.869 
1.110.00 
1.423.25 
118.80 


ES 


MOVIMIENTO'DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LA' SECCION DEPOSITOS,. 


CORRESPONDIENTES AL AÑO 1952 


gg O E E KE gi A 


UNIDADES 


20 
10 
400 
345 


24 
12 
19 
32 
624 
102 
50 
24 
120 
90 
90 


96 
6 
24 


TRANSPORT BE occcccccccccccccorco rro rr rr 
Kgs. piolín algodón .......ooooo.ooooononccrcaccacnorarcsoomos. 
rollos tela asfáltica .......oooocooocorcrrcronaronrnrrno trar cs 
Mts. tejido alambre ........ooooooooororcanoncorocancorcr comemos. 
Mts. tirantes y tirantillosS .........<oeoooooocoromrrrrrrromomm”.”.s 


HERRAMIENTAS 
azadas para tierra ......ooooococororororcnonoracr nara S 
baldes para albañil ....o.oooooccorroncnnnnnrc noc rra tana 
cepillos "Para DÍSO ......o.oooooommocrooommccrrnranorarocooocc coca» 
cuchara para albañil ........oo...ooccooooorocrorrnncar arco tramo 
escobillones piazábal .......oooocococcanoronor cra raro 
escobas :de piazábal ..........o.oooooocoooncrcranconnacn ro A 


limas varias Medidas ........oooooooroccnrorarorncrcana rana ono , 


Metros articulados ........o.ooooonmocromocancaronraroorcroroooso 
Palas. ta A a O Aa de 
Pinceles Vari08 .......o.oooooomonoronrrcrrarrorsro?trsconossos.. 
Regaderas ....oooooooorteronerononcnncnoo raros ro rro roo 


] REPUESTOS 
Aigujas para farol “Fabro” .....ooooocoooocmoocromoonm»msrmoo.s.. 
Batería para auto ........oooooocnocoroccorarananccrn na tt 
Botas de BOMBA: nuivmiso oe có e pls 
Candados +. cisco a 
Caño para.freno de auto ......oo.ooocoooccrncorcnrncnacan romo 
Mts. COCO -TOJO .....oooooooomommmon»rorsconnaanonacnscrortrnss. 
Mts. cordón para luz ......oooooooocooccocororcraronorroncnsor.n: 
Mts. correa pielo camello .......oooooooooororcrorccrararocr ros 
Cuchillas para niveladoras ..........oooooooocnoconnarocorsncnoon.s 
Cueros? para bomba farol “FabTo” .....ooooooooooommmmmc.roo».». 
Juego de dientes para tractor .....o.o.ooomooo.oo.... eo EN 
Faroles “Fabro” .......oooooomomomoocononcrcroncnroniscrssssos, 
Faroles “Fabro” TeparadoS ....o.oooocmmocnconconarrocnoonsnro»”. 
Faroles "VÍCLOV? dios dao aa iia aa 
Filtros para gas-0il y aceite .....ooooooooooocootadanacono..s Jara 
Guantes de cuero para Operali08 .......ooooooommmmmmor rm...» 
Lamparillas “eléctricas ........oooooooommorncrrrrcaiida carr » 
Llaves pata lUZ ......ooooooooomnoncoonocorcororocancaadnnonoc.oss 


Mandíbulas' trituradoras .........o.o.oooooomocnnccarannoiodoncoo.o.. s 


Mantillas) farol" “FabTO” .....ooooooomommmoommmmoooo.s isa : 
Mangos aBadas:. noria ll a as 
Mangos para DPiCOS ....o.oocooooocoroormoccroroccnas io ele arado brea 
Mangos para escobillones ......ooooconmcccrocor dar daraco no noos 
Mangos para MalToWes .....o.oooooooomoomomomoso Pa 
Mangos para palas .......ooooocoooronorcrcrrr cd rro 


PortaláMDaras .....oooooomororomorsorrsnrncrolodocosoaionoror..» ] 


Oídos farol “Fabro” ........oooooooooocmomomorm».sos da 


"700 Papeles ignición .......ooooooorocccrcrcrcns AN 


1 
6 
48 
580 
120 
60 
12 
258 


30 
48 
"48 
48 
240 


Puntero para MaOBa ......oooooooooommmmmorcocnaconcrrnanaanon»s 
Púas palra pala Mecánica ..........oooooooooodorncanonoso... aaa 
Hojas: de SÍerTA omo. atera e pa e area caera ea dele dadas 
Trajes: para ODTeroSs .......oooomoocooccorccnarcaronacccaroscroooo. 
Tubos para faroles “Víctor” ......ooooooocmmomocmommn»nm2.morom.so 
"Tubos farol “FabrO” cinco 
Vidrios VaTi0S .........eo.ooooooorooomoms.s ti a las dis 


ARTICULOS PARA BOTIQUIN 
botellas de agua OXigenada .......o.ooooocoonomororonanranonoro.. 
Paquetes de algodón ............oooomoooooo... a 
Cajas: de -ZASAS uri e nia e ae 
Frascos con tidtura yOdO .....o.o.oo.oooccooccoorconnrrnnrrnnrono.: 
Paquetes con vendas 


Porron ro oo... ..ocossssrrsa<.srsspS$p$p$os.oocss 


A cargo de la SECCION DEPOSITOS. 


A _ E _____—_ q» xIOE_É __EIEEREIEEQQE_EE0ERREE_RIRLDHREEREeEeumERPA 
AA 
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COSTO 
$ 209.145.28 
» 21.00 
» 140.00 
» 56.00 
” 268.50 
» 47.88 
» 179.70 
» 8.67 
y 78.60 
2 954.60 
' "99.00 
» 151.10 
» 33.80 
e 415.00 
mn 263.00 
” 433.20 
» 40.50 
» 29.00 
” 293.40 
» 255.50 
» 5.30 
» 36.09 
» 6.20 
” 304.00 
y 264.00 
>» 5.52 
” 285.00 
2 202.00 
3 142.35 
a 516.20 
» 127.20 
” 1.020.00 
* 49.70 
» 4.43 
” 1.296.00 
p 259.00 
” 77.50 
” 506.90 
a 73.50 
2 125.60 
Ñ 186.90 
» 2.16 
Ñ 7.20 
. .15.40 
E 5.50 
E 150.00 
E 6.00 
E 7.372.00 
Ñ 115.60 
> 216.00 
>. 3.80 
» 812.70 
s 20.40 
a 13.20 
» 43.20 
sd 34.30 
» 43.32 
$ ' 227.322.81 


tu 
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Resoluciones y Decretos Relacionados con Asuntos de Competencia 


"de la” Dirección de Vialidad de Montevideo 


APROBACION DEL PLAN DE OBRAS Montevideo, abril 1.* de 1952. 
BABA EL e KCICIO 1098 EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
INTENDENCIA MUNICIPAL. — Monte: MONTEVIDEO, RESUELVE: 
video, iarzo 11 de 1952. Acúsese recibo; publíquese a "sus eféctos, 
Le transcríbase al Departamento de Obras Mu. 
VISTO: el plan de obras de vialidad que' nicipales —con agregación de. antecedentes— 
ha formulado la Dirección de Vialidad de e incorpórese al Registro* correspondiente. ==. 
Montevideo para el año 1952; BESA Fdo.: Germán Barbato, Intendente Munici: 


CONSIDERANDO: que el plán que ge ele- pal: — Miguel Á. Clavelli, Secretario.” 


va comprende obras cuya realización se ha 

previsto mediante contratación con empresas AUTORIZACION PARA -SOLICITAR DEL 
privadas, algunas de las cuales han sido ya PODER LEGISLATIVO - LA .AMPLIA», 
contratadas en el año pasado; que igualmen- O ICIGALES DE PAVIMENTACIÓN. 2 


te se incluyen en el mismo trabajos a reali- 


zarse por Administración, así como otros que “DECRETO. N.* 8093 

se encuentran en estudio y trámite y' cuya 5 É di 

realización dependerá de las posibilidades'téc- La Junta Departamental de Montevideo, 
nicas y resoluciones “a adoptar; Ñ decreta:. 

CONSIDERANDO:' que cada una de las Artículo 1. Autorízase a la padel 
obras incluídas responde:a razones de interés Municipal” para ' solicitar del Poder Legisla- 
general; tivo la sanción del.siguiente Proyectó de Dé- 

ñ / ? creto módificativó del artículo"1.” del Decre- 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE + to N.* :7335: Proyecto de Decreto. — El Po- 
MONTEVIDEO; RESUELVE: ' der Legislativo, Senado y Cámara de Repré: 

] : ¿ sentantes ter Asamblea General; Decretan: 

Remitir el plan de obras de vialidad para Artículo 1. Acuérdase la anuenciá prescripta 
el año 1952, a la consideración de la Junta por el artículo 256 de'la Constitución de'la 
Departamental, a los efectos de lo dispuesto República al Gobierno y Administración De- 
en el artículo 35.”, inciso 38, apartado A, de pártamental de Montevideo, para modificar 
la Ley 'Orgánica Municipal. — Fdo: Germán el artículo 1.” del Decreto N.* 7335 de la Jun- 
Barbato, Intendente Municipal. — Ingeniero ta Departamental de “Montevideo, en la si- 
E. Mario Peyrot, Director General del Depar- guiente forma: oa 
tamento de: Obras Municipales. a) . Elimínase “el límite dela emisión anual 

«de “Bonos Municipales de Pavimenta- 
“DECRETO N:* 8079 ción” y de “Bonos Municipales de Sa- 
mE neamiento” de $ 4.000.000:00 en cada una 

“La Jena Departamental de Montevideo, A de dichás deudas, autorizándose un “lí- 
decreta: - ''íñite' de hasta $ 16.000.000.00 cada cua» 

Artículo 1. Apruébase'el Plan de Obras de tro años, período que corresponde a la 
Vialidad para el año 1952, formulado por la duración de cada Gobierno Departamen- 
Intendencia Municipal de Montevideo. tal; 

Att. 2.” Comuníquese. — Sala de Sesiones de b) 'Modifícanse log límites máximos de lá 
la Junta Departamental, a 27 de marzo de vv aritidad circulante de “Bonos Municipa“ 
1952. — Fdo.: Ignacio Bazzano, Presidente. les de Pavimentación” fijado en p* 
— A. Lamboglia de las Carreras, Secretario s0s e 000.00"y de “Bonos Municipa- 
General. les Saneamiento” fijado en pe- 
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sos, 30.000.000.00, en las cantidades de 

$ 45.000.000.00 y $ 40.000.000.00, respec- 
tivamente. 

Art. 2.” Comuníquese. — Sala de Sesiones 

de la Junta Departamental, a 15 de mayo de 

1952. — Fdo.: Juan B. Maglia, Primer Vice- 


presidente. — A. Lamboglia de las Carreras, | 


Secfetario General.” 


ADQUISICION DE ELEMENTOS DESTINA.. 


DOS A DOTAR DE UN PEQUEÑO LA- 
BORATORIO DE SUELOS A LA DIREC- 
CION DE VIALIDAD DE MONTEVIDEO. 


“Montevideo,26 de mayo de 1952. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
.MONTEVIDEO, RESUELVE: 


Revalídase para el presente ejercicio eco- 
riómico la suma de dos mil trescientos trein- 
ta y cuatro pesos con ochenta y cinco cen- 
tésimos ($ 2,334.85), a que asciende el saldo 
de la de $ 3.000.00, imputada en oportunidad 
para la adquisición de diversos elementos des- 
tinados a dotar de un pequeño laboratorio a 
la Dirección de Vialidad de Montevideo”. 


ADJUDICACION DE TRABAJO DE REMO. 
CIONES Y REPOSICIONES EN PAVI. 
MENTOS DE HORMIGON Y ASFALTO. 


Montevideo, julio 4 de 1953. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


e Aceptar, condicionado a los efectos impues- 
tos por el contralor preventivo financiero de 
legalidad, la propuesta formulada “por la em- 
presa; Neyeloff y. Barrandeguy, quien se com- 
promete a ejecutar,. en un todo de acuerdo 
con los, diversos elementos que han servido 
de base en el respectivo llamado a licitación, 
trabajos de remociones y reposiciones en pa- 
vimentos -de :hormigón.y asfalto, en diversas 
zonas del Departamento, por los siguientes 
precios: Zona B. a) Juntas y fisuras mayores 
de 0:m. 0.15 «de arrcho, por metro lineal, 
$ 0.60; b) Fisuras inferiores de 0 m. 0.15 de 
ancho, por metro lineal, $ 0.60. Zona C. 
a) Remoción y reposición desde 0.25 1.2 a 
1 12, .por metro. cuadrado, $. 45.00; b) Re- 
moción y. reposición desde 1 m.?.en adelante, 
ppr metro cuadrado, $ 30.00; c) Reposición 
desde 1 m.? en adelante; por metro cuadrado, 
$ 28.00; d) Juntas y fisuras mayores de 0.m. 
0.15, de ancho, por metro lineal, $ 0.60; e) Fi- 
suras inferiores a 0 m. 0.15 de ancho, por 


métro lineal, ;$.0.60. Zona D: a) Remoción y: 


reposición, desde 0.25 m.? a 1-m.2, por-metro 
cuadrado,. $ 45.003.h) Remoción y reposición 
desde: 1.m.2 en “adelante, por metro cuadra- 
do, $,30.00; -c) Reposición desde 1 m.2 en 
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adelante, por metro cuadrado, $, 28.00; d) 
Juntas y fisuras mayores de 0 m. 0.15 de an- 
cho, por metro lineal, $ 0.60; e) fisuras in- 
feriores a 0 m. 0.15 de ancho, por metro Ji- 
neal, $ 0.60. Zona E. a) Remociones y reposi- 
ción desde 0 m.2 25 a 1 m.2, por metro cua- 
drado, $ 45.00; b) Remoción y reposición 
desde 1 m.? en adelante, por metro cuadrado, 
$ 30.00; c) Reposición desde 1 m.2 en ade- 
lante, por metro cuadrado, $ 28.00; d) Jun- 
tas y fisuras mayores de 0 m. 0.15 de ancho, 
por metro lineal, $ 0,60; e) Fisuras inferio- 
res a 0 m. 0.15 de ancho, por metro lineal, 
$ 0.60, Zona F. a) Remoción y reposición. des. 
de 0.25 m.2 a 1 m.?, por metro cuadrado, 
$ 45.00; b) Remoción y reposición desde 
1 m.2 en adelante, por metro cuadrado, 
$ 30.00; ec) Reposición desde 1 m.2 en ade- 
lante, por metro cuadrado, $ 28.00; d) Jun- 
tas.y fisuras mayores de 0 m. 0.15 de ancho, 
por metro lineal, $ 0.60; e) Fisuras inferio- 
res a 0 m. 0.15. de ancho, por metro lineal 
$ 0,60. Zona CG. a) Remoción y reposición 
desde 0 m.? 25 a 1 m.?, por metro. cuadrado 
$ 38.00; b) remioción y reposición desde 1 
m.? en adelante, por metro cuadrado pesos 
30.00; c) Reposición desde 1 m.? en ade- 
lante; por metro cuadrado, $-28.00; d) Jun- 
tas y fisuras mayores de 0 m. 015 de ancho,, 
por metro lineal, $ 0.60; e) Fisuras inferio- 
res a 0 m. 0.15 de ancho, por metro linéal, 
$ 0.60; 2.” Se deberá tener en cuenta expre- 
samente que esta adjudicación $e efectúa en 
mérito a las aclaraciones que a:su propuesta 
ha formulado la empresa Neyeloff y Barran- 
deguy en 18 de enero de 1952, que luce a 
fojas 37 y 37 vuelta, y eh él entendido de 
que las cotizaciones establecidas en la mis-. 
ma, lo han sido teniendo en cuenta también 
los salarios 'que rigen con motivo del laurlo 
homologado por el Poder Ejecutivo con fe- 
cha 27 de diciembre de 1951 para: el perso- 
nál de Dirección y. Administración de la In- 
dustria de la Construcción; 3.” La erogación 
de doscientos trece mil seiscientos ochenta, 
pesos ($ 213,680.00) en que se estima'ascien:, 
de el importe de.la propuesta «que se acepta,. 
será atendida con la partida de $ 233.333.234 
que para las obras ¡en “cuestión ha sido pre- 
vista por Decreto N.* 8176 de la Junta De.. 
partamental. : 


CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE: 
“EL ARROYO CARRASCO EN LA RAM- 
BLA PRESIDENTE BERRETA. 

RESOLUCION Di LA INTENDENCIA 

ñ * "MUNICIPAL 

Montevideo, enero 2 de 1952. 
1.* Aceptar, condicionado alos efectos im- 
puestos por el contralor preventivo financie, 


ro de legalidad, la propuesta formulada por 
la empresa Vejo y Pérez Mackinnnon Ltda., 
quien se compromete a construir, en un todo 
de acuerdo con los diversos elementos que 
sirvieron de base en el respectivo”ilairado a 
licitación, un puente sobre el Arroyo Carras- 
co a la altura de la Rambla Presidente Be- 
rreta, por los siguientes precios: dos pesos 
con veinticinco centésimos ($ 2.25) el metro 
cúbico de terraplén; doscientos veinticin 
co pesos ($ .225.00) el metro cúbico de 
hormigón clase A, para fundación de pilas 
y estribos; doscientos pesos ($ 200.00) el 
metro cúbico de Hórmigón armado clase -Á, 
para pilas y «estribos; tiento cuarenta pesos' 
($ 140.00) el metro cúbico de hormigón ar- 
mádo clase A, para tablero; un mil doscien: 
tos pesos ($ 1.200.00) cada unidad de péndo- 
las de hormigón armado clase A, con todos 
los accesorios; ochenta pesos ($80.00) el me- 
tro cúbico de hormigón armado “clase A, para 
losas de acceso; tres pesos ($ 3.00) el metro 
cuadrado de tratamiento de superficies clase 
2; cuarenta pesos ($ 40.00) el metro. lineal 
de parapetós para estribos, incluso tratamien- 
to superficial; veinticinco "pesos “($ 25.00) el 
metro lineal de barandas -para tableros, in- 
cluso tratamiento superficial; tres pesos 


($ 3.00) el metro cuadrado- de sobrepiso de 


hormigón clase A para el puente; treinta y 
un pesos ($ 31.00) el metro lineal de pilo- 
tes de hormigón armado clase AA, prefabri- 
cados; sesenta y ocho mil pesos ($ -68.000.00) 
el total de pilotes de hormigón armado fabri- 
cados en el sitio; mueve pesos ($ 9.00), el 
metro cuadrado de vereda para el puente; 
doce pesos ($ 12.00) el metro lineal de corz- 
dón de granito para vereda; .setecientos cin- 
cuenta pesos ($ 750.00) por el, total de la 
instalación. eléctrica; nueve pesos ($ 9.100) el 
metro cuadrado de revestimiento con bloques 


de piedra rejuntadas; cuarenta y cinco pesos. 


($ 45.00) -el .nzetro. cúbico de. hormigón ci- 
clópeo para .el muro de contención y la fun- 


dación del revestimiento, y ocho pesos con. 


cincuenta ($.-8.50), el metro cuadrado de fir- 
me de macadam, propuesta que, aplicándole 
los metrajes del proyecto, asciende a la can- 
tidad total de ciento setenta y nueve.mil se- 
sesenta y seis pesos con veinticinco centési- 
mos ($ 179,066.24), efectuando la fundación 
con pilotes prefabricados (variante autoriza- 
da por el artículo 17 del Pliego Particular de, 
condiciones), precio éste que comprende: 


$ 152,416.64 por la “construcción del "puente, 
propiamente dicho y $ 26.649.60 por los ac-- 
cesos en el Departamento de - Montevideo; 


2.” El Ministerio de Obras Públicas: se hará 
cargo del 50.9% .de la cantidad de $ 152,416.64, 
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a que asciende'la construcción del puente pro- 
piamente dicho. o sta, de la suma líquida 
de setenta y seis mil doscientos ocho pesos 
con treinta y. dos centésimos ($ 76. 208. 32); 
3.” EI reterido iniporte de $'76.208.32, a car: 
go del Ministerio de Obras Públicas, será, 
atendido de la siguiente manera: $ 75,000.00 
con cargo a la partida que por igual canti: 
dad y con el fin indicado fué autorizada por 
resolución del Poder Ejecutivo de fecha 11 
de diciembre de 1951 y, el resto, o sean, un 
mil doscientos ocho pesos con treinta y dos 
centésimos ($ 1.208.32), con cargo al rubro 
de “Obras, Servicios, Conservación y Mejo- 
ras” del Presupuesto en vigor, con carácter 
de. oportuno reintegro; 4.” La suma total de 
ciento dos mil ochocientos cincuenta y 
siete- pesos con noventa y dos centésimos 
($ 102.857.92), a que asciende el 50 % del 
importe del puente en cuestión y que es de. 
cargo de esta Intendencia, así como también 
el costo de los accesos en el Departamento, 
de Montevideo, será atendida ton el rubro de, 
“Obras, Servicios, Conservación y Mejoras” 
del Presupuesto en vigor; 5.” Transcríbase al 
Ministerio de Obras Públicas y comuníquese 
a la Dirección de Vialidad de Montevideo; 
hecho, por Secretaría, notifíquese a la em- 
preía Vejo “y Pérez Mackinnnon Ltda.; ma- 
nifestada que sea. su conformidad, con noti- 
cia al Departamento de. Hacienda, pase a ha 
Contaduría General para la intervención co- 
rrespondiente, Cumplido, vuelva a la Direc-* 
ción de Vialidad de Montevideo, 9 sus ,efeo», 
tos.” . 


TERRAPLEÑAMIENTO POR “RÉFOULA:-" 
GE” DE LA RIBERA IZQUIERDA DEL 
RIO SANTA. LUCIA EN SANTIAGO VAZ- 
QUEZ. : 


«Montevidoo, marzo 27 de 11952, 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.Expresar al Ministerio dé Obras Públi- 
cas que esta Intendencia está de acuerdo en 
que se-realice el terraplenamiento por * 
foulage” de la ribera izquierda del Río E 
ta Lucía en Sañtiago Vázquez, en el tramo' 
comprendido entre el muelle y el edificio del: 
Yácht “Club, “por volumen .aproximado 'de- 
80.000 metros cúbicos, realizándose dichos" 
trabajos en etapas, al precio de setehta, y cin-: 
co centésimos ($ 0.75) el metro cúbico, se- 
ñalado' por la Dirección de Hidrografía de* 
esé Ministerio;'2.” La priméra' ttapa de fea 
lización de dichas obras comiprenderá la ejes 
cución. de. 38.000'-metros cúbicos de relleno: 
3.” Disponer 'una imputación preventiva al' 


rubro de “Obras, Servicios, Conservación y 
Mejoras” de una partida de. veintiocho mil 
quinientos pesos ($ 28.500.00), a que ascien- 
de el relleno correspondiente a la primera 
etapa. prevista; 4.” Disponer que el Departa- 
mento de Hacienda adopte las providencias 
del caso .a efectos.de proveer los fondos nece- 
sarios para atender, -en .él. correr del año en 
curso, el importe de $ 31.500.00 a que ascien- 
den los 42.000 metros cúbicos de relleno que 
deberán realizarse en estapas posteriores para 
la ejecución total.de la obra prevista; 5.” Co- 
muníquese a la Dirección de Vialidad de Mon- 
tevideo y cón noticia al Departamento de Ha- 
cienda e intervención de la Contaduría Ge- 
néral, remítase, en' devolución, al Ministerio 
de Obras Públicas, encareciéndole que, una 
vez adoptada decisión sobre el particular por 
esa Secretaría de Estado, se sirva remitir 
nuevamente estas actuaciones a este D. E., a 
efectos de poder, en oportunidad, efectuar E 
pagos correspondientes por la ejecución de 
las obras de que sé trata. 


FONDOS PARA CONSTRUCCION DE LA 
USINA DE. ASFALTO 


La - Junta Departamental de Montevideo, 
decreta: ; 


Artículo 1* Apruébase la modificación del 
inciso d) del numeral 4.* del Decreto N.* 6386, 
destinándose los foridog previstos en esa dis. 
posición a las obras correspondieñtes a la 
primera etapa del edificio sede de la Usina 
de Asfalto, ya adquirida por el Departamento 
Ejecutivo Comunal, 


Art. 2.” Comuníquese. — Sala de Sesiones 
de la Junta Departamental, a 26 de junio de 
1952. — Fdo.: Ignacio. Bazzano,. Presidente. 
— A. Lamboglia de las Carreras, Secretario 
General. 


Montevideo, 30 de junio de 1952. 


_EL'INTENDENTE MUNICIPAL DE 
_ MONTEVIDEO, RESUELVE: 


a hágase saber a la Jupta De-. 
partamental, publiquese a sus efectos, comi- 
níquese al Departameñto de Hacienda y a la 
Contaduría: General, . transcribase al Departa- 
mento de Obras -Municipales —con agrega- 
ción de antecedéntes—.e intorpórese al Re-, 
gistro correspondiente. — Fdo.: Germán 'Bar- 
bato, Intendente. —— Miguel A. Clavelli, Se 
cretario. 
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APROBACION DEL PLIÉGO E GENERAL 
DE CONDICIONES-“PARÁ 'LA CONS. 
TRUCCION DE PAVIMENTOS ECONO- 
MICOS. 


“Montevideo, Noviénibre 6 de 1952. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.* Aprobar el pliego general de condicio- 
nes para la construcción de pavimentos eco- 
nómicos con base de tosca y con carpeta de 
pedrégullo, contenido en las hojas de actua- 
ción administrativa Serie Ej números 822323, 
822406, 822368, 822476, 822165, 822424, 
752822, 752842, 753884, 753976, 754778, 
754830, 753997, 153950 y 754846; 2. Es- 
te pliego” entrará en vigor a partir de la fe- 
cha de la presente resolución; 3. Autorizar 
la impresión de quinientos (500) folletos con 
el texto aprobado; 4.” Comuníquese a la Di- 
rección de Vialidad de Montevideo y pase a 
la de Proveeduría y Almacenes, alos efectos 
de la impresión dispuesta. — Fdo.: Por el In- 
tendente Municipal, Ingeniero E. Mario Pey- 
rot, Director General dél Departamento de 
Obras Municipales. 


PAGO DE DIFERENCIAS DE JORNALES 
POR LAUDOS DE SALARIOS 


“Montevideo, Marzo 3 de 1952.. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Establecer que, por équidad, este Mu- 
nicipio 'aBoriará las diferencias de jornales 
que los contratistas de obras municipales de- 
ben pagar a sú personal, estableciendo dichas 
diferencias entre los jornales. vigentes en opor- 
tunidad de las fechas de las aperturas de 
propuestasde cada una de las obras y los que 
se fijaroñi por los laudos; dictados por el Con- 
sejo de Salarios del Grupo 12 para' los per- 
sonales de Dirección y Administración de la 
Industria de la Construcción y para los per- 
sonales obféros-de la Industfia de la Construo» 
ción, homologados según decretos del Mini» 
terio de Iridustrias y Trabajo de fecha 27 de 
diciembre de 1951 y 15 de'enero de 1952, res- 
pectivamente, limitándose dichó pago en lo 
referente a los personales de Dirección y Ad- 
ministración, a las diferencias devengadas por 
los jornales de Capatáz de “Obra, -Capataz Es- 
pecializado o Ayudante, Encargado de Obra, 
Capátaz «de Paviménto, Encargado ' en Sanea- 
miento, Capataz de' Saneamiento y Encar-. 
gado en Saneamiento, tomándose, asimismo, 
a cargo de este Municipio;Ías a siguientes apor- 
taciones legales que correspondan al contra- 


tista sobre las .citadas.diferencias de. jornales, 
jubilaciones, asignaciones familiares, seguros 
y licencias pagas; 2.” Establecer “que en las 
liquidaciones de las diferencias de jornales 
que se formulen de acuerdo con lo determi- 
nado en el numeral precedente, st"fijarán los 
siguientes porcentajes: Caja de Jubilaciones, 
el porcentaje que corresponda en consonan- 
cia con lo determinado en el artículo 29 de 
la ley de fecha 27 de setiembre de 1950; Se- 
guros, el porcentaje que corresponda según 
la naturaleza de la obra; Asigndciones Fa- 
miliares, 4 % de acuerdo con lo determinado 
en la ley de fecha 20 de octubre de 1950; 
Licencias pagas, 5 %. y, Estudio y Contralor 


«de Obras, 3 % cuando corresponda; 3.” Dis- 


poner que la Dirección de Vialidad de Mon- 
tevideo adopte las providencias del caso, a 


efectos de que se incrementen las cuentas a 


formularse, contra las respectivas propiedades 
con el importe de las diferencias de jornales 
de que se trata; 4.” Disponer, asimismo, que 
las. distintas reparticiones de este Departa- 
mentó Ejécutivo, a “cuyo cargo se ejecuten 
obras cuyos respectivos contratos estén com» 
prendidos en lo dispuesto por la presente re- 
solución, estudien un régimen que permita 
abonar las diferencias de jornales y recargos 
legales derivados del laudo recientemente ho- 
mologado, sobre la base de la fijación de un 
porcentaje promedio de mano de obra res- 
pecto al precio unitario total de la obra, ze- 
gún las características de la misma; 5.” Co- 
muníquese al Departamento de Arquitectura, 
a las Direcciones de Vialidad de Montevideo, 
de Saneamiento de Montevideo, de Instala- 
ciones Mecánicas y Eléctricas, de. Talleres y 
Transportes, Oficina de Contralor de Obras y 
al Departamento de Hacienda, con expresa 
determinación de los importes que se deberán 
prever para hacer frente al pago de las di- 
ferencias de jornales que por la presente re- 
solución se resuelve tomar a cargo de este 
Departamento Ejecutivo. 


- OBLIGACION DE LOS CONTRATISTAS DE 


SUMINISTRAR PEQUEÑAS CASILLAS 
TRANSPORTABLES PARA EL PERSO- 
NAL DE SOBRESTANTES Y VIGILAN- 
TES. 


“Montevideo, junio 26 de 1952. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.” Disponer que, con carácter general, se 
agregue a los respectivos .Pliegos de Con- 
diciones, el siguiente artículo adicional: “Ar- 
tículo... El contratista está obligado a sumi- 
nistrar para el personal de sobrestantes y vi- 


gilantes de la obra, una pequeña casilla trans- 
portable, de acuerdo con los "planos que fa- 
cilitará la Sección "Construcciones de Puen- 
tes y Caminos. Dicha casilla deberá ser tranó- 
portada de atuerdo'con el desarrollo del con- 
trato y en caso dé ejetutárée obras en distin- 
tós. lugares ¿simultáneaiente, podrá exigirse 
“más dé una si “fuere ñiecesario más personal 
de control. Terminadas las obras las, casillas 
suministradas quedarán: a disposición del con- 
tratista”; 2. A sus 'efeítos, vuelva a la Direc- 
ción de Vialidad de Montevideo. 


EJECUCION DE FIRMES DE HORMIGON 
ARMADO CUANDO EXISTAN BAJAS 
TEMPERATURAS.. ' 


“Montevideo, setiembre. 18 de 1952. 


" EL INTENDENTE MUNICIPAL DE + 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


« 1. Disponer que,. con caráctej general, 'se 
agregue a los respectivos pliegos de condi- 
ciones, €l siguiente artículo adicional: “Ar- 
tículo... El hormigón no se preparará ni se 
colocará cuando la temperatura del ambien- 
te a la sombra, o lejos del calor artificial, sea 
más baja de cuatro grados (4* C.). Para. de- 
fensa del hormigón ejecutado cóntra la ac- 
ción de la baja temperatura se tendtá lista 
una cantidad suficiente de paja u otro ma- 
terial semejante para extenderlo sobre el hor- 
migón. El espesor de la capa expresada será 
el suficiente para evitar la congelación del 
hormigón antes de su completo endurecimien- 
to. El tiempo que tal protección deberá man- 
tenerse será de cinco (5) días. El contratista 
será responsable de la calidad y resistencia del 
hormigón colocado en tiempo frío y toda par- 
te que se dañe por la acción de la baja tem- 
peratura se renovará totalmente y reempla- 
zará a sus expensas.” 


MODIFICACION DEL ARTICULO 43 DEL 
DECRETO N.* 7336 DE LA JUNTA DE- 
PARTAMENTAL. 


“Decreto N.” 8410. LA JUNTA DEPAR. 
TAMENTAL DE MONTEVIDEO, 


Artículo 1.” Sustitúyese el artículo 43 del 
Decreto N.” 7336, por el siguiente: “Artículo 
43. Considérase como zona urbana, a los 
efectos de la aplicación de este Decreto, a 
la comprendida dentro del siguiente perí- 
metro, inclusive ambos frentes de las vías 
limitrofes: Arroyo Miguelete, Conciliación, 
Avenida Carlos M.* Ramírez, Avenida Agra- 
ciada, José B. Freire,, Santa Lucía, Castro, 
Molinos de Raffo, Arroyo Miguelete, Cami- 


.nos José M.* Silva,, Burgues, y Chimborazo, 
“Avenida Génerál Flores, Corrales, Avenida 
8 de Octubre, 20 de Febrero, Carrasco, Isla 
de Gaspar, Arroyo Malvín, Avenida Italia, 
Havre, General Máximo. Tajes, Arroyo Ca- 
rrasco y Río de la Plata. 

Art. 2 Comuníquese. — Sala de Sesiones 
«de la. Junta Departamental, a 27 de noviem- 
bre de 1952..—- (Fdo.): Juan B. Maglia, ler. 
Vice Presidente. —.A. Lamboglia de las Ca- 


rreras, Secretario General. 


Montevideo, diciembre 2 de 1952. 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
* MONTEVIDEO, RESUELVE: 


Promúlgase; hágase saber a la Junta De- 
partamental, publíquese, a sus efectos co- 
muníquese a los Departamentos de Hacien: 
da y de Arquitectura, Contaduría y Tesore- 
ría Generales; transcríbase al Departamento 
de Obras Municipales —con agregación de 
antecedentes— e incorpórese al Registro res- 
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pectivo. — Fdo.: GERMAN BARBATO, In- 
tendente Municipal. -— Francisco Pacheco, 
Secretario”. 


'ADQUISICION DE UNA SONDA ROTA- 
TIVA S 


Montevideo, noviembre 20 de 1952. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Disponer que la Dirección de Pro- 
veeduría y Almacenes, sobre la base de las 
características técnicas y demás detalles for- 
mulados por la de Vialidad de Montevideo, 
proceda a convocar públicamente a postores 
para la, adquisición de una sonda rotativa 
para la -extracción de. testigos. en los pavi- 
mentos de hormigón. 

2." Comuníquese a la Dirección de Via- 
lidad de Montevideo, y a sus efectos, pase * 
a la de Proveduría y Almacenes”. 


Dirección de Saneamiento de Montevideo 


Ing. Horacio A. Magnani 


Director 


Ing. Martín J. Alvarez 
Sub-Director 


Sr, Manrique Anollés Egaña 


Secretario 


SECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS 


Ing. Jefe de Sección Sr. Alberto Benedetti L 
Ing. Romualdo R. Trucillo Ing. Eduardo O”Neill : 
Ing. ¿Luis E. Texeira Ing. Raúl Martín Abram 


SECCION OBRAS SANITARIAS SECCION CONSTRUCCIONES 


Ing: Jefe de Sección Ing. Jefe de Sección 
Sr. José P. Bongiovanni Sr. Hugo Cuenca Sayago 
Ing. Luis E. Texeira Ing. Isidro Turcatti 


SECCION ESTUDIOS HIDROLOGICOS 
Ing. Jele de Sección Sr. Emilio Tourn 


SECCION CONSERVACION SECCION ADMINISTRACION 
Ing. Jefe de Sección Sr: Danilo Restano Administrador Sr: Roberto Bacigalupi 


SECCION CONEXIONES SECCION DEPOSITO 


Ing. Jefe de Sección Sr. Arturo Pita Encargado Sr. Américo Barboza 
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MUA] zonas SANzADAS AL 3) DE DICIEMBRE DE 1952 


EN en co 


MSTPUCCION O A LICITARSE. 


Consideraciones Gene tales 


E 4 


Antes dé eritrar «en el detalle “de los tra- 
bajos realizados por la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo en “el transcurso del 
año 1952, debemos destacar en primer tér- 
mino la entidad de las cifras acumuladas al 
firializar «dicho año, por la ejecución de 
obras de alcantarillado y afines en el Depar- 
tamento de Montevideo, las qe dan la pauta 
de la magnitud de los trabajos tumplidos 
hasta la fedha por esa Repartición Munici- 
pal. 

En el plano general de Montevideo que" 
se adjunta se indica con color azul obscuro 


e 


la extensa zona del Departamentó que al 
finalizar el año 1952 estaba saneada o en 
vías de Saneamiento'mediante obras en ejes 
cución, señalándose además en tolor azul cla» 
ro las zohas cuyas obras están actualmente a 
estudio, 


'El total de” hectáreas saneadas alcanza a 
6.670, “habiéndose instalado 1.211.195.18 me- 
tros lineales de colectores definitivos, invir- 
tiéndose en tan vasta extensión de obras, así 


como en otras de diversa índole, la aprecia- 
ble suma de $ 43.735.998.00. 


CANTIDADES ACUMULADAS DE SUPERFICIE SANEADA, LONGITUD 
DE CANÑERIAS CONSTRUIDAS E IMPORTES DE OBRAS EJECUTADAS 
POR LA DIRECCION DE SANEAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1952 


HECTAREAS 
OBRA EJECUTADA SANEADAS 
Por la ex-empresa de caños maes- 
tros y colectores del Puerto.. 1.157.00 Há, 
Por contratación hasta el 31 de 
¿ Diciembre de 1952 ........... 5.513,00 Há 


Por Administración hasta el 31 
de Diciembre de 1952, Colec- 
tores 


Pro... oros s$orsoos$p$p.»o.o 


“Totales -acumulados -hasta el 31 
de Diciembre de 1952 


..o.oon.. 


ES 


6.670.00 Há. 


LONGITUD DE 


COLECTORES EN :Mts IMPORTES 


211.000.00 mts. $ 


q$EEE[- ;IEKÉKÁKÁKÁ 2 


4.965.708.00 


939:127.00 +mts. $ 35.892.823.87 


Area incluída en 
las anteriorés 


58,129.18 mts. $  2.877.466.52 


1.208.256.18 mts. $ 43.735.998.39 


NOTA: En estas cantidades no están incluíd as las correspondientes a colectores provisorios. 


Al referirnos al año 1952, diremos que el 
Departamento de Montevideo ha recibido un 
sensible impulso durante ese lapso en ma- 
teria de obras de saneamiento e higiene pú- 
blica realizada, así como también en lo que 
se refiere al estudio de obras nuevas a llevar 
a cabo. 

Los- trabajos ejecutados en años anterio- 
res fueron continuados en forma permanente 
y sostenida, llevándose a importantes zonas 
densamente pobladas el beneficio del alcan- 
tarillado que ha determinado una mejor va- 
loración «de la tierra y un mejor standard 
de vida a los pobladores, en armonía .con 
los dictados de la higiene y salud pública 
en la época actual. 

Durante el año citado han sido ejecutadas 
obras de saneamiento y realizado estudios 
que contemplan las aspiraciones de los ve- 
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cinos de Carrasco, Colón y Pueblo Ferroca- 
rril, Arroyo Miguelete 10.* Sección, Zona del 
Arroyo del Cerrito, Pueblo Victoria, Cerro, 
Sayago y Arroyo Miguelete 11.* Sección. 


En todas esas zonas mediante los trabajos 
cumplidos se han eliminado o pusieron en 
vías de eliminación, permanentes focos de 
insalubridad, inundaciones, estancamiento de 
agua, etc., al tiempo que se dejan esas zonas 
en condiciones de propiciar obras de mejo- 
ramiento vial y urbanístico, impulsándose 
de esa manera la construcción privada. 


Se ha llevado así, al pueblo, a un más 
amplio bienestar, acrecentándose paralela- 
mente la riqueza pública. 


En algunos de los puntos ya indicados la 
transformación ha sido realmente trascen- 
dental, recuperándose importantes extensio- 


apo 


d - 


> 


nes de tierras insalubres como parté de los 
bañados de Carrasco y la-zona baja del Pue-. 
blo Victoria. 

Se ha proseguido el estudio iniciado años 

pasados referentes-a:desagiies de la ciudad, 
abocándose a'esa actividad. en forma inte- 
gral -con .el fin primordial de .preservar el 
estado sanitario de las -playas. A tal efecto 
se-ha creado dentro de la Jirección, Ja Sec- 
ción “Disposición de Aguas.Residuales”, cy- 
ya misión será la de concretar un proyecto 
de.obras definitivas a. realizar tendientes a 
ese fin. : 
y El importante plan de saneamiento de Co- 
lón y Pueblo Ferrocarril que será habilitado 
dentro de breye plazo merece ser destacado 
por su importancia. Las: aguas servidas de 
esta zona antes de ser vertidas en el Arroyo 
Pantanoso serán tratadas- biológicamente con 
cloro en una amplia planta “de Depuración, 
instalada de acuerdo con los últimos adelan- 
tos establecidos én la materia. 

Esta obra, por sí sola, representa, un ver- 
dadero esfuerzo municipa] mediante el qual 
se valoriza una zona dela ciudad' que se 
veía "seriamente «perjudicada por la falta de 


e mcumen 


obras de alcantarillado y la existencia en la 
misma de distintos: establecimientos de sa- 
lud. 
“En el año en consideración se han em- 
prendido, estudios de importancia ,y se han 
proseguido _otros, iniciados, en «años anterio- 
ros, de los que se,hace ¡una relación detallada 
en el capitulo correspondiente de esta mia- 
terla., y e s d ; i : ' 
¡Se adjuntan varias, planimetrías de obras 
estudiadas en el año 1952, alginas de ellas 
actuglmente: en ejecución. e 
En los gráficos que aconipañan está infor- 
mación, así comio en las fotografías de las 
obras en realización puede apreciarse la ex- 
tensa labor cumplida por la Dirección de 
Sanieaprignto “de Montevideo, én el! año 1952. 
AR 
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- , - OBRAS EJ ECUTADAS 


Las, obras ejecutadas en el año 1952 im- 
portan:er: total: $-4:259:938.72 de cuya suma 
$ 3.328.678.92 corresponden a trabajos: rea- 
lizados por contrato - y «el, saldo o sea 
$ 931.259.80 a obras por administración, tal 
como se establece en el cuadro siguiente: 


3. Ig 
A A 
, RESUMEN TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL:AÑO. 1952. +. +.“ 
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"Obras ejecutadas por Contrato ......ocecooorcrrrrrcooos 
Obras ejecutadas por Administración: ..0coqompo pre 931.259.80, 
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Pao ska 


Total de-obras realizadas en el año .... 


$ 3_328.678.92 7 “* 


"$ 4.259.938.72 
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OBRAS .EJECUTADAS, POR ADMINISTRACION 


Edo LS . + OBRAS NUEVAS 


1. 4 . z Es 7 
. EA El : E AE 


Transportes 


Jorríales .. | máq;y Herr. 


Materiales 


es : TOTAL 

1) Canalizaciones definitivas (incluídas 
obras accésorias): 

“"Cañreríás” para' hbástecimiento de 
agua potable en la calle Guazu- 
nambí entre La Guardia y La 
25 Barra. (Santiago yázquez) rus. ME, 
-. Consxionos “de las caferíás de * 
“tagud potable de la calle Guazu: 
nabí entre La Guardia y La Ba- 
na (Sgo. Vázquez) a las propie- 

? dddos! trentistas? ....N Tios a 
Conexión de los desagúos del 

- terreno del fondo del Cemente-. 


$, 918,49 


Ln» 


18.095] » . o. : gin 
;|* zoeese P. * 1004 |", vetas 


v 


HO, Central ,. a as : 
a e 115.03 |. 409.77 P 588.53 
.2). laa provisorias: : 
De 0:20 de diámetro ...... + Mt, 5.0 ]” 20.43 |” 147.60 : ” 176.79 
De 0.25 de diámetro ........- E 1,416.15 4 ” 16.720:17 4" 56:603.56 1.882,75 |” .75.206.48 
.. ¿De 0.30 de diámetro ......o.oo ” 56.00. |” .2.061.65 > 24.148,41 57.38 |” 26.267,44 
3) Conexlones domiciliarias: ] ] 
2.487 conexiones ia 2. >. Mt 15. 638.80 » 75.571.42 [> 201,030.26, 11.960,55 ” 288.562.23 
4) Bocas de «tormenta: j 
CgltiporD ¿Plot Ao ; TOO 
(O Epiiage Mt. 17.00 |,” 2-717.38 * 5747-57 8.795.01 
E ; e! 
1 tipo I Pr ed 
5) Congtrucción de cámaras en la 
“ex Quinta Morales ..... Pre ad: 6120 |” 5031 


(6) Perforaciones "para alumbramiento , 


de agua.. (Ejecytadas, en ejecución ! ha, 
Y. terminación de pidio de años an. s » 
¿teriores).' . z 
: "NY 46' Parque GR (Séo. Váz - 
QUOZ) oncooooocmccnnacoconso $  3.796.80 600.98 | $  4.888.61 
__  ” 47 E. ¡Georges y Oficial 20 mis. "2.793.717 442.21 |” 3.598,46 
05, P-. 58 Oficial € y Bóvedás “(Piedras ' 
BláNCaS) .....«.o.oooommooo... 2,493.23 394.64| ” 3.185,18 
» 54 Pena y Yugoesjavia O " 4362.14 |” 690.47 | ” 5.873.388 
” 55 Carreras Nacionales y Saint. , 0 . 
ROSAS +.ocooooncocororacors »  gaár0s9 YU 54457 |” 4,252.19 
2 58 Cooper cerca: de Av. Italia . » 23,111.28 |” 334.18 | » 2,640.09 
» 56 Veracierto y Mandisoví . ” 3,354.91 |” 531,03 |” 4,226.32 
» 59 Simón Martínez Km. 14 (Es- : q 
' tación Llamas) ...........- ” “om ». , 
A gr 5 1775 | 12807 1 + 956.07 
51 Jardines del Manga .......- » 31632 |” 59.58 | 531.46 
(7) Perforaciones abandonadas. i ; pe 
' N? 43 Parque Lecoq: E , a A 
» 45 Camino Mélilla y Tarariras me 697-289 |, . 11036 |” 847.03 
» 57 Simón Martínez Km, 14 (Es- "  8/510.63 55568 4324.41 
+ tación Idamas) ......mo»...-. 1.418.99 |” 224.63 ” 1,749.81 
£8) Colocaclón de Electro Bomba e ins- 
talaciones Eléctricas en Perforacio- 
nes Existerítes. “ 
NY 50 Llupes y Turubí -(3e contrató de 
Su Colocación) r+....oomaroinocoz ” - "1784.09 


$ 103.399.566 


OBRAS :EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN 


REPARACIONES EN LA RED DE ALCANTARILLADO Y EN LOS PAVIMENTOS 


A ? 


7 


COSTOS 


Transportes 
Máq: y Herr, 


UBICACIONES "Unidades 


Materiales | Jornales 


7 


(1) Reparaciones en Colettores Ovoides 
(varias calles) ...... tae 


(2) Desplazamiento de 8 ¡Bocas Tormen- 
” tá». reparación en 143 y arreglo de” 
“umá conexión .:...... Vo ? 


(3) Reparaciones en Bocas de Registro,, 
(4) Reparaciones de Pavimentos, 


$ 38.777.27 |$ 90.617.736 |$ 12.257.76 $ 111.652.79 


Ed 
y , no 


152.00 | » 7.144,02 |»' 12,293.01 |»  2.045.56 |” 21.82.59 
93.00 | ” 2.300.87 |” 2.492,40 |”  .624.66 |” .5.417.93 


> 


AGoquines —.......... E: 142,49 j : 4 a 
o . 70.58.| ” 2.715,41 |” 6.929.098 |” 826.99 |” 10.471.48 
Baldosas de vereda ......... Eolil vi 496.37 ón 


$ 20.987.57 ¡$ 112.332,25 |$ 15.754,97 | $ 149.024.79 


E eN ¿LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO % 


1) LIMPIDZA| DE COLECTORES 
Colectores' 'circulares  (verias' 


5.326.20 


calles) .......... deajo ciales 16.02 5,342.42 
Colectores ovoides (varias car e 

llos) ........ A IC Mts, Ab 2.544,84 42,144.12 2.375.13 ,47.064.09 
Colectores ovoides (con rastra) 377.51 19.610.18 510.27 20,497.98 

2) LIMPIEZA DE BOCAS DE TOR- ; 

MENTA a 
Con equipo, mecánico (varias . 

calles) ...ooomoommommooo.o.?. re... Mts. ' 13.046" 4.951.92 15.566.61 1:074.19 21.592:73 
Con camiones (varias calles) ” 20.727 1.841.37 67.370.91 e oe 46 91.576,74?, 
Con carritos tumberos' Evarias Ñ Lean : ES Le 

calles) ...... diaria » 14.776 219.74 | 21.964.23 ? 199.67 | 22.383.64 
Extirpación ,de roedores ps , 943.56 


3.266.34 4:214.:90 


10.883,94 | $175,248,79 | $26.539.74'., $>212.672.47 
y na o. 


NS . "os e 


“y  » «  DESOBSTRUCCIONES EN LA RED DE ALCANTARILLADO - * z 
, 
1) DESOBSTRUCCIONES DE COLEC- : ; de NN ] 
-TORES “(en varias calles no cobra. , AN de 
bles) o. dafitocccccaco ros ies 28 637;48 2.920.48.| - -.344.55 | _3.:902.61 
2) DESOBSTRUCCIONES DE COLAC- E: DARA z 
¡ECTORES + (gobrables) ario 00... 1 8.25 498.98 |“... 55.95.) . -568,18 
3) DESOBSTRUGCIONES DE CONP- A Ñ j an a E 
. XIONES COBRABLES (varias ca» ' t , “ PS 
es) Cc ETS E .e8 |“ 235/16 2.117.32.] * 388.46:). :2.740.94 
4) :DESOBSTRÚCCIONES, INSPECCIO- ; Pedo, A 
NES Y RECONSTRUCCIONES DE. ' o E 
CONEXIONES (NO COBRABLES) | 358 d.179.34 9.119.332. 1.546.80 | :11.946.57 
5) PESOBSTRUCCIONES DE BOCAS OS: pos SS Lo, 21, 
DB. TORMENTA (varias calles) A 148.11.] * 2, 054. 65: | 340; -687 4 538 444 
A OA AP AAA PU O EP “ Sar 1 a a 
» e e EEES d 
ES > deme co, | 2209.04 $16. 10.7 76 | Y simon | 521.000:84 
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OBRAS EJECUTADAS; POR;-ADMINISTRACION, 


CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO, DE DIVERSAS PLANTAS 


UBICACIONES * y "] Unitiades Transportes l. ora 
te ; * £ pS ] Mád. y Herr 


IC rr 0 


1) ESTACIONES DE BOMBEO 


a na 


IAMADUEA Y AN RENO 


í 
1 
4 
Ñ 
e 


$ 1.474,39 |$ 5.811.09. 


Habana y 8 de Octubre .......... 1 55,02 [$ 7.340,50" 
J. J. Rousseau y El Clay ...... ., 1 2.605.22 5.647.711, 23,96, $. 281,89 
Barrio Obrero N? 3 j.oo.oooo..... 1 102.21 3.598.08 22.34. 3 722,63 
31 de Marzo y Corrales ......... 1 1: 89.00 483.47 9:24 581,71 
Barrio Obrero N? 5 ..ic.ooo.... a 1 375.36 3.504,40]... 20.00 3.900,26 
Hotel Miramar ........ooooooo...» 1 260.95 3.400,28. H|: > 82.34 8,743,57 
Parque Rodó ......osjoooooooo.ooo. 1 1. 43.13 3.1387.80 — 3,230 ,93 
2) ESTACIONES DE DEPURACIÓN , SE + 

Cibils y San Fuenteñ .......... 1 416.97 | “5.629,80 |: — 6,046.71 
¡Barrio Obrero Avda. Instrucciones 1 859.29] .. "5657.81 ' . 8,00- .6.325.10 

3) 'ABASTECIMIENTO DE AGUA Pal : 1 

POTABLE ad a A 
Localidad de Santiago Vázquez e. 1 1.517.97 3.962.15 23.00 5.508.15 
Conservación de la red (varios lu- An b 

BATOO) iconos nds A 185.26 |. : 392;08 124,22 701.56 
| | $ 7.730.25 senil $ 378.13 $:49.383,07, 

O REPARACION Y LIMPIEZA .DE POZOS Y EQUIPO DE SÚMINISTRO ) DE-AGUA. 
Pozo N9%' 48 BARRIO CASABO a ; 1 24.23 712.31 412.74 849:28 
Pozo N? 20 BARRIO LA PALOMA. . 1 66.73 130.47 20.66 | - Ea 36. 
$ 90.96 $ 8142.73 $ 133.40 $ 1. 067 “4 


1) REPARACION DE CANERIAS DE; 
AGUA .POTABLE (en el Parque' 1, a 
DA eo eee e $ 97.18 | Si, 958.62. | $. 476.00 [$ 1:508.d0 

2) TRASLADO DE BOCAS DH TOR- h e pa 


MENTA miii asia 9 585.11 L, ¿361.45 * 184.15 2.130,71 
3) ADAPTACION DE BOCA DE-TOR- A Y Por 
e. ¿MENTA (en la Avda, Millán), . ” 896:46' 3.478.33* 655.62 |” 5.030,41 
*4)"INSPECCION DE CONEXIONES .. 1 s AE : 
==" RECONSTRUCCIÓN DE CONEXIO-— «ui e O AR A A 
r> ¿NES Coraje or roorason.coonnsso , Po , 1 a Ri 
A A 50 1.937.23 6.384.06 494.24 38.815.53 
mein »DESTABICAMIENTOS DB. CONE- 2 | o... ob coman a laa 
XIONDS ica nianenr 16 z 
5) CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y 
- MUROS EN EL LOCAL.SEDE DEL . ee TR 
o AA o: 6.316-64 
6) INSTALACION DE UN TANQUE. Ls 
¿ SURTIDOR .DE NAFTA EN EL LO- , 
CAL SEDE DE DEPOSITO DE SA- ' ” 
+ =NEAMIENTO. —eeconccoroccrarncono y 1.859. 46- 3.260"81 
1) EXCAVACIONES CON'LA MAQUI- ' j 
(¡NA EXCAVADORA DE LA DIREC- , ql 
CION DE SANBDAMIENTO DH a 
MONTEVIDEO: . e "o 
¡En el Cementerio del Buceo ...... 81.73 1.698.290 
En Jaime Zudáñez. N2 2337 (Club E . La a 
0 «DOÍONBOT) coocococcrccanoror corro cs : 112.05; ¿ 1.370:57- . - 1.965.089 
En Tacuarembó y Gianelli -........ i ] 142.10 | ' 729.03 1.027,76 
.. En el Cementerio del Norte ...... e 3 1.939.21 2.839.98 
i__¿En Cibils y Sanfuentes (Para eL 5 TN Mo 
ABOVE) os asa E ÓN “ B60726 | “”" 295700] 1.333744 


f Máquina excavadora, gastos ¿Bene-t7, 
¿LQÍOS comcoccococoos eootrsnaoco ro co .. 


«> 


. 218.63 


8l - 


». 


O8rRAS EJECUTADAS. POR 'ADMINISTRACION: 
OTROS TRABAJOS: , 0) 
E n-- 
: COSTOS 


Transportes 
Mád. y Heik. 


TOTAL 
$ 


UBICACIONES: Unidades .| Materiales Jornales 


s a 


8) REVESTIMIENTO CON CAÑOS q 
FIBIRÓCÓMENTO HASTA '4 Mts, , s . 
PROFUNDIDAD DEL POZO DEL 
VIVERO DEL PRADO .90..1..1.... ] ' j 


9) COLOCACIÓN DE UN TANQUE 
AUSTRALIANO en el Bartig San- 
“fúentes (trasladado del "Parque PF. 
García) AS Mrosbromsoo 


10) DISTRIBUCION DE AGUA DE RIE- 

GO DEL TANQUE AUSTRALIANO 
existente eh 'el grupo de Vivieukias 
Económicas del Camino Sanfuentes 
(trabajos en colaboración con la Di- 
rección de Talleres) .......... AN [7 


11) COLOCACION DE UNA BOMBA 
DÉ.MANO “6n tl pozo existente en 
el ¡Rarrio Los BOOVAMOR .1........ 


12) UOLOCACIÓN PROVISORIA DÉ ' 
“UNA 'BOMA DE MAND en la Ple- 


o ys 1 495785 dy 3.977.08 3  6%.51 


7 


reo 


5.802,44 


a 


mino Maldonado) .........o.o...... 


13) LIMPIEZA DEL POZO DE RAMON 
ALVAREZ Y CAMINO DE LAS 
"TRÓPAS y colocación! de uha ga- 
« aita cas DA 


44) COLOCABÍON “DE GARITAS DE 
PROTECOUION en las bombas de 
los pozos de los Barrios La Palo- 
ma, Sah Antonio y Jardines «er 
Manga ] 


15) REPARAION DE DOS BOMBAS Y 
OTRÓS “PEQUEÑOS TRABAJOS '. 

16) ACONDICIONAMIENTO Y REPA- —. 
'RACÍON ten los "equipos y Inúteria-  * En 
les de perforaciones crommsrs 


z ' > 
17) PEQUENOS DIVERSOS TRABAJOS ” 1,055.61 |” 3.219.855 


dr $438.27] $  4.318.53 


$ 56.228.52 


R ES U ME ON | 


OBRAS NUEVAS ...0ooo.o...... AS $ 103.399.66]p 318.665.789 [g 19.127.175] 3 441.193.17 
REPARACIONES EN LA RED DE AL- pd E : 
CANTARILLADO Y PAVIMENTOS .... »  20.937.57|$ 142.332.25)p 15.754,97 ] * 1149.024.79 
LIMPIEZA EN dA RED DE ALCANTARI- E 
LIADO iepuosa carino RS » 10,883.94 |» 175.248.179 |» 26.539.74] “ 212672,47 
DESOBSTRUCCIONES EN LA RED DE y me Si 
ALCANTARILLADO —.0occoncccnoonoo " 2.203,34)” 16.710.78,[”  2.776.54 +1.890:04 
CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO | : > : 
bue DIVERSAS PLANTAS .:¿c0....... ed >» 7.T80.26l” 41.274.704”  3t8.12/ ” %9.888.07 
REPARACIONES E De DE FO-. 
- ZOS Y EQUIPOS 'DE SUMINISTRO DB . A pes 
AGUA * OS ta ascos EE : Í 90.96 |” 842.48,” 183.404 ” 1,087.14 
OTROS TRABAJOS A is ts ss Y Ñ B 15.192.65 ” 26.191. 04 ” 4.844.83 ” 56.228 .52 
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EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 
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000 


000 


AÑOS 


DIRECCION ve SANEAMIENTO MITE 
be MONTEVIDEO 


METRAJE Y COSTO ANUAL DE LOS 
COLECTORES PROVISORIOS Y DEFINITIVOS 
EJECUTADOS POR ADMINISTRACION 


PLA 
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ARAN el ADN 
TEEN Dale 
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ton 
TANQUES ELEVADOS PARA SUMINISTRO DE 


AGUA POTABLE -——UBICACION 


INTENDENCIA MUNICIPAL 
DIRECCION De SANEAMIENTO 


Secc 


to 
AS 


INTENDENCI MUNICIPA 
DIRECCION ne SANEAMIENTO_ 


Sección Estudios Hidroldgicos 
PERFORACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 


Sl E e ll 


+3,A. dos efectos de su presentación en esta 
Memoria, los trabajos ejecutados, por. admi- 
nistración han- sido. clasificados .en. el cuadro 
N.” 2 en 'OBRAS NUEVAS, REPARACIO- 
NES-EN LA RED DE-ALCANTARILLADO, 
LIMPIEZA DE-LA, RED DE ALCANTARI- 
LLADO, DESOBSTRUCCION "DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO, CONSERVACION 
Y FUNCIONAMIENTO DE DIVERSAS 
PLANTAS, REPARACION Y LIMPIEZA 
DE POZOS Y EQUIPOS [DE SUMINISTRO 
DE AGUA Y:OTROS TRABAJOS. 


Las ¡Obras Nuevas ejecutadas en el trane- 
gurso, del año 1952 «comprenden la construc- 
ción de.80 metros de cañerías de agua pota- 
ble en Santiago Vázquez y las conexiones 
correspondientes por la suma de $ 3.324,35, 
la de 1.477 metros 15 de colectores proviso- 
rios por 'un' importe total de $ 101.650.71, la 
construcción de 15.638.80 metros de conexio- 
nes por $ 288.562.23, ejecución de 17 bocas 
de tormenta de diversos tipos y dos cámaras 
por $ 9.298.78; perforaciones para suminis- 
tro de agua, ejecutadas, en ejecución y ter- 
minación de otras iniciadas el año anterior 
(9), perforaciones abandonadas por diversos 
motivos (3) y colocación de equipos eléctri- 
cos en algunos pozos existentes (1), por un 
total de $ 38.357.10. Total invertido en eje- 
cución de Obras Nuevas $ 441,193.17. 

En reparaciones diveráas se ha invertido 
en total la suma de, $ 149.024.79. 


La limpieza de la red de alcantarillado, 
colectores y bocas de tormenta insumió la 
cantidad de $ 212.672.47. 

En las desobstrucciones de colectores y 
conexiones (unas cobrables y otras no co- 
brables), y en las bocas de tormenta se ha 


invertido en total la cantidad de $ 21.690.64.” 


La conservación y funcionamiento de di- 
versas plantas comprende el mantenimiento 
de siete plantas de bombeo para el aleja- 
miento de aguas servidas por un importe de 
$ 30.801.49, la conservación y funciona- 
miento de dos estaciones de depuración por 
$ 12.371.87 y el abastecimiento y conserva- 
ción de la red de agua potable en Santiago 
Vázquez por $ 6.209.71, dando un total para 
este rubro la suma de $ 49.383.07. 

Para reparar y limpiar los pozos y equipos 
de suministro de agua existentes se ha gas- 
tado la cantidad de $ 1.067.14. 

En el rubro “Otros Trabajos” van englo- 
badas diversas obras, tales como reparacio- 
nes de cañerías de agua potable en el Parque 
Lecocg por $ 1.508.00, cambio dé ubicación 
de varias bocas de tormenta, adaptación de 
de otras, inspección, recónstrucción, destabi- 
camiento de conexiones y colocación de ra- 


87 


males, .en las que se gastaron. $ 15.976,65; 
en construcción de paredes -y techos ¡en va? 
rios cobertizos 'del Depósito le. Saneamiento 
y. en la .instalación- de un tanque de nafta 
en «el .mismo- se .invertió la, cantidad. de 
$ 19.039.76;' en trabajos de excavaciones di- 
versas con la máquina excavadora pertene- 
ciente a la Dirección se ha invertido la suma 
de $ 9.023,14 en diversos trabajos en los 
pozos perforados para abastecimiento de 
agua y en la colocación de un tanque aus- 
traliano en el Barrio de Viviendas Económi- 
cas del Camino Sanfuentes (con material del 
tanque que existía en el Parque Fernando 
Gartía) se gastaron $ 5.802,44 que sumados 
a $ 4.818.53 invertidos en otros pequeños 
trabajos se llega a la suma de $ 56.169.00 
invertidos en total en el rubro “Otros Tra- 
bajos”. j 

El total invertido .por concepto de Obras 
ejecutadas por Administración se eleva a la 
suma de 931.259.80, de cuyo importe 
$ $ 160.438.37 corresponde a materiales, 
$ 701.266.08 a jornales y $ 69.555.35 a trans- 
portes, máquinas y herramientas. 


El importe total de las adquisiciones rea- 
lizadas para la ejecución de estas obras al- 
canza a la suma de $ 189.850.35. En el cuadro 
N.* 3 van discriminados por rubro y por Sec- 
ción los importeg invertidos por éste con- 
cepto. 


En el cuadro N.* 4 se indican las obras 


realizadas por Contrato de las que. algunas," 


corresponden a trabajos iniciados en años 


anteriores, tales como el alcantarillado der 


Pueblo Victoria, el de Villa Colón, el de la: 
Cuenca del Arroyo .Miguelete 10.* Sección 
Zona del Arroyo del Cerrito, y el de la Zona” 
Central de Carrasco. Otras corresponden a 
obras iniciadas en el año en consideración y 


comprenden las de la 2.* Etapa de Obras. 


Complementarias de la Zona Central de Ca- 
rrasco y las de la construcción de un Pes- 
quero en Pajas Blancas. 


A continuación se detallan los trabajos. rea- 
lizados correspondientes a cada una: de estas 
zONAas. 


1) PUEBLO VICTORIA. — Se conti: 
nuaron los trabajos iniciados en el año 1951, 
habiéndose construído en el presente ejer- 
cicio obras por valor de $ 768.519.56, 


.-en cuyo monto está incluída la cantidad de 


$ 74,316.83 abonada por concepto de dife- 
rencia de jornales. El total ejecutado hasta 
el 31 de diciembre de 1952 se eleva a la su- 
ma de $ 771.281.15 que corresponde .al sa- 
neamiento de 66 Há. de esta Cuenca. 


:2,) VILLA *COLON: Y *PUEBLO 'FE- 
'RROCARRIL.v-—.Estas obras iniciadas en 
el año 1950, se prosiguieron durante los ejer- 
cicios :1951 «y :1952, habiéndose: alcanzado al 
final de este último ejercicio a un monto to- 
tal de obras realizadas de $ 2.003.345.34, qué 
corresponde 'a-una superficie de 198 Hás. 
que podrán sef habilitadas en cuanto se co- 
mécten los: servicios eléctricos de lá planta 
de tratamiento de las aguas residuales ubi- 
cada en el Camiño Sienra y Arroyo .Panta- 
EOS. : 


" 3) ARROYO MÍIGUELETE 10.* SEC- 
CION - ZONA DEL ARROYO DEL CERRI- 
-TO. — Las obras correspondiéntes a esta 
Cuenca fueron iniciadas en el año 1951, ha- 
biéndose saneado hasta el 31 de diciembre 
de 1952 la cantidad de 170 Hás. con un im- 
¡porte total hasta la fecha de $ 2.566.194:07. 
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3:42) ZONA CENTRAL DE CARRASCO. 
*= Iniciadas :en el año 1950, fueron continua- 
das a un ritmo acelerado. Estas obras queda- 
+óh.- casi terminadas :á1' finalizar. el año 1952 
én cuya fecha: lá superficie .¿aneada 'por:con- 
tratos primitivos más: ampliaciones. de contia- 
to alcanzó:a 233 Hás., con un costo global de 
$:2.817.187. 61. 


¿.5%) ZONA CENTRAL DE CARRASCO - 
QBRAS COMPLEMENTARIAS (2.* ETA- 
PA). — Los: trabajoz de esta zona comple- 
mentaria de la: anterior se iniciaron en el 
ejercicio en .consideración, habiéndose sa- 
neado en el mismo una extensión de 27 Hás, 
-cóñ un costo ¡total de $ 243.288.50. 


; 6.2) PESQUERO PAJAS BLANCAS. — 
Obras iniciadas al finalizar el. año 1952, ha- 
:biéndose invertido ese año solamente la can- 


tidad de $ 1.000.00. 
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CUADRO N,o 4 


Obras ejecutadas por contrato durante el año 1952 


A - - q_—_--PEX— A it 
: | eahtáctido de laozoón, | E . O pe Arroyo | zona Central de Garrasoo»| Saneamiento del Pueblo SUMAS POR CLASE DE 
; | ANNA Saneamiento de Colón Zona. dal ArroNo: del 1 Obras a vicio Pesquero Pajas Blancas SEÑA 
CLASE DE OBRA | Cerrito _ s 
Cantidades Importes Cantidades Importes | Cantidades | Importes Cantidades Importes Cantidades Importes | Cantidades Importes Cantidades muoia 
q CE 0 AAA AAA OEA AQ ———— x_ _ __ o -—_— A q OOK<«<«á<áKá q 00  _ €_Pr 5 
COLECTORES CIRCULARES (m, 1.) .... 3.824.40 83.404.27 7.522.73 146.623.36 21.606,18 | 484,514.12 2,860.00 111,472.00 12.044,01 :355,161.95 — AS 47.857.32 1.181.175.70 
COLECTORES OVOIDES (m. 0 2.388.89 132,043.04 549.49 26.362.786 4,451.92 | 325,989.19 1:183.21 118.845.00 2.159,62 :160.606.07 ————— ——_—_——- 10,533.13 763.846.06 
COLECTORES ESPECIALES (m. 1.) ..... _——— —— —— | 327.62 110.697.164 —_— —_—— Fm AAA ——— ———_ 327.62, 110.697.10 
CAMARAS (unidades) .........oooomooo... 35 18.434,46 320 28.084,40 366 Ñ 61.896,90 44 7.989,00 174 4 29.163.00 —— ——— 939.00 145.567.76 
PÓZOS DE BAJADA (unidades) a O 20 ” 2,489.16 —_— | 119.30 18 1.947.00 9 1.267.00 15 + 1,683.00 ES —_—— 62.00 7.505.46 
SIFONES (unidades) .........oo..ooom.... 3 287,31 24 | 1,539.10 30 1,150.00 4 236.00 27 i 1,923.00 RRA ———_—— 88.00 4.505.41 
RAMALES Y CODOS (unidades) ........ 790 3.572.717 — =— ——_——— 1.915 3.600.00 —_— —_—_—— 1,524 10.668.090 —— ——. 4,229.00 17.840,17 . 
BOCAS DE TORMENTA (unidades) ..... 120 34.039.96 16 | 2.696.00 127 13.439.00 —_— — 11 ¿ 2,418.00 A —— 274.00 52.592.986 
CONEXIONES 23,317.71 818498 | —— | 1620125 | — | — | — [o | | __|___ 42.703.89 Ñ 
EXCAYV, EN ROCA Y TOSCA (mts, cub.) | ——— FURIA 338.157 3,354.32 2.473.501 30.402.02 444.000 1,873.60 4.963.397 ¿117.386.55 ——— A 8.219.055 153.016.49 [ 
PAVIMENTOS (metros cuadrados) ...... AS 76.08411 | ——- 29,006.43 —- 76.503,22. |  —_— | —— | _—_—_— 14398818 | —— | —__ ———— |" 105086.92 = O | 
OBRAS VARIAS ..0.oooococcccccccnoro os ES ORESTES 2.200.00 TES TS > EOS O e: ras ———— 1,000.00 —_—— 3.200.00 
ESCALONES —ccocccoccccccco tono o | ————- —_— —————— 47 1.100.00 53 | 1.605.90 35 1.430.00 ————— ————— 135.00 4.135.90 
£LANTA DE DEPURACIÓN ............. AA TS 113.656.02 == RCN a e lA aa ES ———- ——— 113.656.02 
CAÑERIAS HO GQ o.ococcccccrccocccrrr | - - 3.410.00 —_— — . 3.410,09 
A 1.549.30 Y ————— A —_—, 1.549.80 
pais a 2.00 910.60 
| | NS A A A TES 
[MPORTES - iris ii a $ 375,222.09 $  361.147.22 $ 1.127.439.89 $  243.238,50 $, 694.202.73 $ 1.000.00 $ 2.802.300.34 
DIFERENCIAS DE JORNALES .......... | ds 86.182,40 **-  111.810.79 | ” — 254.068.56 —_—_—_— ” +  74.316.83 ” 526,378.58 
- NN O E O A E A A AA 
| 
TOTALES c.0.0oocccccoo mo... | $  —461.404,49 | $  —472.958.01 | $ 1.381.508.36 $  243.288.50 $ * 768.519.56 $ 1.000.00 $ 3.328.678.92 
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Saneamiento Pueblo Victoria. Ataguía para construcción del Vertedero N.c 1, Arroyo 
Miguelete. (Vista general), 


Sancamiento Pueblo Victoria. Ataguia para construcción de boca de desagiije del Vertedcro 
N.2 1. Arroyo Miguelete. (Otra vista general). 


Saneamiento Pueblo Victoria. Ataguía para construcción del Vertedero N.2 1. Arroyo 
Miguelete. (Vista por el eje del Vertedero). 


Saneamiento Pueblo Victoria. Detalle del tablestacado y apuntalamiento en ataguía del 
Vertedero N.0 1, Arroyo Miguelete. 


Saneamiento Pueblo Victoria. Boca desagiie Vertedero N.2 1. Arroyo Miguelcte. Obra 
terminada. 


Saneamiento Pueblo Victoria. Vertedero N.2 1 en Avenida Diagonal. 


Saneamiento Pueblo Victoria. Excavación cn roca para la cámara de Vertedero N.o 2. 


Saneamiento Pueblo Victoria. Vertedero N.2 2. Calle Ameghino. Pedraplen, 


Saneamiento Pueblo Victoria. Excavación en roca para ovoide de lmt. 20 x 0OmS0 en la 
calle Luis de la Peña. 


Saneamiento Pueblo Victoria, Construcción ovoide 2mts.40 x 1mt.,60 sobre la futura 
Av. Costanera 


Saneamiento de Colón. Vista del tanque de sedimentación secundaria. 


Saneamiento de Colón, Tanque de sedimentación secundaria, Otra vista, 


Saneamiento de la Zona Central de Carrasco, Obras complementarias. 2.2 etapa. Ovoide 
y circular en Av. Italia y Potosí. 


Pesquero de Pajas Blancas. Detalle de construcción de un dado de fundación del ala derecha. 
Rio de la Plata. 
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MATERIAL PROCEDENTE DE LAS OBRAS CEDIDO POR LA DIRECCION DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO 


EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 1952 


MATERIAL CEDIDO 


tosca 
tosca 
tosca 
¿ 
tosca 
tosca 
tosca 
tosca 
tosca 
tosca 
tosca 
piedra 
torca 
tosca 
tosca 
tosca 
tosca 
tosca 
tosca 
tusca 
tosca 
tosca 


tosca 


DESTINATARIO y 
INTENDENCIA MUNICIPAL 
| 
Policía de Montevideo — Seccional 16% ............ | Noviembre 8 de 1951 15 m2 de 
Servicio de Sanidag Militar ..............«.«....... Mayo 10 de 1951 15 m+ de 
Club Social y Deportivo Punta Carretas ....... ... | Febrero 29 de 1952 15 ms de 
Escuela de 22 Grado N9? 9 ....o.ooooooccoommmmmo... Julio 13 de 1959 10 m* de 
IN Julio 13 de 1959 15 m+* de 
Junta Local de Peñarol ...............o....o..... . | Noviembre 29 de 1951 6 m* de 
Centro C. y D, Slgley .............oooo<oooommomm.. Marzo 24 de 1952 8 m+? de 
C. S, Famee FUTÍADO .....oooooccoocorrrqrrrre rs. Julio 10 de 1952 8 ms de 
pl Aeronáutica Militar ..........ooeooooommmmorm.”? .. | Julio 10 de 1952 3 m+* de 
E Club MalvÍíD .......ooooooooocrooccrccrracrn.. AA Julio 10 de 1952 6 mi de 
Club MalvíO ........ooooccrorcrrrnarano roca s Julio 10 de 1952 20 m.? de 
Jardín Zoológico Municipal ............oo....oooo.. Octubre 8 de 1952 100 m. de 
Escuela de 2% Grado N9 42 .......ocooooococmmmmm oc. 75 m3 de 
Escuela de 22 Grado N9 92 ......oooooomcccccrccrcss 15 m* de 
Club Sportivo Capitol .......ooooooommmmmm rr»... Junio 26 de 1952 4 m.* de 
Club Edison Huracán Buelo .....oo.ooooomomooooo”» Octubre 3 de 1951 16 m? de 
Dirección de Paseos Públicos .................... Julio 17 de 1952 351 m+* de 
Jardín Zoológico Municipal ........<.oooocroooo... Octubre 23 de 1952 44 me de 
Sección Deportes, D. de S. .....oooomooommmor+onso. Julio 4 de 1952 117 mé de 
Comisión Nacional de Educación Física .......... Marzo 27 de 1952 180 m+* de 
Dirección de Vialidad ........ EAS 381 m2 de 
Dirección de Vialidad .....oooooorrccccrrrrer rro 24 m. de 
Dirección de Vialidad ...........«..o..oooooooo.... 583 m.* de tosca 
443 m+ de 


| Dirección de Vialidad .........eoooocrrrrrrrrrrmo: —_— 


piedra 


RESOLUCION DE LA | 
Ñ PROCEDENCIA 


. Arroyo Miguelete, 10+ See. 


Arroyo Miguelete, 10* Sec. 


. Pueblo Victoria 

. Pueblo Victoria 

. Pueblo Victoria 

. de Colón 

. Pueblo Victoria 

. Pueblo Victoria 


Pueblo Victoria” 


. Arroyo Miglelete, 10+ Seo: 
. Arroyo Miglelete, 10+ Sec. 
. Pueblo Victoria 

. Pueblo Victoria 

. Pueblo Victoria 

. Pueblo Victoria 

. Pueblo “Victoria 

. Pueblo Victoria y 
. Pueblo Victoria 

. Pueblo Victoria 

. Pueblo Victoria 

. Pueblo Victoria 

. Carrasco, Zona Cent. 2* E 
. Arroyo Miguelete, 10e Sec. 
. Arroyo Miguelete, 10+ Sec. 
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ARROYO DE LA CHACARITA- 1? SEC- 
CION. — Se prosiguieron los trabajos para 
dar término al proyecto: correspondiente a 
esta zona dé la Cúenca del' Afroyó Chaca- 
rita en -la .cual se encuentran ubicados: los 
barrios “Jardines del . Hipódromo”, “Bella 
Italia” y adyacentes; y' está limitada por el 
Camino Maldonado, la Avda. Cuchilla, Gran- 
de y el Camino al Peñarol. 


" Actualmente se estima que la obra pla- 
meada “permitirá el saneamiento de 397 hec- 
táreas de superficie, "dejándose prevista una 
red para, servir 193 hectáreas más, todo con 
un costo aproximado de $ 6.000.000.00. 


Se realizará con estos trabajos el entuba- 
miento parcial del Arroyo de la Chacarita 
y sus afluentes desde" la avenida al Peñarol 
hasta el Camino Maldonado, previéndose 
también la supresión del puente en el Cami- 
no Maldonado, sobre el” Arroyo dé la Cha: 
carita. 


Entre las disposiciones complementarias 
del proyecto-se destapa la implantación: de 
disposiciones municipales a efectos de que 
los establecimientos industriales de la zona 
procedan a un tratamiento primario: de sus 
afluentes antes de ser vertidos en la red de 
alcantarillado, ” 


- Ultimamente, se há estudiado una nuevá 
$0 ución pará el edificio “destinado, a la casa 
de bombeo, Tográndose * desde el, Punto. de 
vista funcional una notable mejora. 


et SAYAGO. — .Fné, ierminado, el proyecto, 
iniciado en el año 1951, de obras a realizar 
cuyo costo ha sido estimado en $ 1.800.000. 00. 


n «COLON (2. ETAPA). Fué. elevado al 
Departamento de, Obras .el. proyecto termi- 
nado para. larsegunda etapa del saneamiento 
de Colón, Se. empleará; el sistema, separativo 
en, ung extensión, de. 23» sio que a 
fa lá zopa, a sanear, ;.*,. y, PR 
ha la Las aguas de esta izóna será tratadas. .en 
lá planta! idépuradora. “existente. :..P a 


“El total de' estas obras ascfeñidó ala can- 


: tidad de $ 850.000.00.. 
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ARROYO MALVIN — CURSO INFE- 
RIOR. — Se continuó el estudio de esta 
Cuenca, habiéndose modificado la red de 
colectores' para mejoraXY la disposición de las 
conexiones “domiciliarias. Se agregó además 
al área ya'én estudio una nueva zona de 62 
hectáreas, con la que el área total saneada 
¿omprenderá una superficie de 112 hectá- 
lreaz y su costo será aproximadamente de 
'$ 5.500.000.00; 
hi ze y 0 
" NUEVO PARIS. — Se inició el estudio 
del. proyecto de ¿obras: destinadas a sanear 
esta zona. La parte en estudio abarca una 
extensión de, :160 » hectáreas. y 

ZONA NOROESTE DEL PUEBLO VIC- 
TORIA Y CAMPOS ELISEOS. — El estudio 


del 'saneamiento de estas dos zonas debió 


.ser iniciado comio complemento del anterior- 


mente citado por cuanto estos dos barrios 
forman parte de la Cuenca del de Nuevo 
París. 

Este conjunto incluye una extensión de 
417 hectáreas de las que se ha confeccionado 
la- planimetria y se está efectuando la nive- 
lación. ;, 


- CERRO -“-2.* SECCION. —-El área há sa- 
near por este proyecto en estudio comprende 
una superficie aproximada de 200 hectáreas 
y su: cósto se caltula.en $ 3.000.000,00.'* 

Las obras serán de 'sistema- separativo 
construyéndose además de los colectores pa- 
ra aguas servidas, otras canalizaciones para 
das :aguas ¡pluviáles de las zonas bajas de la 
Cuenca. ml 


“ 


_ ARROYO MIGUELETE - 11* SECCION. 
— Se *prosigueñ” los' estudiós de esta Cuencá 
¿4 la quede agrégaton húevas áreas a las ya 
en estudio "hasta' sumar "220 hectáreas en tó: 
talk “Las zónas 'agregádas corresponden a 
otras” cuencas” péro fuéron incorporadas “a 
ésta: con “el fin de dotar 'más' pronto de sa- 
neamiento a núcleos densamente poblados. 


ARROYO MIGUELETE 12.* SECCION. 
— Se inició el estudio de esta parte de la 
cuenca del Arroyo Miguelete, Zona del Arro- 
yo Mataperros, limitada por los Caminos 
Ariel, Molinos de Raffo, Carlos M.* de Pena 


y Garzón. 


COLECTORES DEFINITIVOS Y PRO- 
VISORIOS VARIOS. — El metraje total 
proyectado para colectores varios de diver- 
sas zonas es de 3.306 metros lineales por un. 
valor total de $ 125.135.00, de los que 
$ 45.000.00 corresponden a canalizaciones 
definitivas. 


COLECTORES DESTINADOS A SER- 
VIR VIVIENDAS ECONOMICAS. — Fue- 
ron proyectadas obras con el fin indicado 
por un valor total de $ 35.300.00. 


—DETERMINACION DEL REGIMEN DEL 
ARROYO PANTANOSO. — Se efectuó .el 
relevamiento altimétrico de la Cuenca del 
Arroyo de la zona comprendida entre La- 
nús, Camino. de Las Tropas y Avda. Garzón. 


"ARROYOS DÉ LA CHACARITA Y LAS 
CANTERAS. — Se efectuaron estudios pla- 
nimétricos y altimétricos de sus cauces y zo- 
nas adyacentes. 


REGULARIZACION DEL ARROYO MI- 
GUELETE EN EL TRAMO COMPREN- 
DIDO ENTRE AVENIDA MILLAN Y 
CAMINO PROPIOS. 


Los trabajos de canalización y regulariza- 
ción del Arroyo Miguelete, en el tramo com- 
prendido entre la Avda. Millán y el Camino 
Propios, que corresponden a la 3.* etapa de 
canalización de ese arroyo, serán realizadas 
próximamente en forma similar a los de la 
primera y segunda etapas ejecutados entre 
las Avdas. Agraciada, Buschental. y 'Buschen- 
tal-Millán, respectivamente. 

E . 

Estos trabajos comprenderán las obras ne- 
cesarias para canalizar el cauce del arroyo 
dándole a éste la forma “de un canal. de sec- 
ción doble uniforme. Para darle al cauce la 
forma proyectada será necesario excavar el 
lecho del arroyo en algunas partes y telle- 
nándolas en otras. Se estima que el volumen 
de: los desmontes será aproximadamente de 
85.000 m.z- incluyendo tiérra, tosca y roca, 
excediendo- el volumen de los terraplenes al 
de los desmontes en 20.000 metros cúbicos. 

Para la protección de las márgenes del 
canal se ha proyectado un,muro de mamposr 
tería' de piedra fundadó sobre hormigón ci; 


y 
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clópeo hasta la altura de las crecientes or- 
dinarias. 


El resto del canal se protegerá con gra- 
milla. Para “mantener espejos de agua, se 
construirán pequeñas presas provistas de 
compuertas para la limpieza del fondo del 
canal. 


En cuanto al trazado planimétrico, este 
canal estará formado por curvas circulares 
y segmentos rectilíneos con una longitud 
aproximada de 1.600 metros. 


Las obras comprenden además la prolon- 
gación del vertedero de la calle Trápani y 
la modificación de la boca de desagiie del 
vertedero de la cuenca del Cerrito. 


Estos trabajos serán ejecutados en un pla- 
zo de veinte meses e -importarán aproxima» 
damente, unos $ 520.000.00. 


PROYECTO DE LIMPIEZA DEL ARRO- 
YO MIGUELETE. (En el tramo compren- 
dido entre Millán y Agraciada). — Se pre- 
pararon los elementos necesarios para el 
llamado a licitación correspondiente. 

El costo aproximado del total de las 
obras a realizar se estima en la suma de 


$ 3.500.000.00. 


SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGÓ 
Y LIMPIEZA EN EL PARQUE LECOQ. 
— Se efectuó un proyecto para captar 200 
mil litros de agua del Arroyo San Gregorio 
destinada para riego y limpieza de los: co- 
rrales de fieras instalados en dicho Parque. 
Las aguas serán tomadas del Arroyo y ele- 
vadas por medio de una bomba a motor a 
un tanque australiano a 600 metros del pun- 
to de captación y a unos 20 metros sobre el 
nivel del Arroyo. : ¡ 


ESTUDIOS VARIOS. — Se proyectaron 
obras complementarias para la Cuenca del 
Arroyo del. Buceo y para la -10.* Sección del 
Arroyo Miguelete, estimadas en la suma de 
$ 55.500.00. . 


Para Santiago Vázquez se proyectaron, lí- 
neas de agua potable por un valor “de 
$ 1.800,00. 


. Se proyectaron modificaciones varias para 
las' obras en construcción entre lás que' se 
destacan lag motivadas por alterationes én 
el proyeéto: del tren subterráneo. p 


4 


"Se determinaron las máximas treciented 
del Arroyo Miguelete en las zonas comipren- 
didas entre la Avenida” Instrucciones y 'el 
puente' de la vía del ferrocarril y entre el 
Camino López'y'el Camino: del Paso de lá 
Española y: aguas arriba .del Camino Silva. 
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Planimetría general de la rod de colectores proyectados para el Saneamiento de Sayago. 
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Planimetría general de la red de alcantarillado proyectada para el Saneamiento del Cerro 
(2,3 etapa). 
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JANEAMIENTO DE_LA 
CUENCA DEL AS MIGIELETE 
AO DES MP DEL, CERRITO 


PRANDE RIA, SEMGñA, 


Planimetría General de las obras proyectadas para sanear la cuenca del Arroyo Miguelete 11.a Sección 


(Zona dol Arroyo del Cerrito) 


Estado actual del arroyo Miguelete visto desde el Puente Millán, aguas arriba. 


Vista del Arroyo Miguelete a 200 mts. aguas arriba del Puente de la Av. Millán, 
tomada desde la margen derecha. 


pm e 


Y 


Estado actual del Arroyo Miguelete, aguas abajo del Puente de Propios. 


Vista de la parte ya canalizada del tramo comprendido entre Millán y Larañaga con un 
tipo de canalización similar a la que se realizara en el tramo proyectado. 
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CANALIZACION DEL ARROYO MIGUELETE 
ENTRE Av MILLAN Y Cno PROPIOS 


PLANIMETRIA 
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Cau-e natural 


Lineas del Proyecto 


Curyas de nivel 
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CANALIZACION DEL ARROYO MIGUELETE 
ENTRE Av MILLAN Y Cno. PROPIOS Su PRE 
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Cauce natural 


PLANIMETRIA 
de Perfil No. 47 a Puente Propios 
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SECCION ESTUDIOS HIDROLOGICOS 


CANALIZACION DEL ARROYO MIGUELETE 
ENTRE Av MILLAN Y Cno. PROPIOS 


ADAPTACION DEL VERTEDERO DEL 
ARROYO DEL CERRITO 
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Obras Sanitarias 


En lo que se refiere a obras sanitarias, la miento durante el año 1952 puede concretar- 
labor realizada por la Dirección de Sanea- se en el cuadro que sigue: 


OBRAS SANITARIAS TRAMITADAS DURANTE EL AÑO 1952 


5.291.228.00 


Planos sanitarios (trámite corriente) ...... | 3.574 
96 » 119.575.07 


Planos sanitarios (Decreto N.* 1750) ...... 


Solicitudes de conexión de aguas corrientes 
(Decreto N.? 1750) ...oooococccccc... 67 | ”.  12.761.83 


5.423.564.90 


Total de obras tramitadas ..... , 


Determinación de la Naturaleza del Sub - Suelo 


En el año 1952, se prosiguieron los traba- Durante ese año se efectuaron 703 cateos 
jos de cateos mecesarios para la formación que se distribuyeron de la siguiente ma- 
de los proyectos de obras de alcantarillado. nera: 
Zona de La Chacarita..... 267 ¿ateos 
Cerro: nionica as 221 ” 
Sayago ....ooocoommccoco.o 145  ” 
Malva 36 ?” 
Colón: iii ds 28 ” 
Parque Lecocg .......... 6 ” 

E 703 cateos 
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Situación de los Contratos con Cargo a "BONOS MUNICIPALES DE SANEAMIENTO” 


a 


Al 31 de Diciembre de 1952 
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MONTO AUTORIZADO e 


EN AS EMPRESA Mónto Lidquidado | “onto Liquidado SALDO 
h Don renirato acts Dif. Jornales | TOTAL £ Ejer. Anteriores Ejercicio 1952 a Liquidar 
01 ' ES: 
120490 | Sto, Arroyo Miguelete 92 Sec. Zona del Cerrito| Ambrosoli y Ludzcanoft ... “$  1.525.987.52 $ 212.889.16 | $  250.499.06 '| $ 1.989.875774 [$  1.936.520.13 $ 337.00 |$ 52.518. 61 
vaso 4 Sto. Arroyo Miguéleto gs Sec. Zona del Prado| Ambrosoli y Ludzcanotf ... » * 472,018.62 5 23.177.62 | ” 2.219.66 |” 497.415.92 |””  485.421.52 —— |” 11:994.40 
140290 Uso. de Colón y Pueblo PertorarHl dise: José Fogla ....ooooo.o.». »  1.977.000.00 ds " 6.120.00 | * 289.560.40 |” 2.272.680.40: | ”- 1.438.904.83 |” 637.989:02 ['%  .:195.:786.55 
129027 | Sto. Zonas Centrales de Carrasco .......... “Vejo y Pérez Mackimriom .. »  2.355.322.33 »" --319.734.91 | ” 266.678.80 |” 2.941.736£04. |” 2/277.884.04 |”  -634.335.86 |” 29.516,14 
" 141560 "| Sto. oy Malin Zona Sur de la Unión .., Amibrosoli y Ludzéanotf ... pa 829.522.37 >» “102,081.63 |“  “54.719.21 |” 985 :Sb321 |”: 713.504.25 |” 52,514.27 ]” 220.304,69 
143114 | Sto. Arroyo Miguelete, 10. Sec. Zona Cerrito Ambrosoli y Ludacanott y ” 2.393.921.19 a» ] ADOS ” 169.236.43 dd io ”  1,052.212.44 |” 1.521.753.34 |” 242,041.84 
145388 | Sto. Pueblo Victoria ........ooooooooommmm.s. Alvaro Palenga .....%... *  1.572.743.95 : 48.266.52 + |” 1.621.010, 47 ——— |” 800,882.60 |” 820,127.87 
| ” 322,090.29 ——- |” — 243.442,37 |” 78.647.92 


149907 Sto. Zonas Centrales de Carrasco, 2* etapa ..| Ambrosoli y Ludzcanoff ... E 322.090.29 


TOTALES .......... 


$ 11.448.606.29 ls 916.3853.32 $ 1.081.180.08 $ 13.446.639.69 o 7.904.447.21 P 3.891.254.46 |$  1.650.938.02 


Montevideo, Diciembre 31 de 1952. 
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Situación de Obras Contratadas con Cargo a 
Al 31 de Diciembre de 1952 


mar 


4 


MONTO CONTRATADO dé y 
E Monto Liquidado | Monto Lliquidado SALDO 
Exp, N? OBRAS EMPRESA ] RUBROS 
- Original Aum. Obra Jorn, Total Ejer. Anteriores Ejercicio 1952 a Liquidar 
Distribución Agua Barrio Jardines Hipódromo | Hidrosa ..... ys 5 7.810.00- —— |$ 7.810.00 A $ 7.810.00 | Obras Servicios Conservación y Mejoras 
200859 | Obras Especiales Saneamiento de Colón ..... Jos6 FogHa .(h..........- »”, 52.497.19- Nod 52.497.19 |. ———— » 52.497.19 | Obras Servicios Conservación y Mejoras 
145299 | Alejamiento Aguas Serv. Viv. Colect. N* 5 .... Rafael Biagioni ........... ” 29.915.190 |$ 123.61 |” .. 30.038.71 |.$ 19.527 24 $ 10.484.138 |” 27.38 | Decreto 63868 Art. 12 C. A, 
142080 | Ccnstrucción Calle Quijote (Depósitos) .... Giannastasio y: Berta ....: cs 168.807.00 |” 40.813.45 |” .209.420,45 |.” 204.528.00, ze 4.065.39 |” 827.06 | Decreto 6386, 19 Ap. 4 inc. b) y Obras, Servicios, etc. 


—_——  __—__n_—_ae——_—_— Ñ  ————___  —— AA NA a 
258.829.209 |$ 40.987.06 


$ 224.055.%% 14. 549.52 61.161.63 


299.766.35 


E + Montevideo, Diciembre 31 de 1952. 
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Recopiláción de Resoluciones y Decretos de la Intendencia 


Municipal, Relacionados con Asuntos de Competencia de 


la Dirección de Saneamiento 


ADOPCION DE MEDIDAS PARA DIS- 
PONER DE LA TOTALIDAD DE LAS 
AREAS AFECTADAS POR LAS OBRAS 
DE CANALIZACION DEL ARROYO MI- 
GUELETE ENTRE MILLAN Y PROPIOS. 


Montevideo, 3 de enero de 1952. 


ATENTO: que por resolución de fecha 5 
de abril de 1951 se dispuso que el Depar- 
tamento de Arquitectura adoptara las me- 
didas del caso, a efectos” de disponer de la 
totalidád de las áreas afectadas por las obras 
de canalización del Arroyo Miguelete, entre 
la avenida Millán y el camino Propios; 


RESULTANDO: que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo ha dado término 
a los estudios respectivos para llevar a cabo 
las referidas obras de canalización; 


CONSIDERANDO: que, en consecuencia, 
dentro de breve tiempo se dispondrá el. per- 
tinente llamado aa licitación pública para la. 
realización de.las obras respectivas; que es 
oportuno prever con tiempo la disponibili- 
dad de la totalidad de las áreas necesarias 
para la misma; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Disponer que el Departamento de Ar- 
quitectura adopte las medidas del caso a fin 
de activar los- trámites conducentes a dispo- 
ner de la totalidad de las áreas afectadas 
por las obras de canalización del Arroyo 
Miguelete, entre la avenida Millán y el ca- 
mino Propios, ya que, dentro de.breve tiem- 
po, se dispondrá el pertinente llamado a 
licitación pública para la ejecución de di- 
chas obras. 

2. Comuníquese a la Dirección de Sa- 


neamiento de -Montevideo y, a sus efectos, 
pase: al Departamento de Arquitectura. 
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APROBACION DE UN" PROYECTO PARA 
LA CONSTRUCCION DE SIETE BOCAS 
DE TORMENTA-PARA LA ZONA GEN- 
TRAL DE CARRASCO. 


Montevideo, 3 de enero de 1952. 


VISTO: el proyecto preparado por la Di. 


rección de Saneamiento de Montevideo, para 
la construcción de siete bocas de tormenta 
(6 tipo “F” y 1 tipo “D”), en las obras de 
saneamiento para la zoña Central de Carras- 
co, tal como se señala a fs. 1 y 3; 


RESULTANDO: que da referida Direc- 
ción expresa que, por motivos circunstancial 
les, dichas obras podrían ser realizadas como 
ampliación del contrato dé las Obras de. Al- 
cantarillado de la Zona Central de Carrasco, 
a cargo de la empresa Vejo y Pérez Makin- 


non Ltda., rigiendo los precios unitarios del 


referido contrato; que dicho procedimiento 
Jlenaría la doble ventaja de obtener precios 
cónvenientes para la adiministración y mayor 
rapidez en la ejecución de la obra, que si 
ellas fueran licitadas; que el aumento de 
obra de que se trata se estima en $ 3.357.91; 
que la referida empresa -ha manifestado su 
conformidad en ejecutar la obra en la forma 


propuesta y por la indicada cantidad; 


ATENTO: a lo informado por el Depar- 
tamento de Hacienda y a lo determinado, en 
los artículos 59.” y 63.” del Pliego de -Con- 
diciones Generales para la Construcción de 


Obras; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, .RESUELVE: 


1.7 Aprobar el adjunto proyecto prepa- 
rado por la Dirección de Saneamiento -de 
Montevideo, para la construcción de siete 
(7) bocas de tormenta (6 tipo “F” y 1 tipo 
“D”) en las obras de saneamiento para la 


-Zona Central de Carrasco. 


El 


an ag 


eco E 


2. Disponer que la construcción de di- 
chas bocas de tormenta se ejecute como am- 
pliación dentro del sexto del contrato cele: 
brado con la empresa Vejo y Pérez Mackin- 
non Ltda., para las Obras de Alcantarillado 
de la Zona Central de Carrasco. 


3. El importe de TRES MIL TRES- 


CIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 


CON NOVENTA Y UN CENTESIMOS 
($ 3.357.91) en que se estima dicho aumento 
de obra, será atendido con “Bonos Munici- 
pales de Saneamiento”. 


4. Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo. 


APROBACION DE UN PROYECTO PARA 
LA CONSTRUCCION DE DOS BOCÁS 
DESARENADORAS DE DESAGUE PLU- 
VIAL EN LA PLANTA DE DEPURA- 

. CION DE COLON. 


Montevideo, 3 de enero de 1952. 


VISTO: el proyecto preparado por la Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo, para 
la construcción de dos bocas desarenadoras 
dé desagiie pluvial en la planta de depura- 
ción que se está construyendo para el sanea- 
miento de Colón; 


RESULTANDO: que la referida Dirección 
expresa que, por motivos circunstanciales, 
dichas obras podrían ser realizadas como 
ampliación del contrato de las Obras de Sa. 
negmiento para el desagiie "y depuración de 
las aguas servidas para la zona de Colón y 
Pueblo Ferrocarril, a cargo de la empresa 
Sucesores de José Foglia; que. dicho proce- 
dimiento llenaría la doble ventaja de obte- 
ner precios convenientes para la administra- 
ción y mayor rapidez en la ejecución de las 
obras: que si ellas fueran licitadas; que la 
referida empresa 'ha manifestado su confor- 
midad en ejecutar las obras en la forma pro- 
puesta, y por el precio total de $ 320.00; 


- ATENTO: a lo informado: y a lo determis 


nado en los artículos. 59.” y 63.” del Pliego 
de Condiciones Generales para la Construc. 
ción de Obras; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1? Aprobar el adjunto proyecto prepa- 
rado por la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo para la construcción de dos bo- 
cas desarenadoras de 'desagiie pluvial en. la 
planta de depuración que se está constru- 
yendo para el saneamiento de Colón. 
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2.” Disponer que la construcción de di- 
chas bocas se ejecute como ampliación den- 
tro del sexto del contrato celebrado con la 
empresa Sucesores de José Foglia para la 
ejecución de las Obras de Saneamiento para 
el desagie y depuración de las aguas servi- 
das para la Zona de Colón y Pueblo Ferro- 
carril y por la suma total de TRESCIEN- 
TOS VEINTE PESOS ($ 320.00). 


3.” Dicha erogación será atendida con 
“Bonos Municipales de Saneamiento”, 


4. Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo. 


APERCIBIMIENTO A LA EMPRESA SU- 
CESORES DE JOSE FOGLIA, POR LOS 
DAÑOS: CAUSADOS POR SUS MAQUI- 
NAS A LOS ARBOLES DEL ORNATO 
PUBLICO DE COLON Y: PUEBLO FF- - 
RROCARRIL. 


Montevideo, 3 de enero de 1952. 
VISTAS: estas actuaciones en las que se 
denuncia que la empresa Sucesores de José 
Foglia. contratista de las obras para el sa- 
neamiento de Colón y Pueblo Ferrocarril, 
durante la ejecución de esos trabajos, ha' 
dañado árboles del ornato público; 


RESULTANDO: que de acuerdo con lo 
informado, sello fué motivado por la utiliza- 
ción de maquinaria inadecuada; que la em- 
presa no tenía por qué excavar indefectible- 
mente las zanjas a máquina, pudiendo haber 
hecho la excavación a mano donde no fuera 


“conveniente el uso de la máquina; 


RESULTANDO: que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo ha' adoptado las 
medidas del caso, comunicando a la de Pa- 
seos Públicos el lugar donde la empresa en 
cuestión debe realizar obras de saneamiento, 
para que esta Repartición adopte las medi- 
das del caso a efectos de vigilar que no se 
repita el hecho denunciado; 


CONSIDERANDO: con la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo que procede 
apercibir a la émpresa Sucesores de José 
Foglia por el hecho en cuestión; 


ATENTO: a lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.” Apercibir a la empresa Sucesores de 
José Foglia, contratista de las obras para el 
saneamiento de Colón y Pueblo Ferrocarril, 
por los daños causados con sis máquinas a 
los árboles del ornato "público, significán: 
dole que en aquellos casos en que así co- 


rrespúnda; deberá hacer las respectivas ex- 
cavaciones a- mano en lugar' de emplear 
clementos mecánicos, para nb''dañar á-los 
árboles. 


2.” A sus efectos, vuelva a la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo. 


SE ACEPTA EL PRESUPUESTO CÓRRES: 


PONDIENTE PARA“LA INSTALACION. 
DE UN POSTE SURTIDOR EN LA. ES- 
QUINA DE-LAS CALLES BADAJOZ Y 
FYNN. ' 


Montevideo, 24 de enero de 1952. 


VISTO: que por resolución N.” 8.169, de 
fecha 7 de diciembre de 1951, se aceptó el 
presupuesto formulado por la Administra- 
ción de Aguas Corrientes de Montevideo, 
para efectuar los trabajos de instalación de 
un poste surtido de agua en la acera sureste 
de la calle Tobatí, frente a la de Fymn, el 
cual asciende a $ 1.617.79; 


CONSIDERANDO: que el emplazamiento 
señalado para el citado poste no contempla 
las necesidades del vecindario en toda la am- 
plitud netesaria; que la ubicación que lle- 
naría dichas necesidades. es la señalada ini- 
cialmente, o sea en la esquina de las calles 
Badajoz y Fymn; 

CONSIDERANDO: que ahora se estima 
oportuno que él poste en cuestión sea ins- 
talado en esta ubicación; que según presu- 
puesto formulado en oportunidad por la 
Administración de Aguas Corrientes de Mon- 
tevideo, dicha instalalación ascendería a 
$ 6.455.13; que según información obtenida 
en dicha Administración el poste surtidor de 
que se trata funcionaría sin contador, vale 
decir, con carácter de gratuito;, 

CONSIDERANDO: que habiéndose abo- 
nado en oportunidad el presupuesto de 
$ 1.617.79 a la Administración de Aguas Co- 
rrientes de Montevideo, sólo correspondería 
abonarle la diferencia en más existente entre 
el mismio, y el de $ 6.455.13 que ahora se 
propone aceptar, o sean $ 4.837.34; que este 
importe corresponde sea atendido con el 
rubro de “Obras, Servicios, Conservación y 
Mejoras” del Ejercicio 1951; 

CONSIDERANDO: que, en consecuencia, 
procede dejar sin efecto el apartado 1.* de 
la resolución de fecha 7 de diciembre de 
1951; 


ATENTO: a lo expuesto; 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Dejar sin efecto el apartado 1.” de la 
resolución N.* 8.169, de fecha 7 de diciem: 
bre de 1950. 


2.” 'Aceptar el. presapuesto: formulado:por 
lá” Administración” de Aguas Corrientés de 
Montevideo. para efectuar los trabajos de ina 
taláción de un poste “surtidor de agua:en la 
esquina de las calles: "Badajoz y Fymn; :el 
cual asciende a la-suma de SEIS MIL .CUA- 
TROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS CON "TRÉCE 'CENTÉSIMOS 
($ 6.455.13). E id 


3." ,La suma de CUATRO MIL OCHO- 
CIENTOS TREINTA Y SIETE “PESOS 
CON TREINTA Y CUATRO CENTESIMOS 
($ 4.837.34) a que asciende la diferencia en 
más entre el presupuesto de $ 1.617.79 ya 
abonado a la Administración de Aguas Co- 
rrientes de Montevideo para la instalacióx 
de un poste surtidor de agua en la calle To- 
hatí frente a la de Fynn —cuya aceptación 
se deja sin éfecto por el apartado 1.” de “la 
presente resolución— y.la de $ 6.455.13: a 
que asciende el presupuesto ahora aceptado, 
será atendida con el rubro “Obras; Servicios, 
Conservación y Mejoras”, Ejercicio 1951. 


4. Comuníquese a la. Administración de 
Aguas Corrientes de Montevideo y, con no- 
ticia al Departamento de Hacienda e inter 
vención de la Contaduría General, gírese. 
la orden de pago por la indicada suma de 
$ 4.837.34; hecho, vuelva a la Dirección. de 
Saneamiento de Morítevideo, a sus efectos. 


SE AUTORIZA LA INVERSION DE LA 
SUMA DE $ 330.00 PARA LA ADQUISI- 
CION DE MATERIALES PARA DOTAR 

- DE UNA BOMBA DE MANO A LA PER: 
FORACION EXISTENTE EN EL BA- 
RRIO DE LOS BULEVARES, d 


Montevideo, 24 de enero de 1952, “ 


VISTAS: estas actuaciones relacioinadas 
con la perforación realizada en el barrio de 
los Bulevares, existente en las proximidadez 
del kilómetro 14 del camino Simón Martí; 
nez; - 


RESULTANDO: que dicha perforación ge 
previó, en principio para alimentar de agua 
potable el tanque "elevado N.” 6, allí insta-. 
lado, por intermedio de una electrobomba;. 
que la misma no dió el resultado esperado, 
pues el caudal de agua sólo alcanza a 1.200 
litros por liora; que.actualmente se abastece 
dicho tanque con agua potable tramiáportada 
por camión; 


RESULTANDO: que, en tal virtud, la Di: 
rección de Saneamiento de Montevideo esi 
tima que sería oportuno instalar una bomba 
de mano en la, perforación, para uso del vez 
cindario, y trasladar el tanque elevado a una 


zona» á fijarse..en -oportunidad; que el costo 
de: dicha bomba--alcanzaría “a $.330.00, por 
concepto 'de adquisición, de -materiales, ya 
que su. instalación' sería realizada «con per- 
sonal -dé' que dispone; 


+ CONSIDERANDO: oportuno proveer de 


acuerdo con" lo 'aconséjado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.7 Autorizar un gasto de hasta la su- 
ma de TRESCIENTOS TREINTA PESOS 
($ 330.00) para: la adquisición, en la forma 
de práctica; de los materiales necesarios para 
dotar de una, bomba de mano a. la perfora- 
ción .recientemente realizada en el barrio de 
los Bulevares, existente en las proximidades 
del kilómetro 14 del camino Simón Martí- 
nez. 


'* Dicha erogación será atendida con el ru- 


bro" de “Obras, Servicios, Conservación y 
Mejoras” del Presupuesto en vigor. 


3.” Disponer que una vez que entre en 
funcionamiento la bomba de que'se trata, se 
proceda al retiro del tanque elevado N.* 6, 
allí existente, reinstalándose-en el lugar que 
en oportunidad se indicará” el : 


A.” -Con: noticia al Departamento de Ha- 
cien a e ¡nitervención de -la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Moktevideo, a sus efectos, 


SE. APRUEBA LO ACTUADO PARA LA 
EJECUCION DE UN POZO PARA ABAS- 
TECIMIENTO DE AGUA EN EL TAN- 

. QUE. Ñ. E 19 "DE LA CALLE GEORGE Y 
¿OFICIAL.,DE .20 METROS: 


Montévideo, Enero de 1952: 


VISTAS: estas actuaciones que se relacio» 
nan con la ejecución de un pozo para abas- 
tecimiento de agua al tanque N.” 19, ubi- 
cado .en hi calle E. a y Oficial de 20 
metro3;- 


RESULTANDO: que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo ha' ¡adoptado las 
niedidas del caso a efectos de proceder a la 
perforación de que se trata; 


7: ATENTO :a lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


A ES "Aprobar ló actuado por la Dirección 
de Saneamiento de Montevidéo. 


9 A: sus efectos, vuelva a la adas rex, 
partición. 
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SE AUTORIZA. LA. EJECUCION DE UN 
: POZO 'SEMISURGENTE .EN EL BA- 
RRIO “PIEDRAS BLANCAS”. 


.Montevideo, 31 de enero de 1952. 
VISTAS: estas actúaciones iniciadas con 
pedido de vecinos, para que se proceda a la 
instalación de un: poste surtidor de agua 
potable enla calle N.” 5 del Barrio “Piedras 
Blancas”; 


RESULTANDO: que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que la 
red de aguas corrientes. no alcanza hasta di- 
cho Barrio,, .el cual se encuentra densamen- 
te poblado; que el agua que se utiliza en el 
miismo proviene de aljibés o de pozos ex- 
cavados, lós cuales no reuñen garantía hi- 
giénica mínima; 

CONSIDERANDO: com dicha. repartición 
que en tal virtud sería conveniente llevar 
a cabo la perforación de un. pozo semisur- 
gente, el cual sería dotado de una bomba; 


ATENTO: 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, en oportunidad, eje- 
cute la: perforación de un pozo semisur- 
gente, con el fin de dotar de agua potable a 
los vecinos del Barrio “Piedras Blancas”. 

2. A sus “efectos, vuelva a la citada re- 
partición. 

SE. RECOMIENDA LA ADOPCION. DE 
MEDIDAS PARA DISPOÑER: URGEN- 
¿:TEMENTE DE LAS "AREAS AFECTA- 
DAS POR LAS OBRAS DE .SANEAMIEN:- 
TO PROYECTADAS PARA LA 1* SEC- 
CION DE LA CUENCA. DEL ARROYO 
DE LA CHACARITA. 


Montevideo, 14 de febrero de 1952. 

VISTO: lo expuesto por la, Dirección de 
Saneamiento de Montevideo, sobre la: convé- 
niencia de' iniciar las gestiones para expro- 
piar los predios que se requieren para la 
ubicación de los colectores, planta de hom- 
bado, etc., correspondientes' a las obras de 
saneamiento pára la 1* Sección de la Cuenca 
del Arroyo de la Chacarita, “cuyo PEOy Ese 
está a "punto" de ser finalizado; 


RESULTANDO: que a fojas 1 luce el 
plano indicativo de. las parcelas cuya expro- 
piación se requiere; 

CONSIDERANDO: la urgencia que exis- 
te en disponer a la brevedad posible del to- 
tal de las áreas afectadas por-las. obras de 
saneamiento de que se trata; 


'a lo expuesto; 


cl 


a 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE; 


1.” Recomendar al Departamento, de Ar- 
quitectura, la adopción de las imedidas del 
caso para que, con la mayor urgencia, se 
disponga del total de las' áreas afectadas por 
las obras de saneamiento proyectadas para 
la 1* Sección de la cuenca. del arroyo de la 
Chacarita, tal como se señala en el plano 
agregado a fojas 1. 


2.” Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y pase al Departa- 
mento de Arquitectura, a sus .efectos. 


ACEPTACION DE UNA PROPUESTA DE 
HIDROSA PARA EL SUMINISTRO DE 
DOS ELECTROBOMBAS PARA LOS PO- 
ZOS” EXISTENTES EN EL BARRIO 
MUNICIPAL DEL CAMINO SANFUEN- 
TES. 


Montevideo, 14 de febrero de 1952. 

VISTO: que de acuerdo con lo dispuesto 
en oportunidad, la Dirección de Proveedu- 
ría y Almacenes ha convocado públicamente 
a postores para la provisión e instalación de 
dos electrobombas con sua accesorios y de 
las cañerías de conexión con los tanques de 
distribución correspondiente, para los po- 
zos existentes en el barrio municipal de vi- 
viendas sito en el camino Sanfuentes; 


RESULTANDO: que al segundo llamado 
realizado con tal fin, se presentaron tres 
propuestas; que la Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo aconseja la formulada por 
la firma Hidrosa, quien ofrece proveer dos 
electrobombas centrífugas marca “Ritz y 
Schweizer”, con motores sumergibles, por 
el precio total de $ 3.982.00, incluyendo ac- 
cesorios e instalación de cañerías, etc., sien- 
do ésta la cotización más baja obtenida en 
dicha licitación; », 


CONSIDERANDO; qué en igual sentido 
se expide la Comisión de Adquisiciones y 
Aprovisionamientos; 


CONSIDERANDO: que el referido impor- 
te corresponde sea atendida con la partida 
de $ 6,500.00 que para tal fin se-ipaputó.en 
19 de noviembre de 1951; hr 


ATENTO: a lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
*" MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.” Aceptar, condicionado a “los, efectos 
impuestós por el contralor prevehtivo finan- 
ciero “dé legalidad, la propuesta formúlada 
por. la firma Hidrosa, quién se ¿compromete 
a proveer e instalar, e un tódó dé acuerdo 


ss 


127 


con los élementos qué 'sirviéron' de base- eh 
él respectivo llamado a: licitatión, dos eléo- 
trobómbas centrífugas marca “Ritz y Schwei- 
zer”, «toá motor sumergibles trifásicos, —uno 
de 1 KW, 220 voltios, 50 ciclos, a 2800rpm:, 
para un caudal de 3.000 litros por hora y 
úna altura manométrica total de 53 metros, 
y otro de 1,5 KW, 220 voltios, 50 ciclos, 
2800 rpm., para un caudal de 3.500. litros 
de agua pdr hora y una altura nianométrica 
total de 53 metros—, así como también los 
accesorios y cañerías en la forma detallada 
en la mencionada propuesta, por el precio 
total de TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ($ 3.982.00), 


-bombas que se instalarán en lós pozos exis- 


tentes en el barrio municipal de viviendas 
sito en el camino Sanfuentes. 

2.” La referida erogación será atendida 
con la' partida de $ 6.500.00 que para tal" 
fin fué imputada en 19 de noviembre de 
1951 al rubro “Construcción Nuevos Grupos 
de Viviendas Económicos —Decreto N.” 
5908— Art. 8.”. 

3. Comuníquese a las Direcciones' de Sa- 
neamiento de Montevideo y de Proveeduría 
y Almacenes y con noticia al Departamento 
de Hacienda, pase a la Contaduría Genéral 
para su intervención. Cumplido, volverán 
estas actuaciones a la Dirección de Provee- 
duría y Almacenes para la, notificación del 
caso y demás efectos. 


SE DISPONE QUE SE ACONSEJE LA. 
UBICACION DE UN TANQUE ELEVA- 
DO EN LA ESQUINA DE LA AVENIDA 
PEÑAROL Y, CALLE FLORENCIA. 


Montevideo, 14 de febrero de 1952. 

VISTAS: estas actuaciones iniciadas por 
vecinos del Barrió “Italia”, para que se les 
proporcione una fuente de agua potable en 
la intersección de la avenida al Peñarol y 
calle Florencia; 
" RESULTANDO: que lá Dirección de Sa: 
neamiento de Montevideo expresa qué la 
carencia de agua potable en la zona consti- 
tuye un problema justamente atendible, ya 
que el agua que se utiliza proyiene de .alji- 
bes o pozos excavados que no reunen garan- 
tías higiénicas deseables; que en tal virtud, 
mentado: ton -tamiones tanques; que señala 
como sitio adecuado el de la esquina de la 
avenida al Peñarol y la calle Florencia; 


ATENTO: a lo informado; 
e” EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

] MONTEVIDEO, RESUELVE: 

1.* Disponer que la Dirección de Súnea- 
mierto de Montevideo,. al proponer :las ubi- 
caciones donde estima que es oportuno la 


instalación de-los: 30 -tanques elevados para 
-agua recientemente adquiridos, tenga en 
cuenta. el de la esquina de la avenida al Pe- 
ñarol y calle Florencia, ,de. que tratan estos 
sobrados. 


2.” A sus efectos, vuelva a'la citada repar- 

“tición. , 

SE.ACEPTA EL PRESUPUESTO FORME- 
LADO PARA LA INSTALACION DE UN 
POZO SURTIDOR DE AGUA EN LA 
CALLE TRIUNFO Y EMANCIPACION. 


_ Montevideo, 24 de marzo de 1953. 


VISTAS: estas actuaciones que se relacio- 
man con la instalación de'un poste surtidor 
de agua corriente en la calle Triunfo casi 
esquina Emancipación, punto terminal de la 
cañería de la zona; 


RESULTANDO: que la Administración 
General del Servicio de Abastecimiento de 
Agua Potable de Montevideo presupuestó los 
trabajos, de que se trata en la suma de 
$ 133.30; que a la vez establece que esta 
Intendencia, deberá hacerse cargo del pago 
del importe “del agua que se consuma en di- 
cho poste; 


CONSIDERANDO: 


referido presupuesto; 


ATENTO: a lo informado por có Departa- 
mento de Hacienda; 


“EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MÓNTEVIDEO, RESUELVE: 


1" Aceptar el presupuesto formulado por 
“la” Administración General del Servicio' de 
'Abastecimiento de Aguá Potable de Mónte- 
video para la: instalación” de un- poste surti- 
dor de agua corriente 'en la “calle Triunfó 

casi esquina Emancipación, * el cual .ascien- 
de a la suma total de ciento treinta y timco 
pesos: con treinta, centésimos ($ 135. -30). 


oportuno acéptar “el 


2. Dicha erogación. será atendida. ton el 
rubro de “Obras, Sérvicios, Conservación y 
Mejoras”, del Presuptiesto en vigor. 


3." Establecer": "que será de caigo de este 
Depártaniento Ejecutivo el pago' del impor- 
“te del agua que se'corsuina por ante nedio 
de ES poste surtidor. á 


4. Comuniquese a la Administración, Ce- 
neral del Servicio de “Abastecimiento de 
Agua Potable de _Montévideo y, con noticia 
al "Depártámento de Hacienda e iritervención 
de lá Contaduría General, vuelva a la Ditec- 
«ción ¿ de -Saneamiento «dé Montevideo,, a sus 
efectos. a 
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SE. ACEPTA EL PRESUPUESTO FORMU- 

LADO,_PARA LA INSTALACION DE UN 
POSTE SURTIDOR DE AGUA CO- 
-RRIENTE EN LA PLAZOLETA: DE ea 
'¿CALLE “OFICIAL N.” 1Y OFICIAL N.* 3 


Montevideo, 24 de marzo de 1952. * 

“VISTAS; estas actuaciones que se relació- 
"nan con la instalación de un poste surtidor 
de agúa corriente en la” plazoleta ubicada en 
la calle Oficial N.” 1 y Oficial N.o 3; 

RESULTANDO: que para tal fin, es nece- 
-sario prolongar en 210 metros la cañoría 
-existente en la zona; que la Administración 
General del Servicio de Abastecimiento de 
Agua Potable de Montevideo presupuestó los 
trabajos de que se trata: en la suma de 
:$ 3.672.06; que a la vez establece que esta 
Intendencia deberá hacerse cargo del pago 
del importe del agua que se consuma en di- 
cho: poste; 

CONSIDERANDO: 
referido presupuesto; : 
, ATENTO: a lo informado, por,el Depar- 
tamento de Hacienda; 

EL INTENDENTE, MUNICIPAL 
. DE MONTEVIDEO, RESUELVE: 

12 Aceptar el :presupuestó formulado pór 
Ja Administración General del Servicio de 
Abastecimiento de. Agua. Potable de Monte- 
«videb para da: instalación de un poste sur- 
tidor de agua corriente en la plazoleta ubi- 
cada en la calle Oficial N.* 1 y Oficial N.? 3, 
“el cual asciende a la suma total de tres mil 
seiscientos, setenta y das pesos con seis cen- 
'tésirhos, ($ 3.672.06). s 
2. Dicha erogación será atendida con el 
rubro de “Obras, Servicios, Conservación “y 
Mejoras” » del Presupuesto" en vigor. da 

3.” Establecer que será de cargo de este 
Departamento Ejecutivo el pago 'del impot- 
te del agua que.se, consuma por intermedio 
de dicho poste surtidor. 

4.” Comuníquese a la Administración Ge- 
neral .del Servicio de Abastecimiento de 
Agua .Potable de Montevideo y con noticia 
al Departamento de Hacienda e intervención 
de la Contaduría General, vuelva a la Direc- 
“sión de Saneamiento de Montevideo, a sus 
efectos. . . 


SE PRÓPICIA ANTE LA JUNTA DEPAR- 
TAMENTAL LA SUSTITUCION DEL 
ARTICULO 75 DE: LA ORDENANZA 
PARA LA CONSTRUCCION Y EL FUN- 
CIONAMIENTO DE LAS -OBRAS SANL 
TARÍAS DOMICILIARIAS É 'INDUS- 
air da 

Montevideo, 24- de. Mars de 1952. . 
VISTAS: estas actuaciónes en las que se 
plantean -«dos. problemas relacionados con la 

Ordenanzá para la Construcción y el Fun- 


oportuno aceptar el 


ls 


A sn e ie 


ciongmiento 'de .14á Obras, Sanitatids Bomi- 
ciligrias- e Industriales 'én vigenciay- úino ini: 
ciado por la Dirección del Plan Regula: 
dor de Montevideo sobre la convenigntia de 
eliminar las ventilaciones a- la Fed, cloacal 
ubicadas en el. frenté de los edificios, »y, gl 
segundo por la firma Alonso Pérez S,, A.,.re- 
lacionado con la utilización de caños de 'gres 
vidriado en: la construcción de obras sañi- 
tarias; : : 


RESULTANDO: la Dirección de, Sa- 
neamiento de Montevideo expresa, en lo re- 
lativo al problema de las ventilaciones, que 
ha apreciado en la práctica el aspecto anti- 
estético que presentan los tubos de ventila- 
ción adosados a los cércos del frente, y a 
los muros frentistas 'de los edificios; que a lá 
vez ha comprobado que no siempre se man- 
tienen en funcionamiento normal tales ven- 
tilaciones, pues, unas veces, para evitar ma- 
los olores y otras para eliminar el mal as- 
pecto enunciado, son obturados o cortados, 
anulando así la -función a que ellos están 
destinados; 


RESULTANDO: que agrega dicha infor- 
mante que la modificación de la Ordenanza 
en esta materia podría permitir la implan- 
tación de sistemas especiales que encarece- 
rían las obras de saneamiento, por lo que se 
estima oportuno propiciar una modificáción 
práctica; que 'sin zumentar 'el costo de :los 
mismos encarece en pequeña: parte lag obras 
sanitarias interras, correspóndientes a 'cada 
propiedad; que tal modificación-consiste en 
levar el tubo de ventilación al paramento 
interno de la fachada, prohibiendo la ins- 
talación de los mismos en lás verjas, muré- 
tes del frente o -lugares muy visibles desde 
la caMe, eliminándose con ello el problema 

e "orden urbanístico planteado por la, Di- 
rección del Plan Regulador de Montevideo; 
que con tal fin, se modificaría,el artículo 
106 de la Ordenanza de Obras Sanitarias, tal 
como se indica a fs. 15 y 15 vta.; 


RESULTANDO: “que en lo' relacionadó 
con el empleo de caños de gres vidriado, lá 
Dirección de Sáneamiento de Montevideo“ex- 
presa que, con fecha 4 de mayo de :1945, la 
Asociación de Empresarios dé 'Obras Sanita- 
rias y el Centro de Instaladores Sanitarios, 
presentaron un escrito en el cual, luego de 
expresar la situación creada por la escasez 
de ciertos materiales, especialmente los de 
la industria cerámica, que determinaba la 
paralización o. atraso de las obras que debían 
ajustarse. a las..Ordenanzas.-Municipales en 
vigencia en ese-entonces;. que.de.acuerdo con 
las resultancias de los informes emitidos en 
aquella oportunidad; y én vista de-la qif- 
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cultad que' préséntabá la ádquisitión de ca- 
ños de grés pará la instalación: de 'obras sa- 
nitarias, se propició ante, la Junta Departa- 
mental la modificación parcial de los artícu- 
los 75, 102 y-124 de la Ordenanza para- la 
Construcción y Funcionamiento de las Obras 
Sánitarias' Domiciliarias e Industriales, en 
el sentido de que cuando la naturaleza de 
los desagiies así lo exigiera, se debería em- 
plear para “las cañerías subterráneas el ma- 
terial que, en cada caso particular, la ofici: 
na técnica competente juzgara conveniente; 
que dicha modificación fué aprobada por 
Decreto N.” 4707; 


RESULTANDO: que planteado nueva- 

mente el problema, esta vez por fabricantes 
de caños de grés, y en mérito a que han 'des- 
aparecido, las causales invocadas en el añó 
1945 por los instaladores sanitarios, la Di- 
rección informante estima que es conve- 
niente propiciar uba nueva redacción del ar 
tículo 75 de la Ordenanza, sin la severidad 
que acúsaba el primitivo artículó en cuanto 
a la exclusión de cañerías de hormigón y de 
ácuerdo al texto que luce a fs. 14 y 14 vta.; 
que por este téxto se contempla mejot el 
empleo de 'tódos los materiales * que reúnan 
condiciones técnicas exigibles para conducir 
líquidos residuales, especificándose más con- 
cretamente la forma en que se deberán em- 
plear determinados tipos de cañerías subte: 
rráneas de desagie; 


-RESULTANDO: que agrega dicha repar- 


tición que en el nuevo texto, que propone 


para el artículo 75 referenciado se, propicia 
también, una .variante con respecto al uso de 
cañerías de plomo, respondiendo ello a la ñe- 
cesidad de ajustar el peso, y por «consigujen- 
te al espesor de los caños de ese: material, a 
las presiones que deberán soportar los mis: 
thos, evitándose de esa maneta Posibles ro- 
tufas o Yeformaciones después de: coloca- 
dos; 


e. OMC: Ce 

CONSIDERANDO: conveniente introdu- 
cir las modificaciones propuestas; que tal 
como lo sugiere la Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo, sería oportuno que —dé 
ser aprobados por la Junta Deépartamental— 
las: mismas entrarán en vigencia a :los tres 
meses de ser. promulgadas; 


ATENTO: á lo .expuésto; NS , 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, RESUELVE: 


E 


", Remitir «estas . actuaciones. <a la Junta De- 
partamental, *propiciando- la «sanción - «del, 8h 
guiente Proyecto de-Decreto: O 


LA JUNTA DEPARMENTAL DE 
MONTEVIDEO, DECRETA: 


Artículo 1. — Sustitúyese el artículo” 75 
de la Ordenanza para la Construtción y el 
Funcionamiento de las-Obras Sanitarias Do- 
miciliarias e Industriales, por el siguiente: 


Artículo 75 — Las cañerías subterráneas 
desagiie serán de grés, hormigón, cemen- 
to - amianto, hierro fundido, hierro galvani: 
zado o cualquier otro material aprobado por 
la Oficina Técnica. En todos los locales' qee 
evacúen líquidos industriales, o aún en aque- 
llos en que, a juicio de la oficina técnica, 
existe tal posibilidad, se deberán colocar ca- 
ñería3 de grés vidriado,, hierro fundido u 
ptro material técnicamente apto para resig- 
tir la acción corrosiva de líquidos o gases. 
Dicha prescripción regirá para el desagiie 
subterráneo de la totalidad de los servicios 
correspondientes hasta el sifón desconeco- 
tor”. ) 


, “Las cañerías de desagiie o de vertilación 
suspendidas :o descubiertas, cualquiera .que 
fuera su recorrido serán de hierro fundido, 
pudiendo ser de este material o de plomo 
las de desagiie instaladas en entrepisos y las 
de ventilación colocadas en el interior de 
los muros y en entrepisos”. 


“* “Das cañerías subterráneas o suspentlidas 
para desagiies de aguas amoniacales, servi 
das o pluviales y las piezas que se iman con 
éstas, cuando sean de hierro fundido serán 
de tipo: pesado, con excepción de las cañe- 
rías "verticales de' descarga” en general que 
pódián sér- de hierro fundido liviano. Los 
trozos hórizontales que constituyan desvíos 
de estas canalizaciones serán de hierro fun- 
dido' pesado cuando éxcedan de un nietro 
de longitud. 


“Los desagúes de aguas pluviales que se 
coloquen en el interior «de los muros serán 
de: tipo pesado. 


*.“Las cañerías de ventilación de "hierro 
fundido serán del tipo liviano. . 

“Los caños de plomo que se utilicen * para 
desagiie o ventilación serán del tipo que in- 
dique la oficina técnica para cada caso”. 


: “Para desagúe de aguas pluviales y para 
ventilación de canalizaciones de aguas ser- 
vidas podrán emplearse en-viviendas modes- 
tas caños de hierro galvanizado” 


Los tramos. subterráneos -5e. -preservarán 
como 'se'ha indicado. anteriormerite”. 


Artículo 2. — Sustitúyese el artículo 106 
de la Ordenanza pára la Construcción y: el 
Funcionamiento de las Obras Sanitarias Do- 
miciliarías e Iidustriales, por el siguiente: 


i 


«Art. -106 —. Las instalaciones- sanitarias 
domiciliarias -€ «industriales comprenderán 
un tubo de ventilación para el colector pú- 
blico de metros- 0.10 de diámetro que: se 
empalmará con la conexión. externa, fuera 
del. sifón. desconector. Este tubo será de hie- 
rro fundido, fibrocemento y. otro material 
autorizado a ese fin por la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo y será colocado 
en el paramento interno de la fachada de- 
biendo sobrepasar la altura del pretil por lo 
ménos én unos 10 centímetros, rigiendo pa- 
ra sti instalación y funcionamiento todas las 
prescripciones ' para cañerías de ventilación 
cónteñidas en la presente ordenanza”, 


“Su empalme con la conexión se hará por 
intermedio de un ramal apropiado”. 


“No ge permitirá la colocación de tubos 
de ventilación en os, muretes del frente o 
verjas o en lugares muy visibles desde la 
calle”. 


Á 


“Sin embargo cuando existan razones es- 
peciales para ello o ¿uando “el edificio esté 
construído por detrás de la línea oficial de 
retiro, la Dirección de Sanéamiento. de Mon- 
tevideo podrá autorizar, por excepción, la 
colocación de estos tubos, 30 centímetros por 
detrás de la línea oficial citada”. 


“Esta autorización podrá ser. concedida 
previa solicitud por escrito de la parte in- 
teresada, la que expondrá las razones que 
motivan el pedido de excepción. Estos tubos 
deberán ser mantenidos por lós propietarios 
en buen estado de funcionamiento, hacién- 


dose -pasibles los. que- infrijan la presenté 


disposición,a la aplicación de multas que 
oscilarán entre 10 y 50 pesos” 


“Exceptuándose el AU de la 
presente disposición los predios situados én 
zonas en la que no corresponde la «colocación 
de tubos de ventilación en “el frente «de la 
propiedad. Quedan exceptuados asimismo 
de su cumplimiento los edificios en los cua- 
les se modifiquen, amplíen“o reconstruyen 
instalaciones sanitarias existentes que carez- 
can de tubos: de ventilación, siempre que 
lás obras de albañilería que en ellos se eje- 


cúten no-modifiquen la estrúctura del frente 
del edificio”. .. b 


Artículo an Bl presente Decreto en: 
trará ¿en vigencia a los noventa días de ser 
promulgado. 


Artículo 4. — Quedan* derogadas todas 
las>di jsposiciónes que se .opoñgan a lo esta- 
blecido:en el pate Decréto. 

E ” Etoo 


Arts ¿ulo. 5. > nante edes “eto. > 
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SE: PROPICIA* ANTE: LA JUNTA DEPAR- 
TAMENTAL EL ESTABLECIMIENTO 
"DE LAS CUOTAS CONTRIBUTIVAS. A 
“REGIR PARA LAS OBRAS” JÓMELE. 
MENTARIAS: DE ABCANTA 
(2.* etapa) PARA EA: ZONA” CENTRAL 
DE: CARRASGO. : 


«.. Montevideo,: 24 de marzo de: 1952. 

VISTAS: estas. actuaciones en las que, de 
acuerdo con lo dispuesto por resolución 
N.* 7652, de fedha 15 de noviembre: de 1951, 
la Dirección de Saneamiento de Montevideo 
procedió a llamar a licitación pública para 
la ejecución de, las obras .complementarias 
de alcantarillado (2.* etapa) para.la Zona 
Central de' Carrasco: 


RESULTANDO: que al segundo llamado 
realizado al efecto, se "presentaron cuatro 
propuestas; que' la más baja de ellas es la 
N.* 3, de la empresa Amibrosoli y Ludzca- 
noff Lida., quien ofrece ejecutar las obras 
licitadas por la suma total de $ 322.090.29, 
precio éste que está un 0.7 % por encima 
del calculado por la Oficina técnica perti- 
nente para dichos trabajos; 


RESULTANDO: que la Dirección de “Sal 
neamiento de Montevideo expresa que de 
acuerdo" con lo que establecen. las disposi- 
ciones en vigor referentés a la contribución 
de la propiedad para costear los gastos que 
demandan. las “obras” de: :aleantatillado, se” ha 
practicado el cómputo del importe tótal .á 
recaudar con mptivo de estas obras y _cote- 
járidolo con la oferta más baja, resulta tam- 
bjén, en este caso, como .en*otros anteriores, 
que con la aplicación de las tasas de contri- 
bución aplicables a las obras de alcantarilla- 
do del sistema unitario que se rigen' por lo 
que determina .el artículo 11.” del Decreto 
N.* 356 de la Asamblea Representativa de 
Montevideo, no es posible financiarlas sin 
experimentar pérdidas apreciables, dado que 
el total de lo aportado por las propiedades 
beneficiadas sería mucho menor que: el ya- 
los íntegro de las obras; que la zona a sa- 
near es de una extensión de 45 hectáreas 
7.000 con frentes y áreas cobrables de.8.066 
metros lineales 35, y 249,897 metros cuadra: 
dos, respectivamente, y .es tributaria de la 
cuenca de la Zona Central de Carrasco, 
desaguando: sus «canalizaciones en colectores 
ya construídos de esta “cuenca qué abarca 
una zona de 253 hectáreas 3.510, actualmen- 
te saneada en su casi totalidad; 


RESUETANDO:.rque vagrega “dicha “infor: 
mante que para “financiar: las:obías licitadas 
sería oportuno fijarta las*propiedades bene- 
ficiadas las mismas tasas que se aplican a la 
Zona Central de Cátrásco; que hah' sido *es- 
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tablecidas' por el” Decréto N+*$900 de la 
Junta Departámental y que responden a una 
contribución de. $-16.00 ¡por metro, lineal- de 
frente, SÓ 4:60 por: metro cuadrado de su- 
perficie,” '¿omputándose solamente log frens 
tes y áreas gomprendidas dentro de. la par 
ralela. a 40 metros de la línea del frente por 
el cual se ha construído el colector” (ar- 
tículo 11.” del Decreto N.* 556 de la Asam- 
blea Represeñtativa de Montevideo) ; que 
aplicando esas tasas se llega alos siguientes 
resultados: 


Costo de las óbras: 

1* Etapa. Contrato primi- e , 
VO: ia as $ 2.355.322.33 
Diversas ampliaciones 
autorizadas del mismo. 
Diferencias de jornales 
pagos hasta el 31 de 
enero de 1952 motiva- 
dos por aplicación de 
los laudos del Consejo 


”  "319.234.91 


“eo 


de Salarios .......... ” * 162.898.73 

Diferencia aproximada 

de jornales a pagárse 

por el mismo concepto, 

calculado hasta finali- 

zar las obras ........ Ri 77.200.00 
2.* Etapa. Importe .de- la. 

presente licitación .... ” -.322.090.29- 

Importe total de las dos 

etapas de obras .....« $ 3.236.746.26 


- v 
Importe de las.contribuciones de.:acuerdo-a 
€qDqÚIIoA A 


las tasas propuestas de $ 16.00 y $ 1:60: 
A 
1.* Etapa. Importe de las  .: 


cuentas formuladas do 761,875.08 
2.* Etapa. Cuentas 'a for- ] 
mular ........o.o...... ”  528.896.80 


* Total de la contribu- 
ción de las propiedades 
beneficiadas ......-.. 


Lal 


$ 3,290.7:71.88 
0 EE Po... . Y ny O 

Contribución de Gefir. Es- iz 
ta contribución se ha 
realizado con motiyo de 
la modificación del tra- 
Zado de calles «en su 

- propiedad. que* óbliga- 
ron al cambio de ubica- 
ción y de' “dimensiones 
de los colectores, proz . >, « 


1 


yectados -para la cuenca $ 85: 000: 00. 
Total de :la 'domtriBú- 

- ción de“lás: nas 
:* hénoliviadas ooo 3, sl. 771. e 


ge 
A UNS te OS 


»: RESULFANDO:. que .cotejando las indica- 
das sumas .de 5.3.236.746.26 y. $ 3.375.771.88, 
se obtiene.un saldo favorable.de $ 139,025.62 
que. representa un 4,528 .J del coste de la 
obra, porcentaje con que .podría, cubrirse, en 
parte, la pérdida por depreciación de bonos 
para el pago .al contado de las -obras .en 
cuestión y.las obras. imprevistas que hubiera 
que ejecutar; di 


CONSIDERANDO: que de acuerdo con lo 
informado por la Oficina Jurídica en opor- 
tunidad de plantearse análoga situación con 
motivo de ias obras de saneamiento de la 
zona de Colón y Pueblo Ferrocarril, “las 
huevas “ctiotas'- o ncihávas no pueden ser 
impuestas dentro de la legislación vigente, 
que fija el “cuantum”” que deben satisfacer 
los particulares beneficiados”; que como el 
artículo 2.” del Decreto N.” 556 de la ex- 
Asamblea Represeritativar éstablece que “el 
servicio de interés y amortización se hará 
con el producto de la “contribución a que 
están: obligados los propietarios de acuerdo 
con los artículos 11.*, 12.” y 13.” de este De- 
creto y subsidiariamente con rentas genera- 
les del Municipio”, es' obvio qué el servicio 
de amortización de intereses del excedente 
sobre el producido de las cuotas de los con- 
tribuyentes, gravitará directamente sobre las 
rentas generales de la Comuna, ya afectadas 
a otras obligaciones; 


- CONSIDERANDO: que agregaba dicha 
informante “que en tal virtud es convenien- 
te:proceder.a la modificación de la tasa con- 
tributiva establecida por el artículo 11.* del 
Decreto N.* 556...”; “que la modificación 
de las cuotas contributivas de las obras de 
saneamiento es de competencia del Gobier- 
no y Administración Departamental, por los 
siguientes fundamentos que someramente se 
exponen: a) el artículo 253 de la Constitu- 
ción se refiere a la creación de nuevos im- 
puestos municipales, para lo que acuerda 
facultad solamente al Poder Legislativo; b) 
la cuota contributiva por concepto de sa- 
neamiento no es un impuesto municipal, sino 
una típica contribución de mejora, tal como 
lo ha aceptado unánimemente la doctrina y 
la jurisprudencia, sin ninguna excepción que 
la Asesoría conozca; c) la contribución de 
mejora es una especie tributaria de natura- 


leza jurídica muy afin a las tasas, tanto que 
ha llegado a sostenerse, que constituye una 
especie .dentro del género -de éstas. El ar- 
tículo 254 de la Constitución reconoce a las 
autoridades municipales la facultad de esta- 
blecer y por ende "modificar, las tasas, por 
Jo| que puede sostenerse con fundamentos 
valederos q.ue también tienen competencia 
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para establecer. y modificar las contribucio- 
nes de mejora”; a 


" CONSIDERANDO: que la referida Aseso- 
ría Letrada concluyó * “que dicha interpreta- 
ción, por otra parte, es conforme con la 
autonomía de principio del Gobierno Muni- 
cipal, de lo que se infiere que la limitación 
de su competencia .debe ser a texto expreso 
y de interpretación. restrictiva; que, por con- 
siguiente, si-la Constitución y la Ley Orgá- 
nica sólo limitan la competencia para la 
créación de impuestos, sería antijurídico ex- 
tender dicha limitación a lo que la ciencia 
financiera distingue con la denominación de 
contribución de mejora. especie tributaria de 
naturaleza diferente al impuesto; que, en tal 
virtud, la modificación de las cuotas contri- 
butivas de las obras de saneamiento es de 
competencia del Gobierno y Administración 
Departamental, requiriéndose al efecto De- 
creto de la Junta respectiva, a iniciativa de 
la Intendencia Municipal (Constitución, ar- 
tículo 254; Ley Orgánica, artículo '19.”, in- 
giso 22.”)”; 

CONSIDERANDO: que en mérito a las 
causales expuestas, en el orden económico, 
se justifica plenamente la modificación de 
as cuotas contributivas actualmente en vigor 
y que regirán para las obras complementa- 
rias de alcantarillado (2,* etapa) para la 
Zona Central de Carrasco, máximo si se tie- 
ne en cuenta las características especiales y 
el valor de la propiedad, en dicha zona; 


CONSIDERANDO: que la prudencia, así 
como también la corrección administrativa 
y fiscal estriétas, aconsejan la fijación de 
las nuevas cuotas coniributivas a cargo de 
los particulares, con anterioridad a la adju- 
dicación de las obras de que se trata; que, 
en tal virtud, procede propiciar, —en el ao- 
tual estado de las presentes actuaciones—, 
ante la Junta Departamental, la modifica- 
ción que se persigue; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


Remítanse estas actuaciones a la Junta De- 
partamental propiciando la sanción del ei- 
guiente Proyecto de Decreto: 


LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
MONTEVIDEO, DECRETA: 


Artículo 1.” Establécese "que para las obras 
complementarias de alcantarillado (2.* eta- 
pa) para la Zona Central de Carrasco, regi- 
rán las siguientes cuotas cóntributivas: cada 
propiedad con frente -a la vía pública en 
donde se realicen obras de saneamiento o 
que: esté .sómprendida. en la zona directá- 


mente «beneficiada -por .aquellas obras, abo- 
nará una cuota de DIECISEIS PESOS 
($16.00) .por cada metro lineal de frente 
que tenga a la-vía pública: y. una cuota «de 
UN PESO CON SESENTA CENTESIMOS 
($ 1:60) por cada metro cuadrado. de super- 
ficie que contenga dentro de una línea de 
cuarenta (40) metros de la línea de frente. 
Art: 2. Comuníquese, etc. 


ACEPTACION DEL PRESUPUESTO FOR- 
MULADO PARA LA EXTENSION DE 
LA RED DE AGUAS CORRIENTES EN 
LAS CALLES INCLUSA, HEREDIA, RI- 

: “VERA INDARTE -Y ¡PEDRO GIRALT. 


Montevideo, 24 de marzo de 1952. 


VISTAS: estas actuaciones que se relacio- 
nan con la extensión de la red de aguas co- 
rrientes, colocando nuevas cañerías en las 
calles Inclusa entre Elbio Fernández y He- 
redia, Gregorio Caminos entre Pedro Giralt 
y Rivera Indarte, A. Zubillaga y A. Vaillant 
entre Pedro Giralt y José Castro, Humboldt 
entre J. Mármol e Ínclusa, José Castro entre 
Moliña y A.'Zubillaga, y Pedro Giralt entre 
Gregorio Caminos y A. Vaillant; ' 


RESULTANDO: que la Administración 
General del Servicio de Abastecimiento de 
Agua Potable de Montevideo .presúpuestó los 
trabajos de que se trata en la suma de 
$ 17.574,37; que dicho presupuesto compren- 
de la instalación de 620 metros de cañería 
de 76 m/m. de diámetro y 240 metros de 
cañería de 102 m/m. de diámetro, según se 
indica en tinta roja en los croquis que corren 
agregados a fs. 18 y 19; 


CONSIDERANDO: que se estima de ur. 
gencia la extensión de la red de aguas co- 
rrientes, de que se trata; 


ATENTO: a lo informado por el Depar- 
tamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, RESUELVE: 


. 1 Aceptar el presupuesto formulado por 
la Administración General del Servicio de 
Abastecimiento de' Agua Potable de Monte- 
video, para la extensión de la red de aguas 
corrientes, colocando nuevas cañerías en las 
calles Inclusa entre Elbio Fernández .y He- 
redia, Gregorio Caminos entre Pedro Giralt 
y Rivera Indarte, A. Zubillaga y A. Vaillant 
entre Pedro Giralt y José Castro, Humboldt 
entre J. Mármol e:Inclusa,-José Castro entre 
Molina y A.- Zubillaga, y Pedro Giralt entre 
Gregorio Caminos y A. Vaillant, el que-as- 
ciende a la suma total de DIECISIETE MIL 
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QUINIENTOS SETENTA: Y CUATRO PE- 
SOS CON TREINTA Y SIETE CENTESI- 
MOS ($ 17.574,37). 


. 2 Dicha erogación será atendida con los 
fondos señalados por el inciso b) del artículo 
4.” del Decreto 'N.* 7564 de la Junta Depar- 


tamental. + 


3." Comuníquese a la Administración Ge- 
neral del Servicio de Abastecimiento de 
Agua Potable de Montevideo y con noticia 
al Departamento de Hacienda e intervención 
de la Contaduría General, vuelva a la Direc 
ción de Saneamiento de Montevideo, a sus 
efectos. 


ADOPCION DE MEDIDAS PARA DISPO- 
NER .CON LA MAYOR URGENCIA DE 
LAS AREAS AFECTADAS POR LAS 
OBRAS DE SANEAMIENTO PARA LA 
ZONA DE SAYAGO Y ADYACENCIAS. 


Montevideo 27 de marzo de 1952, 

VISTO: lo expuesto por la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo sobre la conve- 
niencia de iniciar las gestiones para expro- 
piar los predios- que se requieren para la 
instalación de los colectores necesarios para 
el saneamiento de la zona de Sayago y ad- 
yacencias, en la forma señalada en el plano 
agregado a fs. 1; 


CONSIDERANDO: la urgencia que existe 
en disponer a la brevedad posible el total 
de las áreas afectadas por las obras de sa- 
neamiento de que se trata; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.” Encomendar al Departamento de Ar- 
quitectura la adopción de las medidas del 
caso para que, con la mayor urgencia, se 
disponga del total de las áreas afectadas por 
las obras de saneamiento proyectadas para 
la zona de Sayago y adyacencias, tal como 
se señala en el plano agregado a fs. 1. 


2.” Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, y pase al Departa- 
mento de Arquitectura, a sus efectos. 


ACEPTACION DEL PRESUPUESTO FOR- 
FULADO PARA LA PROLONGACION 
DE LA CAÑERIA DE AGUAS CORRIEN- 
TES PARA PROVEER AL TANQUE 
EXISTENTE EN LA CALLE OFICIAL 
1. AL OESTE DEL CAMINO MENDOZA. 


- Montevideo, 23 de abril de 1952. 


VISTAS: estas actuaciones que se relacio- 
nan con la alimentación de agua potable al 
tanque elevado instalado en la calle Oficial 
1.” al oeste: del Caniino Mendoza; 


RESULTANDO: ¿que'para tal fin; 'esunie- 
cesário prolongar en "195. metros la .cafteria 
de agua corriente «existente en la zona, en la 
forma señalada en rojo en el croquisadjun- 
to; que la Administración .General- del "Ser- 
vicio de Abastecimiento de. Água Potable" dé 
Montevideo presupuestó los trabajos de que 
se trata en la suma de. $ 4.373.85;- 


CONSIDERANDO:' oportuno «aceptar el 
referido "presupuesto; 

ATENTO: a lo informado por el Depar- 
tamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE. MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.? Aceptar el presupuesto formulado por 
lá Administración General del Servicio de 
Abastecimiento de Agua “Potable de Monte- 


video, para la prolongación de: 195 metros,. 


de la cáñería de agua corriente existente en 
la zona, y en la forma señalada enel croquis 
adjunto, a fin de proveer de aguz potable 
al tanque elevado instalado en la calle Ofi- 
cial 1.* al oeste del camino Mendoza, el cual 
asciende a la suma de CUATRO MIL-TRES- 
CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTESIMOS 
($ 4,373.85): 

"9. Dicha erogación será atendida. con “el 

rubro de “Obras, Servicios, “Conservación y 
Mejoras” del Presupuesto en vigor. 
' 3.2 Comuniquese a la Administración Ge 
neral del Servicio de Abastecimiento de Aguá 
Potable de Montevideo y con noticia al De 
partamento,_ de Hacienda e intervención. de la 
Contaduría General, vuelva a la Dirección de 
Saneamiento de Monteyideo, a sus efectos. 


ACEPTACION DE, UNA PROPUESTA DE 
LA FIRMA BARRACA SUSENA -<S. A. 
PARA- EL SUMINISTRO DE "UNA. CA- 
ÑERIA -PARA. -APROVISIONAR DE 
AGUA AL CRIADERO DE NUTRIAS 
DEL PARQUE ZOOLOGICO MUNICI- 
PAL (EX-PARQUE LECOQ.). % 

. Montevideo, 23- de Abril de 1952. 


VISTAS: estas actuaciones en “las que en 
oportunidad se dispuso que la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo procediera , a la 
instalación de úna cañería para .aprovisionar 
de Agua al criadero de nutras del Parque 
Zoológico Municipal (ex-Parque Lecoq); 


RESULTANDO: que a efectos de llevar a 
cabo dichos trabajos es necesario adquirir di- 
versos materiales detallados a fs. 8 yta. y 9; 


RESULTANDO: que'la. Dirección .de Pro: 
veeduría y. Almacenes, ha procer lido a jlamaár 


a licitación pública para la comipra de loó' 
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mistnos;- qué al acto realizado se presenta: 
ron cineo. propuéstas; que del estudia de 
éllas, la Dirección de. Saneamiento de Mon- 
tevideo aconseja.-la aceptación de las siguien- 
tes propuestas: Barraca Susenáa -S. A. 852 
metros de caño de hierro galvanizado ex- 
tranjero de 0.038 mm., a $ 3.29 el metro; 3 
coplas de 0.038 mm.,.a $, 1,30 c/u.; 3 codos 
de 0.038 mm., a $ 2. 10 e/u.; 1 reducción de 
0.038 a 0.025, a $ 120; 3 tees de 0.038 a 
0.025, a $ 2.80 c/u.; 1 Mayo coliza de paso, 
de bronce; de 0.038, a $ 17.50 "y 1 canilla de 
bronce con resca de 0.025, a $ 6.50; Cassas 
rino Hnos.,.3 tapones de 0.025, a. $'0.65 c/u.; 
que en igual “sentido se expide la Comisión 
de; .Adquisiciones y Aprovisionamientos; 

ATENTO: 'a lo informado por el: Departa- 
mento -de Hacienda; 

EL INTENDENTE. MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 

1.” Aceptar, condicionado a los efectos 
impuestos por el contralor preventivo finan- 
ciero de legalidad, la propuesta de la firma 
Barraca Susena $. A., para el suministro, en 
un todo de acuerdo con los elementos que 
sirvieron de base en el llamado a licitación 
respectivo, de los siguientes materiales: 852 
metros de caño dé hierro: , galvanizado extran- 
jero de 0.038 mm., a $ 3.29 el metro; 3 co- 
plas de 0.038 mm.,.a $ 1.30 c/u.; 5 codos 
de 0.038 mm., a $ 2. 10.c/u.; 1 reducción de 
0.038 a 0.025, a $ 1.20; 3 tees de 0.038 a 
0.025, a $ 2.80 c/u.; 1 Have coliza de paso, 
de bronce, de 0.038, a $ 17.50 y 1 canilla de 
bronce con rosca de 0.025, a $ 6.50., 


2.” Aceptar, igualmente, la propuesta de 
la firma 'Cassarino Hnos., para el suministro 
en un todo de acuerdo con los elementos 
que sirvieron de base én el llamado a lici- 
tación respectivo, de 3 tapones de 0.025 mm., 
al precio de $ 0.65 c/u. 

3. La erogación que .«demanda las adqui- 
siciones de que se trata se atenderá con el ru: 
bro “Obras, Servicios, Conservación y Mejo- 
ras”, del Presupuesto 'en vigor. 

4. Comuníquese a la Dirección de 'Sa- 
neanto de Montevideo; hecho, con noticia 
al Departamento de Hacienda e intervención 
de la Contaduría General, vuelva a la Direc- 
ción de :Proveeduría y Almaceñes, “para la 
notificación del caso y demás efectos. 


SE DISPONE LA ADQUISICION DE MA- 
TERIALES PARA ATENDER LOS PE- 
DIDOS "DE EMERGENCIA EN CASO DE 
ESCASEZ DE AGUA. 

“Montevideo, 10. de mayó 1952. 
VISTAS: estas actuaciónes ven las que la: 

Dirección de Saneamiento de Montevideo: 

plantea *la necesidad: de-cóntar con elemen» 


tos : básicos, en pequeña. cantidad, a fin de 
estar en condiciones de poder atender, den- 

tro de la mayor: brevedad y como medida de 
emergencia. los pedidos- de distintás barria- 
das de la capital en casos deKiestasez de 
agua; 


RESULTANDO: que a tales efectos pro- 
pone, como solutión al problema plánteado, 
la instalación de bombas de mano, con lo 
cual se obyiarían los inconvenientes deriva- 
dos por la falta de ese elemento, ya que los 
diversos trámites administrativos que se de- 
ber cumplir en cada caso, impiden atender 
con la rapidez necesaria los pedidos urgen- 
tes de vecinos; 


RESULTANDO: que; para la instalación 
de las referidas bombas de mano se hace 
necesario adquirir los materiales que detalla, 
cuyo coste se estima en $ 2.233.00; 


ATENTO: a lo informado por el Depar- 


tamento de Hacienday 


«EL INTENDENTE MUNICIPAL. DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


- 1, Disponer que la Dirección de Provee- 
duría y Almacenes, en la forina de práctica, 
proceda a la alquisición de los materiales 
que se detallan a fs. 2 y 2 vta., los cuales 
permitirán contar con seis bombas de mano 
para 'aténder los pedidos que formulen las 
distintas barriadas de la capital en casos de 
escasez - de agua. 


2 La erogación de DOS MIL DOS- 
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
($ 2:233. 00) en que:se estima la compra-alu- 


dida, será atendida con cargo al rubro 


"Obras, Servicios, Conservación y Mejoras”, 


del Presupuesto en vigor. 


3." Comuníquese a la Dirección de. Sas 
neamiento de Montevideo; hecho, con noti 
cia al Departamento de Hacienda 'e interven- 
vención de -la: Contaduría General, pase a la 
Dirección de Proveeduría y Almacenes, a los 
fines de lo dispuesto. 


SE DECLARAN RECIBIDAS DEFINITL 
VAMENTE, LAS. OBRAS. PARA ABAS: 
TECIMIENTO" Y: DISTRIBUCION DE 
AGUA POTABLE EN EL PARQUE 
¿ ZOOLÓGICO, MUNICIPAL. 


Montevideo, 10 de mayo de 1952. 


VISTO: el pedido”formulado por la entr- 
presa Bidrosa Hidrotécnica, S. Á., contra- 
tista de las dbras .para el abastecimiento, y 
distribución: de aguas «potable: en. el Parque: 
Zoológico Municipal, «para, que «se; reciban. 
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definitivamente dichas obras. «y;se Je devuel- 
va la garantía «de - «conservación de. las' mis- 
mas; + 


RESPLTANDO: que la Dirección” de Sa- 
neamieñto 'de' Montevideo éxpresa "que el 5 
de abril de 1951 venció «el -plazo de: seis 
meses que-fija el artículo 12.” del Pliégo de 
Condiciones Particulares para la realización 
de la recepción definitiva de las.obras; que 
encontrándose las mismas en perfecto estado 
de conservación, en. lo que tiene relación, con 
las “responsabilidades a, cargo de la. empresa 


interesada, procede efectuar la recepción de- 


finitiva pedida; +-- os 
RESULTANDO: que agrega dicha repar- 


tición que simultáneamente: y de acuerdo 
con lo prescripto por el artículo 24.” del 
citado Pliego dé Condiciones, procede efec 
tuar la devolución de,la garantía de conser- 
vación de las obras; que asciende a' $ 598.23 
retenida en oportunidad; que.igualmente co- 
rrespondería devolver la ¿uma de $ 348. .50 


_yetenida .mientras no se; ¿procediera a la ins- 


talación del equipo; "eléctrico de bombado; 

RESULTANDO:: que concluye la Direc- 
ción informante que si bieri aún no ha sido 
instalado el referido equipo éléctrico,, el 
mismo se encuentra depositado en 5u Sección 
Depósito, habiéndose comprobado su nor- 
mal funcionamiento; que dicha instalación 
no ha sido posible en mérito.a que la, Ad 
ministración General de las Usinas Eléctri" 
cas y los Teléfonos del Estado no ha podido 
hasta el presente prolongar Hasta el lugar. 
la línea necesaria para el súministro de” la 
enérgía correspondierite; que, a pesar de 
ello, el servicio se realiza en mérito a que 
se encuentra fúáncionando un tnotor ánafta;' 


ATENTO: a lo informado; dé 


EL INTENDENTE MUNICIPAL, DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1? Declarar recibidas definitivamente las 
obras pata el abastecimiento y distribución 
de agua potable.en el Parque Zoológico Mu- 
nicipal, a cargo de la empresa Hidrosa Hi- 
drotécnica S. A. 


mr 


Pe Disponer que sea “abonada a dicha 
empresa, la' suma de QUINIENTOS: "NO- 
VENTA; Y OCHO PESOS "CON VEINTE 
TRES CENTESIMOS ($ 598. 23) que en 
oportunidad le fué retenida por concepto 
de garantía, de conservación de las referidas 
obras. , : > ¡ 


+3, Disponer," "igualmente, qué sea abóná- 
da--e la empresa: interesadas, la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PE: 
SOS .-:C O.N...CINCUENTA.. CENTÉSIMOS 


A 


($ 348.50) que, en oporttiñidad le fué xete 
nida. hasta tanto, se procediera a la instala- 


ción del equipo eléctrico de bombado, pet» + 


tinente. 


LAS 

gitense. las órdenes .de' pago pertinentes! 

cumplido, vuelván estas actúaciones.a la Diz 

rección des Sánéamiento de Montevideo. 

SE ACEPTA EE: PRESUPUESTO FORMU:- 
"LADO PARA LA INSTALACION DE UN 
” POSTE” “SURTIDOR DE AGUA EN EL 
"CAMÍNO DURAN Y CALLE LEONOR: 


De ig 10 de tniayo de 1952. 


VISTAS: dá actuaciones iniciadas por 
moción 'del Edil señor Albérico Passadore 
para que se instale un poste surtidor de agua 
en el camino Durán y éalle Leonor; 


RESULTANDO: que para llevar a cabo 
dicha instalación es necesario prolongar la 
cañería de la zona en una extensión de 39 
m. 30; que la Administración General del 
Servicio de Aguas Corrientes de Montevideo 
presupuestó los trabajos de que se trata en 
la suma de $ 171.60; que asimismo establece 
que esta Intendencia deberá hacerse cargo 
del pago del agúa que consuma dicho poste; 


" ÁTENTO: a lo informado por el Depar- 
samento de Hacienda; 


"EL INTENDENTÉ MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


AE Aceptar el presupuesio formulado por 
la. Administración General del Servicio de 
Aguas Corrientes de Montevideo para la 'ins- 
talación de un poste surtidor de agua en el 
camino Durán y calle Leonor, el cual 'as- 
ciende a la suma de CIENTO SETENTA Y 
UN PESOS CON SESENTA CENTESIMOS 
($ -171.60). 


"2. Dicha erogación será atendida con 
cargo al rubro “Obras, Servicios, Conserva- 
ción y Mejoras”, del Presupuesto en vigor. 


3." Establecer que será de cargo de esta 
Intendencia el. pago del agua que se consu- 
ma en dicho..poste surtidor. . 


4.” Comuníquese a la Junta Departamen- 
tal y a la Administración General del Ser- 
vicio de Aguas Corrientes de Montevideo; 
hecho, con noticia, al ¿Departamento “de 
Hacienda e intervención dé la Contaduría 
General, yuelva - “a, 'las Dirección de Sanea. 
miento de Montevideo, a, sus ,eféctos: 


.Con noticia ia” la Contaduría General, 
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SE ACEPTA LA ¿PROPUESTA DE LA FIR- 
MA ABROSOLÍ Y :LUDZCANOFF Ltda. 
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE; ALCANTA- 
RILLADO *(2.* etapa) PARÁ LA ZONA 
CENTRAL DE CARRASCO. 

Montevideo, 10 de mayo de 1952. 


VISTO: que de acuerdo con lo oportuna- 
mente dispuesto, la Dirección de Sanea! 
miento de Montevideo procedió a convocar 
públicamente a postores para la ejecución de 
las obras complementarias de alcantarillado 
(2,* etapa) para la Zona Central de Ca- 
rrasco; ; 

RESULTANDO: que al segundo llamado 
realizado al efecto, se presentaron cuatro 
propuestas; que la más baja de ellas es la 
N.* 3 de la empresa Ambrosóli y Ludzcanoff 
Ltda., quien ofrece ejecutar las obras licita- 
das por la suma total de $ 322.090.29; 


CONSIDERANDO: que la Dirdgcción “de 
Saneamiento de Montevideo' expresa que ese 
importe está un 0.7 7 por encima del cal- 
culado por la oficina técnica pertinente para 
dichos trabájos; que asimismo expresa que 
la empresa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., 
posee suficiente. entidad técnica y económica 
como para poder realizar las mencionadas 
obras, por lo que no habría inconvenientes 
en aceptar la propuesta formulada; 

CONSIDERANDO: que el referido im- 
porte de $ 322,090.29 corresponde sea aten- 
dido de la siguiente manera: $ 320.000.00 
con la partida que por igual cantidad y para 
tal fin se imputó en 4 de diciembre de 1951, 
y el resto, o sean $ 2.090,29 con cargo al rus 
bro' “Bonos Municipales de Saneamiento”; 


CONSIDERANDO: que por Decreto N.” 
6090 de la Junta Departamental, se han es- 
tablecido cuotas contributivas especiales 
para las obras de saneamiento de que se 
trata; ' , r 


ATENTO" a lo expuesto; ' 


EL INTENDENTÉ MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.7 Aceptar, condicionado a los efectos 
impuestos por. el contralor preventivo finan- 
ciero de legalidad. la. propuesta de, la firma 
Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda.,. la que se. 
compromete a ejecutar, en un todo de acuer- 
do con los “planos, pliegos de condiciónes,, 
memoria descriptiva, planilla de metrajes y 
demás elementos ,que ¿han servido, de base 
en la licitación realidada, las obras comple- 
mentarias de aléantarillado “(2.*'etapa) -para 
la Zona Central de Carrasco, -por' el precio. 
total de TRESCIENTOS, VEINTFIDOS MIL. 
NOVENTA PESOS CON VEINTINUEVE, 
CENTESIMOS- ($ 322. 090.29). p 


Ho EA 


EA ci Dic A e A EI Pida PEE 


. 22 Dicha erogación sérá atendida de la 
manera-siguiente: TRESCIENTOS VEINTE 
MIL PESOS ($ 320.000.00) con la- partida 
que por igual cantidad y para: tal fin fué 
imputada en 4 de dicembre de. 1951 y el 
resto, o sean DOS MIL NOVENTA PE- 
SOS CON VEINTINUEVE CENTESIMOS 
($ 2.090.29) con el rubro “Bonos'Municipa- 
les de Saneamiento”. 


3," Comuníquese a la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo; por Secretaría, 
notifíquese a la empresa Ambrosoli y Ludz- 
sanofí Ltda., manifestada que sea su con: 
formidad con la presente resolución, con 
noticia al Departamento de Hacienda, pase 
a la Contaduría, General para la interven- 
ción vorrespondiente. Cumplido, volverán 
estas uctuaciones a_la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, a 'sus' efectos. 


SE DISPONE LA CONVOCATORIA A 

' POSTORES PARA LA EJECUCION DE 
LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y 

' DISTRIBUCION DE AGUA EN LA ZQ- 

_ NA DEL MANGA (Camino Maldonado a 
la altura del Kilómetro 16). 


Montevideo, 10 de' mayo de 1952. 


“VISTO: el proyecto preparado por la Di- 
rección de Saneamientó de Montevideo, para 
el abastecimiento y distribución de ¡agua en 
la zona del Mánga (camino Maldonado a la 
altura del Kilómetro 16); 


RESULTANDO: que -los trabajos referi- 
dos comprenden: 'a) suministro e instalación 
de un equipo de bombado, -b) suministro e 
instalación de la cañería de impulsión desde 
la bomba al tanque elevado existente en el lu- 
gár, c) suministro ej instalación de las ca- 
ñierías de distribución, y d) suministro e 
instalación de tres -póstes surtidores; 


CONSIDERANDO: que con el plano, 
Pliego de Condiciones Generales para la 
Construcción de Obras, Pliego General de 
Condiciones para Obras de Alcantarillado. 
Pliego de Condiciones Particulares, Memoria 
Descriptiva y demás elementos que compo- 
nen el referido proyecto, se está'en condició: 
nes de licitar, contratar y ejecutar las réferi- 
das. obras; que se estima el costo de las mis 
imas en $ 8.000.00 aproximadamente. 


ATENTO: a,lo informado por el Depar- 
tamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 'DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. “Disponer quer la Dirección de Sanea; 
miento de Montevideo, sobre la base del-pro- 
yecto por,ella preparado, proteda a' convocar 
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públicamente a: postores para .la- ejecírción 
de, las obras de «abastecimiento y distribu- 
ción: de agua en la zoría del Manga (camino 
Maldonado a la altura del Kilómetro 16). 


2. Efectuar una imputación preventiva 
al rúbró de “Obras, Servicios, Conservación 
y Mejoras” del Presupuesto en vigor, de una 
partida de OCHO MIL- PESOS ($ 8.000.090) 
eh que se estima ascenderán las obras de 
que, se trata. 


3." Con noticia al Departamento de Ha- 
dienda e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo, a los efectos de lo dispuesto. 


SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LA 
- FIRMA RODOLFO CASTERES, PARA 
LA CONSTRUCCION DE UN PESQUE- 
“RO EN LA PLAYA “PAJAS BLANCAS”. 


Montevideo, 10 de mayo de 1952. 


VISTO*. que de acuerdo con lo dispuesto 
eb oportunidad, la Dirección de Sanea- 
iniento de Montevideo ha convocado públi- 
camente a postores para la constrúcción de 
un pesquero en la Playa “Pajas Blancas”. 


* RESULTANDO: que al segundo llamado 
realizado con tal fin, se presentaron cuatro 
propuestas; que la más baja de ellas es la 
N.* 4, de lá firma Rodolfo Casterés, quien 
se compromete a ejecutar las obras licitadas 
porel precio total de $ 11.300.00, suma ésta 
que está un 15 % por encima del valor cal- 
culado por las oficinas técnicas para dichos 
trabajos; 


CONSIDERANDO: que se estima conve- 
niente la aceptación de la referida pro, 
puesta; 


CONSIDERANDO: que de acuerdo con lo 
actuado el referido importe de $ 11.300.00 
cotresponde sea'atendido de la siguiente ma- 
fiera: $ 7.000.00 con cargo a la paftida que 
por igual cantidad y para tal fin fué impu- 
táda en 27 de “noviembre de 1951 y el resto, 
o sean $ 4:300.00' con “cargo al tubro de 
“Obras, Servicios, Conservación y Mejoras”, 
del Presupuesto'en vigor; ' 


«ATENTO: :a, lo. expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
. MONTEVIDEO, RESUELVE: 


€ 


1% Aceptar,” condicionado a los efectos 
impuestos por él coritralor preventivo finan- 
piero «de. legalidad, la .propuesta “formulada 
por la firma Rodolto Casterés, quien $e com- 
promete, en un fodo.de acuerdo:con los diver- 


sos elementos que htur servido de base en el 
respectivo llamado á Jicitación,-a construir 
un pesquero en la Playa “Pajas Balncas” 
por la suma total de ONCE MIL -TRES- 
CIENTOS PESOS ($- 11.300.00). 


:"2." Dicha erogáción será atendida de la 
siguiente manera: SIETE MIL' PESOS 
($-:7.000.00) con. cargo a la partida que por 
igual cantidad y para tal fin fué imputada 
en '27 de novienibre de 1951 al rubro “Plan 
Sexenal de Obras — Capítulo A — Numeral 
4.* -— Inco F) — Decreto 'N.* 6129 — Etapa 
1948”  yel resto, o sean CUATRO MIL 
TRESCIENTOS PESOS ($ 4:300.00) con 
cargo al rubro de “Obras, Servicios, Conserva- 
ción y Mejoras”, del Presupuesto en vigor. 


3. Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
iniento de Montevideo y por Secretaría no- 
tiquíquese a la empresa Rodolfo Casterés; 
manifestada que sea su conformidad con la 
presente resolución, con noticia al Departa- 
mento de Hacienda, pase a la Contaduría 
Géneral para la intervención pertinente. 
Cumplido, volverán estas actuaciones a la 
Dirección de Saneamiento de Montevideo. 


SE PRESTA APROBACION A UN PRO- 
. YECTO. PARA LA PROLONGACION 
-.DEL COLECTOR PARA LA CALLE 
“SANTIAGO GADEA ENTRE LAS DE 
ALICANTE Y MAGARIÑOS CERVAN- 
"TES. 


E Montevideo, 23 de mayo de 1952. 


VISTO: el proyecto preparado por la Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo para 
la prolongación del colector para la calle 
Santiago Gadea entre las de Alicante y Ma- 
gariños Cervantés; 

. RESULTANDO: que dicho colector tiene 
carácter de definitivo; que la Dirección de 
Saneamiento de.Montevideo expresa que por 
motivos circunstanciales, dichas obras po- 
drían ser realizadas como ampliación del 
fontrato de las Obras de Alcantarillado de 
lá Cuenca del Arroyo Miguelete, 10.* Sec 
cióri, Zona del Arroyo del Cerrito, a cargo 
de, la “empresa Ambrosoli y Ludzcanoff 
Etda., rigiendo los precios unitarios del re- 
ferido contrato; que dicho procedimiento 
llemaría la «doble ventaja de obtener -precios 
convenientes para la Administración y maá- 
yor' rapidez en la ejecución' de. las obras, 
que si ellás fueran lititadas; que'la referida 
empresa ha manifestado su conformidad .en 
ejecutar las obras en la forma propuesta; > 


CONSIDERANDO: que el aumento “de 
ubra de que' se trata, “puede: efectúhrse de 
“Atuerdo coii 16 dispuesto “en'los"artículas '59'* 


18% 


y 63.” del liego 'de Condiciones Generales 
para la Construtción de Obras; por el im: 
porte de $ 350.00 en que se estima ascende: 
rán dichas obras, cabe dentro del sexto del 
valor total de los trabajos contratados: , 


- ATENTO: a lo informado por el Depar- 


tamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.” Aprobar el adjunto proyecto formu- 
lado por la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo, para la prolongación del colec- 
tor para la calle Santiago Gadea entre las 
de Alicante y: Magariños Cervantes, en la 
forma señalada en el croquis de fs. 3, 


. 2.” Disponer que. la construcción del re- 
ferido colector, se ejecute como ampliación 
dentro del sexto del contrato celebrado con 
la empresa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., 
para la ejecución de las, Óbras de Alcanta- 
rillado de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 
10.* Sección, Zona del Arroyo del Cerrito 
y de acuerdo a las previsiones de los ar- 
tículos 59.” y 62.* del Pliego de Condiciones 
Generales para la Construcción de Obras. 


3. La suma de TRESCIENTOS CIN- 
CUENTA PESOS ($ 350.00) en que se 
estima el importe del colector de que se 
trata, se cargará a “Bonos Municipales de 
Saneamiento”. 


4. Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo, a sus efectos. 


SE AUTORIZA LA CONSTRUCCION DE 
CONEXIONES DE INSTALACIONES 
SANITARIAS PARA LAS VIVIENDAS 
MUNICIPALES SITAS EN LA CALLE 
BASAÑEZ. : 


"Montevideo, 26 de mayo de 1952. 

VISTAS: Estas actuaciones que se relacio- 
nan con las conexiones sanitarias que es ne- 
cesario efettuar para desagitar las Viviendas 
Populares' Municipales, ubicadas en las ca: 
lles Tomás Basañez “números 1215/17/19!21. 
1285|85b|87b|89b, Saldanha da Ganra números 
4084, 4088, Aguaritay números 4016/16b 4020] 
20b/22/24/26/26b28|30, 4029/31, 4039/41. Doc- 
tor Golfarini"números 4019/21; 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que po- 
dría realizar lás conexiones de que se trata, 
útilizando personal 'y los elementos de que 
dispone, estimando '¿u costo”én la suma: de 
$ 3.000.00, de los cuales '$' 750.00 correspon- 


A O 


A Ao Cr E 


den axtateriales y16:2:250.00 á jorhalés; trans- 
portes y recargos: por: ¿onceptó de lluvias, car- 
gas sociales; tareas especializadas y licencias 
pagas; 

pra 


ATENTO: á'lo ihformado por él Departa. 


mento d.eHacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1” Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, con el personal y de- 
más elementos de que dispone, proceda a 
ejecutar las conexiones de las instalaciones 
sanitarias de. las Viviendas Populares Muni- 
cipales ubicadas en las calles Tomás Basa- 
ñez números 1215 17/19/21, 1285/85b|87|87b|89 
89h; Saldanha de Gama números 4084/4086; 
Aguaribay números 4016|16b, 4020|20b/22!24| 
26/26b/28/30, 4029/31 4039/41 y Doctor Golfa- 
rini números 4019/21. 


2.” La erogación de TRES MIL PESOS 
($ 3.000.00), que demandará la realización 
de esos trabajos, se cargará al rubro “Plan 
Sexenal de Obras - Capítulo A - Numeral 1.” 
Decreto N.” 7411 - Etapa 1951”. 


2.” Comuníquese al Depaftamento de Ar- 
quitectura, hecho, con noticia al Departa- 
mento de Hacienda e intervención de la Con- 
taduría General, vuelva a la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo, a sus efectos. 


SE FIJAN UBICACIONES PARA LAS INS- 
TALACIONES DE DOCE TANQUES ELE; 
VADOS PARA AGUA POTABLE. 


Montevideo, 26 de mayo de 1952. 


VISTO: Que. de acuerdo con lo dispuesto 
en oportunidad, la Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo propone las ubicaciones pa- 
ra la instalación de los últimos 12 tanques 
elevados para agua' potable, que aún no fan 
sido colocados, del total de 30 adquiridos por 
resolutión de 13 de setiembre de * 1951; 


CONSIDERANDO: Que se. estima oportu- 
no no instalar por ahora el tanque, provisto 
para la calle Hudson esquina Henderson; que 

el mismo prestaría más utilidad en la calle 

Turubí esquina Llupes, el. cual. también .eli, 
minaría, por medio de una cañería, al surti- 
dor existente en la. calle Yugoeslavia y -Llu- 
pes, actualmente servido por un tanque ele- 
vado; 


CONSIDERANDO: Que, en tal virtud, ep 
oportunidad deberá suprimirge el citado tan- 
que elevado de. Yugoeslavia y Llupes; que el 
mismo podría ser reinstalado.en la calle Flud; 
son esquina Henderson; , 


LOL LE e 
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., ATENTO: -A.lo: expuesto; 


““EL' INTENDENTE MUNICIPAL DE * 
1” MONTEVIDEO, RESUELVE: 


Le Fijar las siguientes e licadiones. para 
la instalación de los-últinto sdoce tanques ele- 

vados, para: agua' potable, que aún no ¿han 
sido: colocados del total de 30 adquiridos por 
resolución de 13 de setiembre de 1951: 


N.* 50: Balneario Pajas Blancas. - 

” 51: Avenida Peñral y calle Isaac. 

” 52: Calle Suecia esquina Dinamarca. 
” 53: Camino Peñarol esquiría Florencia. 
” 54: Camino Maldonado esquina Oficial 
frente al N.” 14, ; 
” 55: Turubí esquina Llupes. 

” 56: Calle Albéniz esquina Sargentos 

Patricios. 

” 57: Cálle Germinal «y Grito de "Gloria. 
” 58: Carréras Nacionales y Sains' Ro: 
8as. ; , 

” 59: Viscaya y Burdeos. : 
” 60: Viscaya y Norte' América. : 
” 61: Camino La Boyada y Lucio Rodrí- 


guez. 

2.” Disponer que úna vez que se haya 
instalado. la :cañería proyectada pata" alimeñ- 
tar desde el tanque ubicado-en Turubí gsqui- 
na Llupes al surtidor existente en la calle 
Yugoeslavia esquina Llupes, se proceda all 
levantamiento del tanque elevado sito en “es: 
ta última ubicación, procediéndose a st te- 
instalación en la calle Hudson, esquina Hen- 
derson. 


3. Para su conocimiento y demás, efec- 
tos, transcríbase a. las Direcciones de. Limpie: 
za y Usina y Talleres y Tranóportes; hecho, 
vuelva a la de Sañeamiénto de Moritevideo.. 


SE DISPONE LA PERFORACION DE UN 
POZO: SEMISURGENTE EN LA CALLE 
PINTOS CARDEIRO Y LAS pul 


Montevideo,--10- de julio-de 1952, 


* VISTAS: Estas áctuationés iniciadas a taña 
de una motióh del Edil señor Ciro” E. Verdi or 
para que sé proteda a la” instalación de ES 
ñierías de aguás corrientes y una canillá pú- 
blica, en el cruce de las calles “Pintos Carr 
deiro y Lecoq; He a 


RESULTANDO: Que la Administración Je 
Aguas Corrientes de Montevideo, ha formu- 
lado presupuesto para la instalación de .un 
poste surtidor con contador en el lugar- in- 
dicado; el cual asciende «a. la: suma de pe- 
sos. 6.742.59; + ñ 


, CONSIDERANDO: Que. la Dirección de 
Saneamiento de «Montevideo, .luego de "estu: 
diar nuevamente ¿Este asunto y visitar. el lu; 


gar, aconseje la perforación de un pozo:en las 
calles..Pintos Cardeiro y Las Palmas; que se- 
gún el resultado de esta perforación se ve- 
ría si conviene «colocar una simple bomba de 
mano o en caso contrario iristalar una electro- 
bomba; que «dicha solución sería:meños one- 
rosa que la de -aceptar el presupuesto eleva- 
do de la- Administración. de: Aguas Corrientes 
de Montevideo y- se-recargaría ese servicio; . 


ATENTO: Á lo informado; ' 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.7 Disponer que: la Dirección: de Sanea- 
miento de Montevideo proceda a, la perfora- 
ción de un pozo en las calles Pintos Cardei- 
ro y Las Palmas. 


2.” 'Transcríbase :a la Junta Departamen- 
tal y, vuelva a. la Dirección de Saneamiento 
a sus efectos. 


SE DISPONE LA "CONSTRUCCION DE 
UNA: BOCA DE TORMENTA EN LA CA- 
LLE PERNAS Y SAN ANTONIO. 


Montevideo, 26 de mayo de 1952. 


VISTAS: Estas actuáciones en las que la Di-* 


rección, de Saneamiento de Montevideo expre- 
sa que," a efectós de eliminar el estancamiento 
de aguas que 'se producé en la calle Pernas 
esquina San Antonio, sería necesario construir 
una boca “de tórménta tipo D';' y 


RESÚLTANDO: Que el costo aproximado 
de esos trabajos lo estima en la suma de pe- 
sos 450.00, de los cuales $ 150.00 corresponden 
a materiales y $ 300.00 a jornales; 


ATENTO: A lo informado por el Departa: : 


mento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DF 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.” Disponer que' la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, con su personal, mate- 
riales; y demás elementos con: que cuenta, pro- 
ceda. a construir una boca de tormenta tipo D, 
en la calle Pernas. esquina San Antonio, de 
acuerdo al croquis adjunto a fs. 1 : 


2. La erogación de CIENTO CINCUEN:- 
TA PESOS ($ 150.00) que demanda la vad- 
quisición de los materiales necesarios para 
esos trabajos, será atendida con cargo al rubro 
“Obras, -Servicios, Conservación y Mejoras”, 
del Presupuestó en vigor. 


3.” Con noticia al Departamento de Ha: 
cienda e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Montevided, “a: dus efectos. 
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SE APRUEBA.EL PROYECTO: DE-COLE€E- 

: TOR PARA LA CALLE AMARALES: EN; 
TRE LUCAS OBES Y GENERAL :BAT- 
LLE Y SU EJECUCION POR PARTE DE 
LA EMPRESA AMBROSOLI Y LUDZCA- 
NOFF Ltda. 


Montevideo, 26 de mayo de 1952. 


VISTO ::El proyecto de coléctor formulado 
por la Dirección de Saneamiento de Monte- 


dvieo para! la calle Amarales entre Lucas 
Obes y Gerieral Batlle; 


» RESULTANDO: Que la. mencionáda-repar- 
tición estima que,- por motivos circunitancia- 
les, dichas obras podrían -ser realizadas como 
ampliación “del contrato de las “Obras de Al: 
cantarjllado de la Cuenca del Arroyo Migue- 
lete, 10.* sección del Arroyo del Cerrito”, - a 
cargo de la empresa Ambrosoli y Ludzcanoff 
Ltda., para las que regirán los. precios unitar 
rios del referido contrato; que dicho proce- 
dimiento llenaría la doble ventaja de obtener 
precios convenientes para la Administración 
y mayor rapidez en la ejecución de los tra- 
bájos que si fueran licitados; que la empresa 
contratista ha manifestado su conformidad en 
realizar dichas obras; 


' RESÚLTANDO: Que el colector proyecta- 


do tiene. carácter de definitivo y su costo se 
calcula aproximadamente en, $ 850.00; 


CONSIDERANDO: Que la ampliación de 
que se trata puede efectuarse de acuerdo con 
las previsiones del artículo 59,” del Pliego de 
Condiciones Generales y su monto cabe den- 
tro del sexto del valor total del contrato ori- 
ginal de las obras de alcantarillado de refe- 
rencia; 


7 CONSIDERANDO: Que la obra en cués- 
tión .está en las mismas condiciones que las 
comprendidas en el: contrato ya citado, por 
cuyo motivo deberá hacerse extensivo a éstas 
el Decreto N.” 7234 de fecha 17 de agosto de 
1950, que establece que “para las obras de 
álcantarillado"de la Cuenca del Arroyo Mi- 
guelete, 10.* sección del Arroyo del Cerrito”, 
regirán lás siguientes cuotas contributivas; ca- 
da propiedad con frente a la vía pública en 
donde sé realicen obras de 'saneamiento o 
que estén comprendidas en la zona directa: 
mente beneficiados por aquéllas obras, abo: 
nará una cuota de $ 14,00 por cada' metro li- 
neal de frente que tenga a la vía pública y 
una cuota de $ 1.40 por cada metro cuadrado 
de superficie que centenga dentro de una lí- 
nea de 40 metros de la línea de frente”; 


ATENTO: A lo informado por el Depar- 
tamento de Hacienda; 


TH A A A 


A 


EL INTENDENTE MUNICIPAL "DE 
MÓNTEVIDEO, RESUELVE: 


1.”Aprobar “el adjunto- próyécto*de' colec- 


tor formulado «por la Dirección” decBhneá: - 


miénto dé Monetvideó para la calle: Amara- 
les entre Lucas Obes y “General Batlle. 


2.* Dispoier que la ejecución de esas' 


obra be ejecuten como «ampliación dentro del 


sexto del tontrato celebrado con la empresa * 


Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda: para'la eje- 
cución de las “Obras de Alcantarillado: de la 
Cuenca del Arroyo del Cerrito”, y de acuer- 
do a las previsiones, del- Artículo 59. del 
Pliego de Condiciones Generales para la 
construcción de obras. 


3. La erogación de OCHOCIENTOS CIN- 
CUENTA PESOS ($ 850.00) en que se esti- 
ma ascenderán las .obras de que se trata, 
será atendida con “Bonos Municipales de Sa- 
neamiento”. 


4. Para el.págo de estos trabajos, por' 


parte de los respectivos. propietarios, regirán 
las cuotas contributivas fijadas por el Decre- 
to N.? 7234 de la Junta Departamental, 


5. Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda e intervención de la Contaduría Gene- 
ral, vuelva a la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo, a $us efectos. 


SE DISPONE LA EJECUCION DE UN PO- 
ZO PARA PROVEER DE AGUA POTA- 


BLE AL VECINDARIO DE LAS CALLES * 


Y Nros. 1 y 4 (BARRIO ITUZAINGO). 


Montevideo, junio 26 de 1952. 


Estas actuaciones iniciadás con 


VISTAS: 


pedido de vecinos para que' se, proceda a la ' 


instalación de un poste “surtidor o de un tan- 
que elevado de. agua potable, en la intersec- 
ción de las calles Nos. 1 y 4 (Barrio Ituzain- 


gó); 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa-- ; 


neamiento de Montevideo expresa que ha insi 
peccionado la zona de que se trata, com- 
prendida entre las calles Piccioli, Sainz Ro- 
sas y Gronardo; que 'se trata de un barrio 
densamente poblado, el cual carece de agua 
potable; que en tal virtud, sería conveniente 
encarar la perforación de un pozo en el cru- 


ce de las. calles Nros, 1 y'4, instalando una' 
motobomba o una bomba de'mano, de acner- * 


do al caudal de agua que se obtenga; 


CONSIDERANDO: Qué «de acuerdo con ' 


lo sugerido por la indicada repartición, por 
resolución de fecha 26 de mayo" ppdo., se ha 


nal de “un fánque elevado en él érucs del Cas” 
miño' Carreras 'Naciohales' y cálle Sains' RA 
sas] 


ATENTO: A lo' expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, - RESVEEVE: 


IY Disponer que la Dirección" de Sanéa- 
mieñto dé Montevideo, con 'su personal y ele 
mentos de que dispone, efectúe en oportu- 
nidad, la perforación de un pozo en el cruce 
de las calles N.os 1 y 4 (Barrio Ituzaingó); 
con. el fin de proveer de :agua potable al ve- 
cindario de la zona: 


2. A sus efectos, vuelva ala mencionada * 


repartición. 


SE DISPONE LA INSTALACION DE UN 


DOBLE -TANQUE INTERMEDIARIO DE - 
3.000 LITROS. DE CAPACIDAD.PARA EL y 


ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA-: 

BLE PAR AEL BARRIO DE VIVIENDAS 

MUNICIPALES “FLOR .DE MARONÑAS”. 
Montevideo, junio 5 de' 1952. 


VISTAS: Estas actuaciones que se, rela- 
cionan con los inconvenientes que se produ? 


cen para el llenado del tanque elevado de . 


20.000 litros, qué abastece -de .agua potable, 


al barrio de viviendas municipales “Flor de 


Maroñas”; 

RESÚLTANDO: Qúe la Dirección -de- Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que debi- 
do a'lá baja 'prebión de lás' cañerías, el aguá 
no puede subir hasta el tanque, lo-que trae 
como consecuencia que éste no se llene, pro- 


duciendo los consiguientes perjuicios a los “| 


inquilinos;, que tal situación,se puede obviar 
instalándose un doble tanque intermediario 
de hormigón de 3.000 litros de capacidad, 
provisto de una electrobomba «monofásica «y 
los correspondientes accesorios de válvulas y 
flotadores qee se detallan-en el plano agré- 
gado a fs. 1; 

RESULTANDO: Que “agrega- dicha repar- 
tición que el referido tanque intermediario 
podría formarse con dos de los tanques que 


se encuentran en su depóbito; que el costo , 
de esa mejora, sin, contar el de los tanques, 


ascendería a unos $ 600.00; 
ATÉNTO: A To” roiaadas] por el Dipare 


tamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 
12 «Disponer la: instalación "de ur doble 
tanque intermediario. de'hormigón de "3.000 
litros de capacidad. previsto de una electro- 


» 


dispuesto la instalación con carácter provisio- " * bomba monofásica y '1ós ¿orrespondiéntes: áo- 
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cesorios de válvulas y flotadores que se de- 
tallan' en el plano de fs. 1, a fin de mejorar 
el sistema de abastecimiento de agua potable 
al barrio de viviendas municipales. “Flor de 


Maroñas”. Se 


2. El reférilo! tarque de hormigón. será 
Jormado-con dos. de los tanques de hormigón. 
que existen en los depósitos de la Dirección 
de Saneamiento. de Montevideo. 


3.” Disponer que la adquisición de la elec- 
trobomba monofásica y de los correspondien- 
tes accesorios de válvulas y flotadores, se efec- 
túe por intermedio de la Dirección de Pro- 
veeduría y” Almacenes, en la forma de prác- 
tica, 


4. Imputar preventivamente al rubro 


“Plan Sexenal de'Obras Capítulo A, Numeral' 


1.” (Etapa 1951), Decreto 'N.* 7411”, una par- 
tida de SEISCIENTOS PESOS ($ 600.00) en 
que se estima ascenderá la adquisición de la 
electrobomba de que se trata y accesorios co- 
rrespondientes. 


5: Con hoticia al Départamento de Ha- 
cienda* e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo, a sus efectos. 


AUTORIZACION PARA CONSTRUIR DOS 
CAMARAS EN LA od EA MORALES 


.Montevideo, junio, 5 de 1952. 
"VISTO: El proyecto. formulado por la Di- 


rección de Saneamiento de Montevideo para 
construir dos cámaras en la ex-quinta de Mo- 
rales, las que se,emplazarán en el punto indi- 
cado en el plano que corre agregado a fs. 4; 


RESULTANDO: que el costo aproximado 
de la obra proyectada se estima en la «suma 
de -$ 380:00 de los"cuales sé calcula que pe- 
sos 120.000 se invertirán en la adquisición de 
materiales y $ 260.00 en jornales y transpor- 
tes; - o, 


.RESULTANDO: -Que- la. obra puede ser 
ejecutada por. administración, utilizando el 
personal presupuestado y demás elementos 
de que dispone la Dirección de pangamiento 
de Montevideo. 


RESULTANDO: Que la suma de $ 120.00 
a que asciende el impórte de los mate- 
riales, puede ¿er atendidó “con cargo al .ru- 
bro “Conservacióri, Mejorás y Reparaciones 
de Edificios y Propiedades Municipales”; 


'ATENTO: .A, lo informado; 
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EL INTENDENTE MUNICEPAL .DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.” Autorizar a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, a construir dos. cá- 
maras,en la ex-quinta de Morales; según se 
indica en 'el croquis de fa. 4, 

1 


2.” Autorizar, asimismo, la inversión de 
CIENTO VEINTE PESOS ($ 120.00), con 
cargo al. rubro “Conservación. Mejoras y Re- 
paraciones de Edificios y Propiedades Mu- 
nicipales” para la adquisición de los mate- 
riales necesarios. 


3.7 Con noticia el Departamento de Ha- 
cienda y previa imputación de la Contaduría 
General, vuelva a la Dirección de Sanea- 
miento de “Montevideo, a los fines correspon- 
dientes. 


SE DA CARACTER DEFINITIVO AL CO- 
LECTOR PROVISIONAL CONSTRUIDO 
EN LA ACERA SUR DE LA CALLE PES. 
TALOZZI-ENTRE LAS DE CARABELAS 
Y "AVENIDA SAN MARTIN. 


Montevideo, junio 5 de 1952. 


VISTAS: Estas actuaciones que se relacio- 
nan con el colector provisional construído en 
la acera Sur de la calle Pestalozzi entre las 
de Carabelas y Avenida General San Martín, 
en una extensión de 13m.30; 


RESULTANDO: Que en yirtud, de que. 
oportunamente se contrató con la empresa 
Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda. la prolonga-' 
ción de los colectores existentes definitivos 
para las acefas Sur y Norte de la calle Pes- 
talozzi entre las de Carabelas y Avenida Ge- 
neral San Martín, y que el colector que mo; 
tiva estas actuaciones, fué conservado, estima 
la Dirección de Saneamiento de Montevideo 
que correspondería asignar al mismo el ca- 
rácter de definitivo, quedando así incorpora- 
do al alcantarillado de la 7.* sección de la 
Cuenca «del Arroyo. Miguelete; 

ATENTO: A lo informado 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.” Dar carácter de definitivo al coletor 
provisional que, en una extensión de 13m.30 
fuera corístruido en la acera. Sur de. la calle 
Pestalozzi -entre las de Carabelas y la Ave- 
nida General San Martín, quedando incorpo- 
rado al Alcantarillado de la 7.* sección de la 
Cuenca del Arroyo Miguelete. 


2. Vuelva a la Dirección de Saneamien- 
to, a sus efectos. 


SE AUTORIZA EL GASTO COMPLEMEN- 
TARIO DE $ 3.452.67 POR TRABAJOS 
DE AMPLIACION DE LA RED, DE AL- 
TA PRESION DE AGUA ies A 
SANTIAGO VAZQUEZ. E a 


Montevideo, junio 26 de 1952. 


VISTAS» Estas actuaciones en las que por 
resolución de 11 de enero de 1951, se dispu- 
so que la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo, con su personal, medios de trans- 
porte y demás elementos de que dispone, así 
como también con los materiales necesarios 
que adquiriría para tal fin,, procediera a 
ampliar la red de caño de cemento amianto 
de alta presión que distribuye agua potable 
en la localidad de Santiago Vázquez, a fin de 
dar servicio al grupo de Viviendas Indivi- 
duales N.* 12 ubicado en las calles Yuquerí, 
Pirararjá y. Betete; 


RESULTANDO: Que asimismo se autori- 
zaba la inversión de la suma de $ 4.500.00 en 
que se estimaba la realización de dicha me- 
jora, con cargo al rubro “Plan Sexenal de 
Obras, Capítulo A, Numeral 1, tapa 1959”; 


CONSIDERANDO: Que haciéndose dado 
término a los trabajos aludidos y practicada 
la liquidación final por la- Oficina de Con- 
tralor de Obras, resulta que los mismos im- 
portaron la cantidad de $ 7.952.67, existien- 
do por lo tanto una diferencia en más por 
dicho concepto de $ 3,452.67; 


CONSIDERANDO: Que la Dirección de. 


"Saneamiento de Montevideo expresa que las 


- causas que motivaron dicho aumento en el 


costo de la obra se debe al empleo de mate- 
riales en mayor cantidad, mayor utilización 


de mano de obra que la prevista y los fre-. 


cuentes días' de lluvia que determinaron un 
recargo en los jornales y en el transporte; 


CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, 


corresponde autorizar un gasto complemen- 
tario por la diferencia antes meocionada; 


ATENTO: A lo informado por el Depar: 
tamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1)” "Autorizar un gasto complementario de 
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUEN:- 
TA Y DOS PESOS CON SESENTA Y. SIE- 
TE CENTESIMOS ($ 3.452.67), a 'que :as- 


ciende la diferencia en más entre la canti- 
dad de $ 4:500:00 oportunamente “calculada: 


para la ejecución, por la Dirección de_Sanea- 


miento de Montevideo, de los, trábajos de, 


ampliación de la red de caño de cemento 
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amianto de álta: presión que distribuye água 
potable a Santiago Vázquez, a fin de dar 
servicio, al grupo de Viviendas Individuales 
N> 12 úbicado en las calles Y equerí, Pirara- 
já y Betete, y el de $ 7.952.67, a que réal- 
mente ascendió el costo de las obras reali- 
zadas. 

2. Dicha erogación será atendida con 
cargo al rubro “Plan Sexenal. de. Obras; Ca- 
pítulo A, Numeral 1.”, Eetapa 1950”, previo 
refuerzo del mismo en igual cantidad a to- 
marse de la Masa de Movilidad de dicho 
Plan. 


3." Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamierito 
de Montevideo, a sus efectos. 


APROBACION DE UN PROYECTO -.DE” 
AMPLIACION DE LA RED -DE: AETA: 
PRESION PARA LA DISTRIBUCION 
DE AGUA EN SANTIAGO VAZQUEZ. 

Montevideo, 10 de julio de 1952. 

VISTO: El proyecto formulado por la Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo para 
ampliar la red de caños de cemento amishto 
de alta presión para la distribución de agua 
potable en la localidad. de Sanitago Váz,. 
quez, para dar servicio a las fincas ubicadas 
en la calle Guazunambí, entre las de La 
Guardia y La Barra; 

RESULTANDO: Que la ampliación men- 
cionada se ajustará a las estipulaciones con 
que fué -construída la red existente; que las 
cañerías de aguas corrientes permitirán aten- 
der los Servicios: de ambos fréntes de la vía 
dé tránsito en que están instaladás, "hábién-" 
dose proyectado igualmente la instalación de' 
un poste surtidor al término de. la' cáñeriá' 

-""Eon' el fir de que realice la función de. laye 
de limpia; 


RESULTANDO: Que al costo de «dichas. 
obras se estima en $ 1.800.00, de los cuales, 
$ 700.00 corresponden a;materiales -y pesos 
1.100.00 a jornales y transportes; 


CONSIDERANDO:. Que dada la urgencia. 
que existe en llevar a cabo dichos trábajos, 
estima da Dirección de Saneamiento de Mon** 

: tévideo “que sería conveniente realizarlós por* 
Administración; “utilizando el personal y «des 
más elementos de: que .disporñie; ó 

ATENTO: A lo informado por tl Dépar- 

tamento de Hacienda; A 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE +» 
MONTEVIDEO, RESUELVE: : 

1.” Aprobar “el proyecto"formulado por la' 
Dirección de Saneamiento de Moritevideo * pa- 
ra ampliar la red de cáños de cemento amian- 


to de.alta presión, para. la distribución de 
agua potable en la localidad de Santiago Váz- 


. quez, para dar.servicio' a las. fincas ubicadas 


en la: calle Guazunambí, entre las -de «La 


. Guardia y da Barra. 


2.7 Disponer que la precitada repartición, 
con el personal y demás elementos deque dis- 
pone, proceda a “ejecutar las obras cuyo pro- 
yecto se aprueba. 


3. La erogación. total de UN MIL OCHO- 
CIENTOS PESOS ($ 1.800.00), que demanda 
la realización de los referidos trabajos, será 
«atendida con el rubro “Mejoras Cementerios y 
Parques Públicos, Decreto N.” 7564”, 


a Con «noticia al Departamento de Ha- 
cienda e intervención de la Contaduría Gene- 


+ ral, vuelva a-la Dirección de Saneamiento de 


Montevideo, a sus efectos. 


SE DISPONE LA CONVOCATORIA A POS- 
“TORES PARA LA ADQUISICION DE 6 
EQUIPOS DE LIMPIEZA MECANICA DE 
BO€AS DE TORMENTA. 


, Montevideo, julio 10 de 1952, 


as VISTAS: Estas actuaciones en las que la 


a. ed .» . . 
Dirección de Saneamiento de Montevideo ex- 


u 


presa que el notable incremento de la exten- 
sión del saneamiento de la ciudad ha tornado 
completamente insuficiente los equipos dispo- 
nibles-para efectuar la limpieza de las bocas 
de tormenta, a tal punto que una gran can- 


¿tidad de:élas quedañ sin limpiar; 


'RESULTANDO: Que: por tal circunstancia 
propicia la adquisición de 6 nuevos equipos 


>» de limpieza mecánica de bocas de tormenta 


con.autopropulsión, similares a los de marca 
“Austin Eagle”. en uno, de preferencia dota- 
dos de motor Diesel y con los repuestos ne- 


_ cesarios para 15.000 horas de trabajos. 


ATENTO: A lo informado 'por el Departa- 
mento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1: Disponer que la Dirección de Provee- 


«duría y Almacenes proceda:a llamar. pública 


- mente'a postores para la adquisición de "seis 


(6) equipos'de limpieza mecánica de bocas de 
tormenta con autopropulsión, »simitares a los 
de la marca “Austin Eagle”, de preferencia 
dotados de motor “Diesel” y con los repues- 
tos necesarios para 15.000, horas de, trabajo. 


. 2, Comuníquese.a la Dirección: de Sanea- 


- miento .de.Monteyideo y..pasa a la' de Proyee- 


duría y Almacenes, a los fines dispuestos. 


SE. SOLICITA AUTORIZACION -DE LA 
JUNTA DEPARTAMENTAL PARA 
EFECTUAR UNA PERFORACION EN 
EL .PREDIO DE OCUPA LA ESCUELA 
N.* 146, A FIN DE PROVEERLA DE 
AGUA POTABLE. 


Montevideo, 7 de agosto de 1952. 
VISTO: El pedido formulado' por la Co- 


_ misión Pro-Fomento de la Escuela N.” 146, 
” situada eri. el kilómetro 15 de la Avenida Si- 
”* món Martínez, para que se le provea de agua 
"potable para el consumo de dicha Escuela; 


RESULTANDO: Que en el predio ocupa- 
do por la Escuela en cuestión existe un alji- 
be el cual fué clausurado porque el agua -por 
el contenido es de mala calidad; 


“RESULTANDO: Que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que la -so- 
lución más conveniente para el caso, sería 
llevar a cabo una perforación dentro del 
predio ocupado por lá escuela de que se 
trata; P 


CONSIDERANDO: Que previamente a' la 
ejecución de ese trabájo 'y dado que el mis- 
mo no se realizaría en un predio de propie- 
dad municipal, corresponde solicitar la auto- 


rización del caso a la Junta: Departamental; 
ATENTO: A lo expuesto; 


EL INTENDENTE MÚNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


Remitir estas actuaciones a la Junta De- 


partamental, solicitándole autorización parti” 


llevar a cabo, por administración, una per- 
foración en el predio que ocupa la Escuela 
N.* 146, sita en el Camino Simón Martínez a 
la altura del kilómetro 15,, a fin de dotar de 
agua potable a dicha escuela. 


SE AUTORIZA EA EJECUCION DE UNA 
PERFORACIÓN EN LAS CALLES VE- 
RACIERTO Y MANDISOVI, A FIN DE 
INSTALAR UN SURTIDOR DE AGUA 
POTABLE. 


Montevideo, 7 de agosto de 1952. 


VISTAS: Estas actuaciones iniciadas por 
moción del Edil señor José Paladino. para 
que se próceda a la instalación de un poste 


* surtidor de agua corriente en la intersec- 
ción de las calles Veracierto y Mandisovi; 


RESULTANDO: Que la. Dirección de Sa- 


- negamiento de Montevideo, expresa que pa- 


ra llenar la finalidad que se. persigue, po- 
dría realizarse-mna perforación en dicho ¡ES 


¿ . Sar; que probablemente se encontraría agua 


, suficiente como para la instalación de una 


Ñ ¿add 


bomba de mano y si se'hallara un caudal con- 
siderable” podría procederse, a la instalación 
de una électrobomba; Hor 


CONSIDERANDO: _ Oportuno” la, solución 


propuesta; 

EL. INTENDENTE MUNICIPAL DE 

, , MONTEVIDEO, RESUELVE; 

1. Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo con su personal y de- 
más elementos con .que cuenta, proceda a 


efectuar una perforación en la intersección 


de las calles Veracierto y Mandisovi, a fin de 
instalar un poste surtidor de agua potable. 


2. Transcríbase a la Junta Departamen- 
tal y, a sus efectos, vuelva ala Dirección pre- 
citada. 


SE APRUEBA EL PROYECTO PARA LA 
DISTRIBUCION DE,AGUA PARA RIE- 
GO DE LAS CHACRAS DE LAS VIVIEN- 
DAS ECONOMICAS DEL CAMINO SAN- 
FUENTS Y TRABAJOS ANEXOS. 


Montevideo, 8 de agosto. de 1952. 


VISTO: Que la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo, ha preparado un proyecto de 
distribución de agua para riego de las cha- 
cras de las viviendas económicas del Camino 
Sanfuentes; 


RESULTANDO: Que para llevar a la prác- 
tica el mismo, es necesario proceder a la ad- 
quisición de los materiales que se detallan 
a fs. cuyo costo se estima en unos 
$ 8.250.00; 


CONSIDERANDO: Que procede disponer 
que la Dirección de Talleres y Transportes 
Heve a cabo la instalación de las cañerías que 
se prevén, para lo que, la de Saneamiento de 
Montveideo, con los elementos mecánicos con 
que cuenta, abrirá las zanjas quese requie- 
ran' para" tal fin; que, asimismo, el Depar- 
tamento de: Arquitectura adoptará: las provi- 
dencias del caso para que, por la oficina que 
corresponda, se realicen las obras de albañi- 
lería necesarias para el fin perseguido; 


* CONSIDERANDO; Que el referido importe 

de $ 8.250,00, debe sér'atendido con el rubro 
“Plan Sexenal de Obras, Capítulo A, Nume- 
ral 1.2, Etapa 1951; 


- ATENTO: A lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO,. RESUELVE: 


1.7 Aprobar.eel adurito ¡proyecto “prepara- 


do por.la Dirección de Saneamiento .de Mon- 
tevideo, para la Distribución, de *agua para 


qlo 


riego de las chacras de las viviendas econgr 
micas' del Camino Sanfuentes. 


2. Disponer que .la Dirección de Proyce- 
duría y Almacenes, con carácter de muy, un- 
gente, proceda a' convocar públicamente a 
postores para la adquisición de los materia- 
leg necesarios' para llevar a cabo la referida 
instalación y que se detallan a.fs. 5 y 5 bta. 
de estas actuaciones. 


3." La erogación de OCHO MIL DOS- 
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 8.250.00) 
en que se estima-el importe de esa adquisi- 
ción, será atendida con el rubro “Plan Se- 
xenal de Obras, Capítulo A, Numeral 1.”, Eta- 
pa 1951”. 


4. Encomendar al Departamento de Ar- 
quitectura, la adopción de las medidas del 
caso a efectos de que, por la repartición que 
corresponda, se proceda a la realización de 
las obras de albañilería que se.requieran pa- 
ra la mencionadá instalación de riego. 


5. La Dirección de Talleres y Transpor- 
tes tendrá a su cargo la ejecución de los tra- 
bajos relacionados con la instalación de las 
cañerías que se prevén para la mejora en 
cuestión. 

6. La Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo procederá con'los elementos mecáni- 
cos con que cuenta, a la apertura de las zan: 
as que se requieran para el fin perseguido. 
También proporcionará el Departamento de 
Arquitectura y á la Dirección de Talleres y 
Transportes, los elementos gráficos y la im» 
formación necesaria para le ejecución de los 
trabajos que a cada una de esas reparticio- 
nes se le encomienden. 


7. Transcríbase. al Departamento de Ar- 
quitectura y a las Direcciones de Talleres y 
Transportes y de Saneamiento de Montévi- 
deo; hecho, con noticia al Departamento de 
Hacienda e intervención de la Contaduría 
General, pase a la Dirección de Proveeduría 
y Almacenes, a los efectos de lo dispuesto. 


SE AUTORIZA LO ACTUADO POR LA DI- 
RECCION DE SANEAMIENTO DE MON- 
TEVIDEO PARA LA REPARACION DE 
LOS DESPERFECTOS CAUSADOS EN 
LA REPRESA EXISTENTE EN EL 
ARROYO MIGUELTE, FRENTE A: LA 
CALLE MAUA. ' 


Montevidéo, 21 de agosto de 1952. 


VISTAS: Estas actuaciones en las,que- la 
Dirección de Saneamiento de Montevideo da 
cuenta que, con motivo derlos desperfectos 
producidos en la represa existente en el:arro- 


yo Miguelete,' frénte'a la calle Mauá :por Já 
treciente ocurrida el día 26 de”setiembre de 
1950, hubo necesidad, de llevar a “cabo con 
carácter de urgente, trabajos extraordinarios 
por, valor. de.$"1:734.50;. 


, RESULTANDO: Que dichos trabajos fue- 
ron realizados, por la empresa Neyeloff y Ba- 
rrandeguy, que en esos momentos tenía a su 
cargo las obras de canalización del arroyo. Mi- 
guelete en el tramo comprendido entre las 
Avenidas Millán y Buschental; 


CONSIDERANDO: Que en mérito a lo ex- 
puesto; procede. aprobar lo actuado por la 
citada Dirección, estando comprendido el 
monto de los trabajos referidos dentro. del 
sexto del importe total del contrato suscrito 
en oportunidad con la citada empresa; 


ATENTO: A lo informado por el Depar- 
tamento de Hacienda; 


+» EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
"" MONTEVIDEO, RESUELVE: 


+ 1 Aprobar lo actuado por la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo, al disponer 
la ejecución de los, trabajos necesarios ,para 
la reparación de log «desperfectos causados a 
la ,presa, existente en, SN Arroyo Miguelete, 
frente a la calle Mauá, por la creciente ocu- 
rrida, el día 26, de setiembre. de 1950,. de que 
dan .Quenta, estas actuaciones, trabajos Éstos 
que fueron ejecutados como ampliación den- 
tro del sexto del importe total del «contrato 
suscrito en oportunidad por la empresa Ne- 
yeloff y 'Bárrandeguy para.la canalización 
del arroyo: Miguelete en el tramo cómpren- 
dido entre la Avenida Millán y Buschental. 


2: El importe de UN MIL SETECIEN- 
TOS TREINTA Y CUATRO PESOS: CON 
CINCUENTA CENTESIMOS ($-1.734.50), a 
que ascienden dichos trabajos, será atendido 
de la siguiente manera? UN*MIL DOSCIEN- 
TOS, NOVENTA Y: CUATRO PESOS CON 
NOVENTA Y SEIS CENTESIMOS 
"($ 1.294, 96): con el xubro “Plan Sexenal de 
Obras pra A, .Numeral 4, Inciso A, De- 
'ereto N.* 6129) y CUATROCIENTOS TREIN- 
TA Y NUEVE "PESOS CON. CINCUENTA Y 
CUATRO .CENTESIMOS ($, 439.50), gon el 
rubro “Obras Canalización: del arroyo Migue- 
lete, Decreto N.” 74975 Inciso d”. ** 


* 3, Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda e intervención' de la Contaduría Ge- 
neral, vuelvara 14; Dirécción de Sáneamientó 
de, Montevideo; 4np E 


Cedar, 
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SE- AUTORIZA LA CONVOCATORIA A 
“POSTORES :PARA LA EJECUCION -DE 
OBRAS DE. DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE DEL BARRIO “JARDINES 
DEL HIPODROMO”. 


Montevideo, 6' de setiembre de 1952. 


VISTO: El proyecto preparado por la Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo para 
la distribución de agua potable para el vecin- 
dario del Barrio “Jardines del Hipódromo”; 


RESULTANDO: Que en el mismo se ha 
provisto la utilización del pozo ubicado, en la 
plazuela formada por él cruce de las calles 
Bérgamo Novara y Módena, la instalación de 
tres nuevos surtidores de dos canillas cada 
uno,-en las calles Acrópolis y Tesino, Módena 
y Locarno y Hungría y Tesino, así como la 
sustitución de la actual turbina por otra de 
mayor capacidad de bombeo, para atender el 
aumento de servicio; 

RESULTANDO: Que el costo aproximado 
de laz nueyas instalaciones se estima en pe- 
sos 9.000.00. 


ATENTO: A lo informado por el Depar- 


'táamento de 'Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.7 Disponer que por la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo, sobre la base de 
los' elementos por ella formulados, convoque 
públicamente a postores 'para la ejecución de 
las óbras de distribución de agua potable pa- 
ra el vecindario del Barrio “Jardines del 11i- 
pódromo”. os 

2. A los:fines dispuestos, pase a la «nom- 
brada repartición: 


SE APRUEBA UNA' MODIFICACION DEL 
RECORRIDO DEL COLECTOR N.” 173 A. 

" DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA 
DEL ARROYO MIGUELETE, 10* SEC- 
"CION; ZONA DEL ARROYO -DEL CE- 
RRITÓ: e 


, Montevideo, 6 de setiembre de 1952. 


v ISTO: El proyecto formulado por la Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo, de 
modificación del .recorrido .del colector N.* 
173 A., correspondiente a las obras de alcan- 
tarillado de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 
10* sección, Zona del arroyo del. Cerrito, ad- 
judicadaz a, la empresa. Ambrosoli y Ludsca- 
noff; por resolución de. fecha” 10 de agosto 
de 1950; : 


í RESULTANDO: ' Que dicha modificación 


se, próponé, en virtud de' las "provisiones que 
corresponde adoptar, pot: las futuras. obras 


a 1 Amia 


para el subterráneo, metropolitano;-- -que" la 
misma no implica variaciones en 'eb'monto de 
las obras con respecto a la Pa prirni- 


tiva; 
El 4 e 


ATENTO: Y de acuerdo con lo propuesto; 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


, 1 Aprobar la modificación propuesta por 
la Dirección de Saneamiento de Montevideo 
del recorrido del colector N. 173 A., corres- 
pondiente a,las obras de alcantarillado de la 
Cuenca del Arroyo Miguelete, 10.* sección, 
Zona del Arroyo del Cerrito, en la forma 
qué se detalla en la planimetría agregada a 
fs. 1 


z nro. 
2.” Vuelva a la mencionada repartición; a 
sus efectos. 


SE AUTORIZA LA INSTALACION DE UN 
SURTIDOR EN LA ESQUINA DE LAS 
CALLES LLUPES Y TURUBI. 


Montevideo, 6 “de setiembre de 1952. 

VISTAS: Estas actuaciones que'se relacio- 
nan con el funcionamiento de dos surtidores 
de agua: uno en Llupes y Turubí, y otro en 
Llupes, y Yugoeslavia; 

RESUETANDO: Que dé acuerdo con lo 
dispuesto por resolución de fécha 26 de ma- 
yo ppdo., en la ubicación primeramente nom- 


brada “será instalado un tanque «elevado de | 


agua el cual será abastecido por un pozo allí 
existente; que en consecuencia con lo deter- 
minado en la mencionada resolución, y'en la 
del día de la fecha —dictada en expedien- 
te que corre por separado— el surtidor de 
agua actualmente existente en Llupes y Yo- 
goeslavia será abastecido por intermedio de 
una cañería que se tenderá desde el tanque 
elevadó a instalarse en Llupts y Turubi; 


CONSIDERANDO: Que' en tal virtud, 2ólo 
resta ahora disponer que la Dirección de Ta- 
lleres y Transportes proceda a, instalar al pie 
de ese tanque, el respectivo surtidor; 


ATENTO: A lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Disponer que la Dirección de Talle- 
res y Transportes con su' personal, materia- 
les y démiás elementos con qué. cuenta, pró- 
ceda' a instalar el respectivo “surtidor, ál pie 
del tanque elevádo que para agua potable se 
ha ordenado ubitar en la esquina de las ca- 
les Llupes y Turubí. 

2.2 Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y, asus efectos, pase 
a la: de Tal.eres y Transpórtess Curzo co» 
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SE .AUFORIZA. LA CONVOCATORIA -4. 
. POSTORES -PARÁ LA'INSTALACION DE 
* UNA-ELECTROBOMBA. EN“LA -PERFO! 
RACION: EXISTENTE EN.LAS CALLES 
GEORGES. Y OFÍCIAL DE 20: METROS. 


Montevideo,, 6 de -setiembre de 1952. 


VISTO: Que la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo da cuenta qúe la perforación 
efectuada en la esquina “de' las calles Enri- 
que Georges y Oficial de 20 metros, tiene 'un 
caudal que permité "alimentar no sólo el tan: 
que N.” 19 ubicado en dicha intersección, si- 
ho' también el surtidor del tanque N.* 10 ubi- 
tado en el Camino Casavalle ' entro Coronel 
Raíz y Avenida Garzón; 


RESULTANDO:- Que agrega dicha repar- 
tición queen tal virtud estima oportuno la 
“instalación de una electrobomba tipo de eyec- 
tor y de la. cañería «de fibramento hasta. el 
surtidor alimentado por el tanque N.” 10, 
previéndose la colocación de un surtidor en 
la esquina de Oficial de 20.metros' y Lamar- 
tine; que estima el costo de estos trabajos 
en la suma de $ 4.200.00; 


CONSIDERANDO: Que con'el'Pliego de 
Condiciones Generales para lá Construcción 
de Obras, al Pliego General de Cóndiciónés 
para Obras de Alcantarillado, Pliégo Parti- 
cular de Condiciones, Memoria desctiptiva y, 
demás elementos que constituyen el proyecto! 
adjunto, se está'en condiciones de licitar, coñ- 
tratár y llevar a cabo la mejora de que se 
trata; - 


CONSIDERANDO: Que al realizarse di- 
cha mejora el tanque elevado N:* 10 quedará 
fuera de uso y disponible Ara su. traslado 
a otro lugar. 


ATENTO: A lo informado por el. Depar- 
tamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.7 Disponer 'que. la Dirección de .Sanea- 
miento: de Montevideo, sobre la -base del pro- 
yecto por ella. formulado, proceda: a convo- 
car públicamente a postores .para la instala, 
ción de una electrobomba tipo de eyector, en 
la perforación existente en la intersección de 
las calles Enriqué Georges y'Oficial, de 20 


metros, lugar éste: donde está instalado .el 


tanque elevado N.” 19,'así como también .pa- 
ra la instalación de una cañería de fibro- 
cemento hasta el surtidor existente en el'Ca- 
minó..Casavalle exitre Coronel. Raíz y Aveni- 
da. Garzón, “actualmente «alimentado: 'por el 
tanque «elevado. N.*-10, que quedará disponi- 


ba % 
» 


4 7 ] : E 
ble y “colocáíidose' además un surtidor en la 
esquina de las calles Ofivial de”20 'metros y 
Lamartine. ! ñ 

2." A sus.efectos, vuelva a la mencionada 
repartición. 


SE AUTORIZA LA EJECUCION DE UNA 
PERFORACION EN EL PREDIO QUE 
OCUPA LA ESCUELA N.* 146. 


Montevideo, 18 de setiembre de 1952. 
VISTO: Que por Decreto N.” 8237, la Jun- 


ta Departamental de Montevideo autoriza a 
este Departamento Ejécutivo para llevar a 
cabo, por administración, una petforación 
en el predio que ocupa la Escuela N.” 146, 
sita en el camino Simón Martínez a la altu- 
ra del kilómetro 15,"á fin de dotar de agua 
potable a la referida Escuela, 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.2 Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo efectúe una perfora- 
ción en el predio que ocupa la Escuela N.o 
146, sita en el camino Simón Martínez a la 
altura del kilómetro 15, a fin de dotar de 
agua potablé a 'la reférida Escuela. 

2. Comuníquese a la Comisión Pro - Fo- 
fnerito de dicha: Escuela «y, a sus efectos, vuel- 
va a la mencionada repartición. 


SE AUTORIZA LÁ EJECUCION DE -PER- 
FORACIONES A EFECTOS DE DOTAR 
DE AGUA PARA IRRIGACION AL PAR- 
QUE INDIGENA. 


Montevideo, 18 de setiembre de 1952. 


VISTAS: Estas actuaciones en las cuales la 
Dirección, de Paseos Públicos plantea la ne- 
césidad de prácticár uno o dós pozos semi- 
surgentes en la localidad de Santiago Váz- 
que, en el lugar donde piensa realizar un 
Parque Indígena pará exhibición de las es- 
pecies botánicas originarias de nuestro país, 
con el fin de lograr una irrigación eficáz de 
las especies a plantarse; 


* RESULTANDO: Que la Dirección de 
Saneamiento de Montevidéo, de acuerdo con 
lo informado por la Sección Estudios Hidro- 
lógicos, expresa que las probabilidades de 
'enhcontrar agua en dicho lugar, son dudosas, 
ya qué én las: perforaciones practicadas en 
“gl Parque Zoológico: Municipal, a poca dis- 
tancia, se hán tenido varios fracasos “antes 
de encontarse una Veta de agua; 
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KESULTANDO: Que, igualmente, mani- 
fiesta dicha informante que podría praticar- 
se una perforación cerca del camino de ac- 
ceso al Parque Zoológico, donde se encuen- 
tra la casa del encargado, pues allí existe un 
antiguo pozo, provisto de un motor'a viento, 
lo que demuestra que' debe haber agua; que 
en caso de que fracasara esta primera perfo- 
ración, se podría repetir el intento en algún 
otro punto del Parque; 


ATENTO: A -lo, informado, 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


_ 1. Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, en oportunidad, pro- 
ceda a practicar las perforaciones que 'sean 
Tiecesarias a efectos de dotar. del servicio de 
agua para irrigación del Parque Indígena 
proyectado por la Dirección de Paseos Públi- 
cos, en la localidad de Santiago Vázquez. 

2." Comuníquese a la Dirección de Pa- 
seos Públicos y vuelva a lá de Saneamiento 
de Montevideo, a sus efectos. ' 


SE ACEPTAN COTIZACIONES PARA EL 
SUMINISTRO DE SEIS BOMBAS DE 
MANO E IMPLEMENTOS PARA EL.SÚ- 
MINISTRO DE AGUA. 


Montevideo, 3 “de octubre de 1952. 


VISTO: Que por resolución N.” 12.218 de 
fecha 10: de mayo dé 1952, se dispuso qué la 
Dirección de Proveduría y Almacenes, en la 
forma de práctica, protediera a“la adquisi- 
ción de los materiales que se detallan a fs. 2 
y 2 vta.; los cuales permitirán contar con seis 
bombas de mano para atender los pedidos 
que se formulen para las: distintas, barriadas 
de la capital en-casos de escazes de agua; 


RESULTANDO:. Que el primer llamado a 
licitación realizado con tal fin, se presenta- 
ron cuatro propuestas; que la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo estima conve- 
niente ateptar las siguientes cotizaciones, for- 
muladas por las firmas que también se esta- 
blecen: j 


a) Emilio Fontana'S. C.; 200 métros de ca- 
ño galvanizado de 0mi032, a $ 3.80' el 
metro, con el 5 % de descuento; 


bh) Hidrosa, Hidrotécnica S.. A.: 6 bombas 
de mano completas, con pedestal cilín- 
drico,.de las dimensiones indicadas en el 
pliego varilla, válvula de pie, etc., a pe- 
sos 219.5) cada una! : 


CONSIDERANDO; Que: én igúal sehtido 
se expide la Comisión de Adquisiciones y 
“Aprovisionamientos;  ,+- 


CONSIDERANDO: Que la erogación to- 
tal de $ 2.039.00 corresponde:sga atendida con 
la partida de que para tal fin fué impuesta en 
30: de junio de 1952; 


ATENTO: A lo.informado; , 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. ¡Aceptar las siguientes cotizaciones for- 
muladas. por las firmas que también se es- 
tablecen, para la provisión —en un todo de 
acuerdo con los elementos que han servido 
de base en el respectivo llamado a licita- 
ción—, del material que se indica, el que 
permitirá contar con'seis bombas de mano: 
a) Emilio Fontana S. C.: 

- 2000 metros de cañería de hierro gal- 

i váanizado de 0m.032. de diámetro, a TRES 

PESOS: CON OCHENTA CENTESIMOS 
($ 3:80) el metro,-con el 5 % de des- 
cuento. 


h) Hidrosa, Hidrotécnica $. A.: 

6 hombas de mano completas, con pe- 
destal cilíndrico, de las dimensiones in- 
dicadas en el pliego, varilla, válvula de 
pie, etc., por el preció total de UN MIL 
TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
$( 1.317.00). 


2.2 La erogación: total de DOS MIL 
TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 2.039.00) se- 
rá atendida con la partida de $ 2:233.00 que 
para tal fin fué imputada en 30 de junio de 
1952. 


3." Comuníquese a las Direcciones de Pro- 
veeduría y Almacenes y a la de Saneamien- 
to de Montevideo; hecho; con noticia al: De- 
partamento de Hacienda e intervención de 
la Contaduría General, vuelva a la Dirección 
de Proveduría y 'Almacenes,'a sus efectos. 


SE AUTORIZA LA EJECUCION DE TRES 
BOCAS,DE TORMENTA EN EL CRUCE 
DE LAS.CALLES, ZORRILLA Y SAMBU- 
CETTI POR PARTE DE LA EMPRESA 

. SUCESORES DE JOSE FOGLIA. 


.. Montevideo, 3 de octubre de 1952, 

VISTO: El proyecto formulado por la Di- 
rección de Sanéamiento de Montevideo, pa- 
ra la construcción de tres bocas de tormen- 
tas, -a los efectos de facilitar el escurrimien- 
to de las pluviales en lá zona del crucé de 
las calles Zorrilla y Sambucetti, en la, cuen- 
ca de saneamiento de Colón; Ñ 


-RESULTANDO:. Que expresa dicha re- 


_ partición que tl' mencioñado- trabajo podría 
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ser ejecutado como 'ampliatión dentro 
sexto, del. contrato suscrito. en oportunidad 
ton' la “¿mpresa Súcesores José Foglia, para 
la ejecúción de las obras de saneamiento pa- 
ra la zona dé Colón y Pueblo Ferrocarril; 
que el importe de'$ 5.140,20 a. que ascende- 
rían las mismas, podría ser atendido con la 
sima imputada en oportunidad para aten- 
der los trabajos previstos en el referenciado 
contrato; 


ATENTO: A lo informado y a lo .deter- 
minado en los artículos 59,* y 63.” del Pliego 
de Condiciones Generales para la Construc» 
ción de Obras; j 


Bn 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.2 Aprobar el proyecto formulado por la 
Dirección 'de Saneamitnto de: Monteyideo, pa- 
ra la construcción de tres bocas de tormenta, 
a los efectos de facilitar el, escurrimiento de 
las pluviales en la zona del cruce de las ca- 
lles Zorrilla y Sambucetti, en la cuenca del 
saneamiento de Colón, en la forma señalada 
en el plano agregado a fe. 1. 


2." Dispóner que las referidas bocas de 
tormenta sean ejebutadas como ampliación 
deritro del sexto del contrato suscrito exi opor- 
nidad con la empresa Sucesores de José Fo- 
glia para la ejécución de las obras de sa- 
'neamiento para la zona de Colón y Pueblo 
Ferrocarril, A 


3,> La erogación de CINCO MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS CON "VEINTE: GENTE- 
SIMOS ($ .5.140.20) -a que asciende la, am- 
pliación de obra de que se. trata, será atendi- 
da con la partida. de $ 1.977.000.00 oportu- 
mente imputada a “Bonos Municipales de Sa- 
neamiento”, para atender el importe del con- 
trato referenciado. A 

47 A sus efectos; vuelva a la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo: 


-SE AUTORIZA LA EJECUCION DE UN 


POZO EN EL 'CRUCE DEL CAMINO 
'DOMINGO ARENA Y CALEE MASO. 
LLER PARA SUMINISTRAR AGUA 
POTABLE AL VECINDARIO. 
Montevideo; 3 “dé octubré de 1952. 
VISTA: La moción del Edil señor Albéri- 
co Passadoré, "para' que se proceda a la ins- 
talación de url poste surtidor de agua corrien- 
te en la esquiña «del Camino Arena y talle 
Masollery"- *? “7 


“RESULTANDO?- - Que la? id de Sa- 
nehmieñtó' de' Montevideó expresa que pará 
alimentár dicho esurtidor; sería: -netesario éo- 
locar una cañería de agua corriente de- unbs 
trescieritos mietros por 'el' Cámino Domingo 
Arena desde Cichilla Grande hasta Masdller'; 
que esta instalación importaría una suma su- 
perior a los $ 6.000.00, debiendo hacerse car: 
go esta' Intendencia del: consumo. de 'agua; 
que [por otra patte, ello traería aparejado 
un. recargo de la red, ya insuficiente en el 
verano; 


CONSIDERANDO: Con la citada infor- 
mante que .podría obviarse el inconveniente 
apuntado, eféctuándose la perforación de un 
pozo én una de las ochavas del cruce: de Do: 
mingo Arena y Masoller;. que.la instalación 
de bómbado: pertinente -se proyectaría más 
adelañite de acuerdo con el caudal que se 
obtenga; + “ eo. - 


ATENTO: A lo expuesto; 


"7 
3 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESTLLMES 


$1, pair que la Ditesción de Sauea- 
miento de Montevideo, en oportunidad, cfec- 
túe la: perforación. de un pozo en-una de las 
ochavas: del-Camino ¿Domingo «Arena y calle 
Masoller, .a fin:de obtener agua table para 
los vecinos del lugar. 

2. Transcríbase a: la Junta Departamen- 


tal:y, awsus. éfectos, vuelva 'a la Dirección, de: 


Saneamiento de Montevideo. 


SE DISPONE LA EJECUCION DE: COLEC- 
TORES DEFINITIVOS EN LA PROLON- 
GACION DE LA CALLE JOSE ITURRIA- 
GA: POR PARTE. DE LA EMPRESA 
AMBROSOLI Y LUDZCANOFF Ltda. 


_ Montevideo, 16 de octubre de 1952. 
VISTO: El"proyecto preparado por la Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo, pa- 
ra. la construcción del' colector. definitivo .en 
terrenos sitos en la prolongación de la ca- 
lle José Iturriaga 'entré la* Avenida Larra- 
ñaga y la Rambla República de Chile. y' en 
lá* prolongación de la calle Tomás 'de Te- 
zanos; tal: como se señala A.-fs. 2; 


RESULTANDO: Que en mérito a que no 
existe" disponibilidad. dé 'Bonos Municipales 


de Pavimentación” para llevar a cabo “dicha: 


meporá, «ek señor" Braulio “López :éxpresti 
que, eh" représeñtaciónd de. los *propiétariós 
de los terrenos que resultarían benefitiidos 
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con la.mejpra en cuestión,: '¿dápadronados con 
el N.? 30.774 e coinpromete' á depositar ap- 
tes de la ejecución de ese alcantarillado, la 
suma de $ 20.500.00, equivalente al monto 
aproximado de la obra comprendida en el 
citado proyecto; ' 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que en mé- 
Tito alo actuado, no habría inconveniente en 
realizar dichos trabajos, los que podrían set 
ejecutados como ampliación dentro del sexto 
del contrato suscrito con la empresa Ambroso- 
li y Ludzcanoff Ltda. para las, obras de Alcan- 
tarillado de la Cuenca del Arroy oMiguelete, 
10? Sección, Zona del Arroyo: del Cerrito; 


CONSIDERANDO: Que las obras de que 
se' trata están «en las mismas condiciones: que 
las comprendidas en el tontrato que se am- 
plía, por cuyo motivó 'deberá hacerse exten- 
sivo para lás mismas el Decreto N* 7234 de 
la Junta Departamental que establece; “para 
las obras de álcantarillado:de:'la cuenca del 
arroyo Miguelete, 10? Sección, Zona'del-Arro- 
yo del Cerrito, regirán las siguientes cuotas 
contributivas: cada propiedad con frente a 
la vía pública en dóndé se realiceii obras de 
saneamiento a que esté comprendida en la 
zona directamente 'beneficiada por aquellas 
obras, abonará una cuota de 5 14.00 -por ca- 
da metro lineal de frente que tenga a la vía 
pública y una .cuota de $ 1.40 por cada me- 
tro cuadrado de superficie que contenga den. 
tro de una línea de 40 metros de la línea del 
frente”; 


CONSIDRANDO: Que la aludida suma de 
$ 20.500.00 se descóntará propórcionalmzaté 
en las cúentas de"alcantarillado que se for- 


'mulen a los predios beneficiados, una vez 


que se construyan los colectóres de que sé 
trata; que las referidas ¿cuentas de alcantari- 
llado se formularán inmediatámente de ter- 
minadas estas Obras; 


CONSIDERANDO: Que en mérito a que 
aún mo han sido cedidas las áreas correspon- 
dientes' a lás calles. «previstas dentro del pre- 
dio padrón N.” 30.774, los propietarios de 
este-bien: toman a su cargo cualquier respon- 
sabilidad motivadas por la construcción de 
las ohras. de Pmnicnto: de que se tráta; 


.. 


ATENTO: 'Arlo expuesto y. a lo' determi- 
nado en lob- abtículos 59 y 63 del Pliego de 


Condiciones 'Generales' ¡para! -la” “Constracción 
de Obras; : 


. 


A 


e PPP PP A nn 


EE INFENDENTE MUNICIPAL. DE: 
MONTEVIDEO, RESUELVE: , 


1? Aprobar.el adjunto proyécto de colec- 
tores definitivos, formulado por'14: “Húibcción 
de Saneamiento de Montevideo, para los te- 
rrenos sitos en la prolongación de la calle 
José Iturriaga, entre la Avenida Larrañaga' 
y la Rambla República de Chile y en la pro- 
longación de la calle Tomás de Eezanos, tal 
como se señala a fs. 2 : 


2.” Disponer que la construcción de los 
referidos colectores. se ejecute como amplia- 
ción dentro del sexto del contrato celebrado 
con la empresa Ambrosoli y. Ludzcanoff Ltda., 
para la ejecución de las obras de Alcanta- 
rillado de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 
10* Sectión, Zona del Arroyo. del Cerrito y 
de acuerdo con. las previsiones del' artículo 
59. del Pliego de. Condiciones Generales pa- 
ra la Construcción de Obras. 


3.” Previamente:a la ejecución de los re- 
ferido, strabajos,.los propietarios del inmue- 
ble empadronado con el N. 30.774 que, resulta 
beneficiado con los mismos, deberán depo-. 
sitar: enla Tesorería General Municipal, la. 
suma líquida de VEINTE MIL QUINIEN., 
TOS PESOS ($ 20.500.00) en que se estima 
ascenderá la ejecución: de los.mismog, en con- 
cepto de adelanto. de los que legalmente de- 
ben abonar por la mejora: de que. se,trata. 

4. Para: el pago:de, la óbra, —cuyo pro- 
yecto se aprueba—, "por parte de .los propie- 
tarios respectivos, regirán: las, tuotas contri- 
butivas. fijadas por el Decreto N* 7234 de la 
Junta: Departamental. 

5. Quienes se manifiesten confermó con 
la: presente resolución,. deberán acreditar su 
calidad de únicos propietarios del inmueble 
empadronado 'con el N. 30.774, j 


6. * Vuelva' a la Dirección de Saneamiéen- 


to de Montevidéo pará la notificación del caso. 


y cumplimiento de lo dispuesto en'el numeral 
5.”.: Manifestáada que sea la' conformidad de 
los interesádos, con noticia” a la Contaduríá 
General pase a la Tesorería General para la 
percepción, de la, aludida, suma líquida de 
$ 20,500.00; hecho, vuelva nuevamente a la 
Dirección - de Saneamiento: de; Montevideo, a 
sus efectos, 


Ei 8 hn 
SE AUTORIZA: LA CONSTRUCCION "POR: 
.PARTE-DE-LA: EMPRESA-AMBROSOLI 
Y LUDZCANOFF Ltdá.. DEL COLECTOR 
DEFINITIVO PARA.LA. CALLE ALBER- 
«+ TO N. CALAMET ENTRE. COSTANERA 
+ «DEL: ARROYO DEL-CERRITO..Y.-ARRI- 
BEÑOS. ct a TITS +0. qa o7 
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Montevideo, 6. ,de- noviembre. de, 1932.. 

VISTO: El proyecto preparado .por la, “Di- 
rección de Saneamiento de Monteyideo para 
la construcción del colector . para la calle AT 
bertóN.Calamet, entre la Avenida Costane- 
ra del arroyo. del Cerrito Y. la' calle Arribe- 
ños; . 

RESULTANDO:, Qué dicho colector ten- 
drá carácter de definitivo; que la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo expresa qué 
por motivos circunstanciales, dichas obras 
podrían ser realizadas 'como ampliación del 
contrato de las obras de alcantarillado de.la 
cuenca del arroyo Miguelete, 10% Sección, 
Zona: del Arroyo «del Cerrito, a. cargo de a 
empresa Ambrosoli y 'Ludzcanoff. Ltda., Fi 
giendo los precios «unitarios del referido. com; 
trato; | quer dicho procedimiento JMHenaría la. 
doble!ventajz de obtener. «precios, convenien- 
tes para la administración y mayor rapidez, 
en la ejecución de las obras, que si' ellas 
fueran licitadas, que la referida empresa ha 


manifestado su conformidad en ejecutar las 
1 


obraé' en la forma propuesta; '* y 


doo e ¡a A 


CONSIDERANDO: Que el aumento de 
obra de que se trata, puede efectuatse “de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos:59 
y 63 del Pliego de Condiciones Generales pa- 
ra lá Construcción de Obras; :que:el importe 
de $ 24,500.00 en que se estima ascenderáh' 
dichas obras, cabe dentro del -sexto del. dica 
total dé los: trabajos contratados; 

CONSIDERANDO: Que cor'la ejecución 
del colector en cuestión, se podrá servir- los 
desagiies del Grupo de Viviendas Individua- 
les N.” 6, además de 'lás Ecepeotiva pEOpIS: 
dades frentistas; 


CONSIDERANDO: Que «las» obras: de que 
se trata están. en las; mismas condiciones: que 
las comprendidas en el contrato que se am- 
plía; por cuyo motivo deberá hacerse exten- 
sivo para las..mismas, el. Decreto -N. "1234. de 
la Junta Departamental que establece: “para 
las obras de Alcantarillado de la, Cuepca del 
Arroyo Miguelete, 10* Sección, ' Zona del Arro- 
yo; del Cerrito, regirán. las siguientes | cuotas 
contributivas; ; Cada, ,propiedad, con Arente, a 
la. vía pública en donde, se realicen, ¿Obras de 
saneamiento ,0 que . .está, comprendida. en. la 
zona directamente beneficiada por aquellas 
obras, abonará una cuota de $ 14.00 por cada 
metro lineal. de, frente .que: tenga/2) la vía ¡pú- 
blica * y. una cuota«de' $.,1.40.:por: cada metro 

cuadrado de. superficié. que :contejiga dentro 
de,.una: líneá de 40- metros de, sla, finca. del, 

pate pda ias en e 


e 


A'TENTÓ: A: lo :iiformado POS el Depar- 
tameñto de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIÉAL DE. 
MONTEVIDEO, RESUEEVE:; 


1* Aprobar el adjunto proyecto de colec- 
tor definitivo formulado por la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo para la calle Al- 
berto N. Calamet, éntre la' Avenida Costane- 
ra del Arroyo' del Cerrito y la calle Arribe- 
ños. 


2.” Disponér que la constrúcción del re- 
ferido colector se ejecute como. ampliación: 
dentro del sexto: dél contrato celebrado con: 
la empresa Ambrosoli y Ludzcanofí Ltda., 
para la ejecución “de las obras- de alcantari-» 
llado de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 10* 
Sección, Zona del “Arroyo del Cerrito y de 
acuerdo con las previsiones del artículo 59.” 
del Pliego de Condiciones Generales para la 
Construcción de “Obras. 


3.” “La' erogación de VEINTICUATRO 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 24.500.00), en 
que se estima ascenderá el colector de que se 
trata, se atenderá con cargo al:rubro “Plan 
Sexenal de Obras, Capítulo A,. Numeral 1.”, 
Etapa 1951, Decreto N.” 7411”. 


4.” Para el.pago de la obra cuyo proyec- 
to se aprueba por parte de los propietarios 
respectivos, regirán las cuotas contributivas 
fijadas por el Decreto N. 7234 de la Junta, 
Departamental, 

5." Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo, a sus efectos. 


SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA *A 
POSTORES PARA LA EJECUCION DE 
LAS 'OBRAS*DE REGULARIZACION 
DEL CAUCE: DEL ARROYO MIGUELE- 
TRE: ENTRÉ PROPIOS Y MILLAN. 


.Montevidéo, 6 de noviembre de 1952, 


VISTO: El proyecto preparado por la Di- 
rección, de Saneamiento de Montevideo, para 
la regularización del causa delarroyo Migue- 
lete éntre él Camino Propios y la “Avenida 
Millán; 


RESULTANDO: Que la expresada repare 
tición manifiesta, que el- referido proyecto.se 
adapta, salvo: 'algunos detalles, al trazado ápro- 
bado .por resolución de éste Dpeartamento 
Ejetitivo “de fecha 13 -de"febreró- de :1947) 
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que el pequeño: gartal pflyente-que: figura en 
el plano adjunto, uniendo-la alcantarilla € exis- 
tente en-¿l Caminó Propiós con el éánal. prin- 
cipal, se ha sustituído por un colector con el 
objeto de evitar el problemá que ese peque- 
ño Canal plantearía para la avenida costas 
nera y por: otras razones técnicas; que ha s si- 
do necesario modifitar los 'desagiiés de los 
colectores de pluviales' que viertan sus aguas, 
uno en la margen derecha del arroyo Migue- 
lete a la altura de la caHe Trápani, y el otro, 
en la margen izquierda, a poca distancia del 
puente sobre 'la "Avenida Millán; que ade- 
más, se incluyen en el mencionado proyecto 
unos desagiies correspondientes al trozo de 
canalización entre Buschéental y Millán, los 
que no se construyeron cuando se canalizó, 
aquel tramo, figurando entre estos desagiles 
dos bocas de tórmenta para la.calzada de la 
Avenida Larrañaga del lado de la-margen iz- 
quierda del arroyo Migúelete; 


RESULTANDO:' Que con los planos, plie- 
gos de condiciones, memorias descriptivas, 
planilla dé metrajes. y demás elementos qué 
constituyen: dicho: proyecto, se está en con. 
diciones de licitar, contratar y ejecutar di- 
chas obras; 


a 3 


RESULTANDO: dle de acuerdo con lo 
informado por el Departamento- de Hacien-» 
da ,el gasto de $ 560. 304.00 en que se estima 
el importe de dichos trabajos, debe ser aten- 
dido con el rubro de'“Obras, Servicios, Con- 
servación y Mejoras”; 

CONSIDERANDO: Que mientras se efec 
túe el respectivo llamado a postores, se bs- 
tudien las propuestas, se adjudique la obra 
y se formalice el contrato, habrá ya finali- 
zado el ejercicio en curso, por la que no es 
conveniente disponer ahora que se efectúe el 
indicado rubro; que se estima oportuno co- 
municar al Departamento de Hacienda que 
se deberá prever para el próximo iia 
el indicado gasto de $ 560,304.00; 


ATENTO: A lo expuesto; 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1* Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, sóbte la base de log 
planos,. pliegos de, coridiciones,. memoria. des- 
criptiva y demás eleméntos por. ella prepa- 
rados, proceda a convocar, a licitación públi- 
ca para la ejecución de la: regularización del 
caúce'.dél arroyo' Miguelete “entré el Camino 
Propios y la Avenida Millán. ” 


PP o caco cida sent! Cometa. 


2.” Comuníquese. al Departamento, de Ha- 
cienda- que. deberá .prever -para, el: próximo 
ejercicio que el importe de $ 560.306.00 en 
que se estima el costo. de la mejora .en ¿oues- 
tión, será atendido "con «el. rubro;de “Obras, 
Servicios, 'Conservación, Mejoras”; hecho, 
vuélva a la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo, a sus efectos, 


e 


SE DISPONE LA CONVOCATORIA A POS- 
TORES PARÁ LA LIMPIEZA DEL CAU- 
CE DEL ARROYO MIGUELETE Y 
OBRAS ANEXAS. 


Montevideo, 6 de noviembre de 1952, 


VISTO: El proyecto formulado por la Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo para 
la limpieza del cauce del arroyo Miguelete 
en el cruce cenalizado entre las Avenidas 
Agraciada y Millán, como asi también para 
la reparación de los pequeños desmorona- 
mientos del revestimiento de mampostería 
del talud, que se produjeron a consecuencia 
de las crecidas, en las proximidades de la 
calle. Mauá y agua arriba del puente de la 
Avenida Larrañaga; 


RESULTANDO: Que con los planos, plie- 
gos de condiciones, memoria descriptiva, y 
demás elementos preparados se está en con- 
diciones de licitar, contratar y ejecutar las 
obras de que se trata; 


RESULTANDO: Que de acuerdo con lo 
informado por el Departamento de “Hacien- 
da el gasto de $ 7.500.00 "en, que se estima el 
importe de dichos trabajos, debe ser aten- 
dida con el rubro de “Obras, Servicios, Con- 
servación y Mejoras”; 


CONSIDERANDO: Que mientras se efeo- 
túa el respectivo llamado a postores, se es- 
tadian las propuestas, se adjudique la obra 
y se formalice el respectivo contrato, habrá 
ya finalizado el ejercicio en curso por lo que 
no es' donveniérite digponer, ahorá,: que' se 
efectúe el indicado tubro; que se éstima opor- 
tuno comunicar al Departamento de Hacien- 
da que se deberá ptevef para el próximo ejer- 
cicio, el indicado gasto de $7,500.00; 


-.ATENTO:. A..10, expuesto: 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE. 

" ¿MONTEVÍDEO, RESUELVE: 
; ". a o 
1. ' Disponer que-la Dirección: d 
miento- de Montevideoy sobre :lá ¿base de Jos 
planos, pliegos :de condiciones; membria, ges- 


“Y 


e Satea-. 


criptiva .,y, demás elementos por ella prepa- 
rados, proceda a, convocar a' licitación pú- 
blica para la éjecución de las obras de lim- 
pieza del causa del arroyo Miguelete en el 
trozo canalizado entre las Avenidas Agracid- 
da y Millán, como así también para la re- 
paración de los pequeños desmoromamientos 
del revestimiento de mampostería del talud 
que se produjeron a consecuencia de las cre- 
cidas, en: las proximidades de la calle Mauá 
y aguas arriba del puente de la Avenida La- 
rañaga. 


2. Comuníquese al Departamento de Ha- 
cienda que deberá prever para el próximo 
ejercicio que el importe de $ 7.500.00 en que 
se estima el coste de la mejora en cuestión 
será atendido 'con el rubro de “Obras, Ser- 
vicios, Conservación y Mejoras”; hecho, vuel- 
va a-la Dirección de Saneamiento de Monte- 
video, a sus efectos. 


SE DISPONE LA EJECUCION DE UNA 
PERFORACION PARA EL SUMINISTRO 
DE AGUA POTALE EN LA INTERSLEC- 
CION DEL CAMINO SANTOS CON LA 
CALLE TEOFILO DIAZ. 


Montevideo, -noviembre 6 de 1952, 


VISTOS: Que el Edil don Ciro Verdier 
mocionó para que se-proceda: a-la colocación 
de un surtidor de agua en la intérsección del 
Camino Santos con la calle Teófilo Díaz; 

os 
: 

RESULTANDO: Que la Dirección. de' Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que todo 
el barrio comprendido' entre Avenida al Pe- 
ñarol, Lecoq, Continuación Propios y Gar- 
zón está servida en forma incompleta por lx 
red de aguas corrientes; que la Intendencia 
ha contribuído a aliviar esta situación, eolo- 
cando un tangúe elevado en el cruce de Al: 
beniz y Sargentos Patricios; que, además, $e 
ha resuelto perforar un pozo en la esquina 
de 'Pintos Cardéiro' y Las Palmas, punto “al 
cual se acaba de trasladar una de sus perfo- 
radoras; que, asimismo exiéte un poste sur- 
tidor en la plazuéla de Pintos Cardeiros y F. 
Alvarez a dos cuadras y media del cruce de 
Teófilo, Djaz y Camino 'Santos; 


RESULTANDO:, Que. agrega dicha repar- 


tición que la instalación de un nuevo surti- 


. dor en este último lugár, sería bastante one- 
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roso, pues el lugar se pneuehtra a, una, distan- 
cia de 160 metros de. la cañería, y la exten- 
sión de la: misma, importaría unos $ 2.700.00, 
siendo el consumo de. agua de cargo, del Mu- 
nicipio;! que siwel pozo que. se.ha iniciado en. 


Pintos Cardeiro y Las. Palmas diese buen re- 
sultado, sería oportuno perforar otro pozo en 
la esquina a que.se refiere el presente ex- 
pediente e instalar allí una bomba de mano; 


CONSIDERANDO: Conveniente proveer 


de acuerdo. 


SE ACEPTA EL PRESUPUESTO FORMU- 
. LADO PARA LA INSTALACION DE UNA 
CAÑERIA DE AGUA POTABLE 'PARA 
EL GRUPO DE VIVIENDAS INDIVI- 
DUALES N.* 11. 


Montevideo, 20 noviembre de 1952. 


VISTAS: Estas actuaciones que se rela- 
cionan '¿on el abastecimiento dé agua pota- 
ble al, Grupo de Viviendas Individuales N.” 
11, ubicado con frente a la carretéra a Meli- 
lia esquina Tarariras; 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa- 
xeamiento de Montevideo expresa «que para 
tal fin es hecesario «efectuar la instalación de 
un servicio con caño de plomo de 25mm., al 
que se acoplaría la cañería que alimenta el 
depósito distribuidor de agua potable de «di- 
cho grupo, de viviendas; 


RESULTANDO: Que la Administración 
General del Servicio de Abastecimiento de 
Agua Potable de Montevideo présupuesta la 
ejecución de esos trabajos en la suma de 


$ 752.40; 
; "ATENTO: Á lo informado por el. Depar- 


tamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


mes e Aceptar el presupuesto formulado por 
la Administración General del Servicio de 
'Abastecimiento de Agua Potable de Monte- 
video, para -la instalación, de una cañería de 
plomo de 25 mm. de diámetro, al que se 
adoptaría la cañería que alimenta al depósi- 
to distribuidor de agua potable del Grupo de 
Viviendas Individuales N.” 11, ubicado ¿on 
frente a la carretera a Melilla esquina- Ta- 
rariras, el cual asciende a SETECIENTOS 


CINCUENTA Y DOS.PESOS CON CUA- 
RENTA CENTESIMOS ($ 752,40). 

2.” Dicha erogación será atendida cou el 
rubro “Plan Sexenal de Obras, Capítulo A, 
Numeral 1.7; Etapa 1951”, Decreto N.* 7411. 


3 Comuníquegé a la mencionada Adrai- 
nistración General y ton móticia, aL .Depar- 
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tamento de Hacienda e intervención de la 


1? 


de Saneamiento de Montevideo, 


SE DISPONE LA CONSTRUCCION DE ON- 
CE BOCAS DE TORMENTA, RECONS- 
TRUCCION DE TRES Y PROLONGA- 
CION DEL COLECTOR EXISTENTE EN 
LA: CALZADA LATERAL DE LA AVE- 
NIDA ITALIA-PARA EVITAR INUNDA- 
CIONES EN EL SUBSUELO DEL HOS- 
PITAL DE CLINICAS. 


Montevideo, noviembre 20 de 1952. 


VISTAS: Estas actuaciones que se relacio- 
nan con las inundaciones que se produren 
—por pluviales— en las instalaciones em- 
plazadas en el subsuelo del Hospital de Cl; 
nicas; 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo _expresa que para 
evitar dicha anomalía, como primera etapa 
de obras definitivas, ha proyectado, tal co- 
mo luce en el plano agregado a fs. 8, la cons- 
tructión de once bocas de tormenta y la re- 
construcción de tres más, con el objeto de 
encauzar las aguas de la zona dentro de los 
colectores, evitando que áfluyan superficial- 
mente a los puntos bajes, previniéndose, ade- 
más, la prolongación del colector existente en 
la calzada lateral de la Avenida Italia en 
una longitud de 105 metros. para poder ubi- 
car una de las nuevas bocas de tormenta, 
evitando así que las aguas que escurren por 
la misma. penetren al predio del Hospital; 
que estimasel poste de esta mejora en la su- 
ma total de $ 13.625.00, aproximadamente, 
de los cuales $ 5.455.00 corresponden a ma- 
teriales y $ 8.170.00 a jornalés y transpor- 
tes; 


"CONSIDERANDO: Oportuno abocarse de 


inmediato a la ejecución de esta mejora; 


ATENTO: A lo informado por el Depar- 
tamento de Haciénda; 


EL INTENDENTE ¡MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 

1. Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo con su personal, me- 
dios de transporte y demás elementos con 
que cuenta, proteda a constrtir once nuevas 
bocas de tormenta; a recónstruir trés más, y 
a prolongar el coléctor éxistente en la cal- 
záda latéral' de la Avenida Italia, todo 'de 


.aguerdo. ton lo determinado én el: plano Yure- 


gado a fs; 3, trabajos que; :se ejecutan cómo 


primera etapa de las obras definitivas que 
es hecesarip realizar para evitar las iñunda- 
ciones, pot pluviales, de las instalaciones" em- 
plazadas eh el subsuelo del Hospital, es Cli- 
ñicas.. 


2.* Autorizar un gasto hasta la suma de 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUEN- 
TA Y CINCO PESOS; ($ 5.435:00), en que se 
estima dsceuderá el importe «de los materia- 
les que será necesario adquirir —en la jor- 
ma de ¡práctita— para llevar a cabo, la me- 
jora en cuestión. 

3. Comuníquese - «al Ministerio, de Instrue- 
cióm Pública y: Previsión Social y a la Fa- 
, tultad de Medicina; hecho, con noticia al 
Departamento..de Hacienda e.interyención de 
la Contaduría Gernefál, vuelva a. la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo, a sus efec- 
tos. 


SE ACEPTA EL RESUPUESTO FORMULA- 
DO PARA LA INSTALACION DE UN 
POSTE SURTIDOR DE AGUA CORRIEN- 
TE EN EL CAMINO CASAVALLE 15- 
QUINA 1.7 DE MARZO. 


Montevideo, noviembre 20' de 1952. 


VISTAS: Estas actuaciones iniciadas con 
pedido de vecinos para que se proceda a la 
instalación de un' poste surtidor de abua do- 
rriente en el Camino''Casávalle esquina 1.” 
de Marzo; 


.RESUETANDO: Que para tal fin, es ne- 
cesario prolongar en 19 metros, .la cañería 
existente en la zona; que la Administración 
General del Servicio de Abastecimiento de 
Agua Potable de Montevideo presupuestó los 
trabajos de que se trata en la suma de 
-$ 469.18; que a la vez establece que esta In- 
tendencia deberá hacerse cargo del pago del 
importe del agua que.se, consuma en dicho 
poste; 


CONSIDERANDO: Oportuno aceptar el 
referido presupuesto; 


ATENTO: A lo informado en oportunidad 
por el Departamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE. MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO); RESUELVE: 


A lo Aceptar el presnpuésto formulado por 
la Administración General del Servicio de 
Abastecimiento de Agua Potable de Monte- 
video; -para la instalación. de un poste surti- 
dor de* agua torrierite en el Camino Casava- 
Ve esquina 1.” de. Marzo, el cual asciende a 
la suma total de CUATROCIENTOS SESEN- 
TA Y NUEVE PESOS CON DIEZ “Y OCHO 
CENTESIMOS ($ 469, 18), 
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2.” Dicha erogación será' atendida” com» él 
rubro de “Obras, “Sérvicios, Conservación y 
Mejoras”, del Presupuesto en. vigor: 


3.” Establecer que será: de cargo de este 
Departamento Ejecutivo .el pago. del «importe 
del agua que se consuma por intermedio de 
dicho poste surtidor. 


4. Comuníquese ; a la Adminisiración Ge- 
neral.del Servicio de Abastecimiento de Agua 
Potable d eMontevideo-y cori noticia al De- 
partamento. de Hacienda e intervención de 
la Contaduría Géreral, vuelva a la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo, q, sus efec- 
tos. 


SE. ACEPTA. LA PROPUESTA DE LA FIR- 
MA HIDROSA PARA LA EJECUCION 
DE LAS OBRAS DE DISTRIBUCION DE 
AGUA POTABLE PARA 'EL BARRIO 
“JARDINES DEL HIPODROMO”. 


Montevideo, 20 de noviembre de 1952. 
VISTOS: Que de acuerdo corí lo -dispues- 


to en oportunidad, lá Dirección .de Sanea- 
miento de Montevideo ha.convocado pública- 
mente a postores, para la ejecución de .lás 
obras de distribución de agua potable "para 
el vecindario del Barrio “Jardines del Hipó- 
dromo”, que comprende la instalación de una 
electrobomba, de unos 750 metros de cañe- 
tía de fibrocemento y de tres surtidores; * 


RESULTANDO: Que al primer amado 


realizado con tal fin, se presentaron tres pro- 


4 


puestas; que la Dirección de Saneatniehto de 


Montevideo expresa que la más convenieúte 
es la de la empresa Hidrosa Hidrotécnica $. 
A., quien ofrece ¡proveer y realizar, la insta- 
lación total de que se trata, con una bomba 
de eyector “Berkeley”, por el precio, total de 
$ 7.275,00, incluído el-5 Y para Imprevistos; 
“que ofrece tambiéh de repuesto para dicha 
bomba un motór eléctrico trifásico; original 
de la fábrica, de 2 H.P., 220 voltios, 50 ch 
clos, 2875 rpm. «por el precio de $ 335.00. », 

ATENTO: A lo informado por el Depar- 


tamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DEF - : 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


"1 Aceptar, condicionado a los efectos im- 
puesto por el contralór' preventivo financiero 
de legalidad, la propuesta formulada por la 
Empresa Hidrosa Hidrotécnica S;.:A., pura:la 
ejecución en un todo de acuerdo con.los' di- 
versos elementos que sirvieron de base en el 
respectivo llamado a, licitación; de las obras 
de distribución de aguá potable para el ve- 


cindario del Barrio “Jardiries del Hipódro- 
io”, que comprende la instalación de una 
electrobomba, de unos 750 metro de cañe- 
ría de fibrocemento y. de tres surtidores, pro- 
veyendo una bomba de eyector marca “Ber- 
keley”, por el precio total de SIETE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($ 7.275.00), incluído el 5 Jo para “Impre- 
vitos” y para la provisión, como repuesto pa- 
ra dicha bomba, de un motor eléctrico tri- 
fásico, original de fábrica, de 2 H.P., 220 vol- 
tios, 50 ciclos, 2875 rpm., por el precio de 
UINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
$ 535.00). 


2. La erogación total de SIETE MIL 
OGHOCIENTOS DIEZ PESOS ($7.810.00), 
será atendida cón el rubro “Obras, Servicios, 
Conservación y Mejoras”, del presupuesto en 
vigor. 


3. Comuníquese a la Dirección de a- 
neamiento de Montevideo y por Secretaría 
notifíquese a la firma Hidrosa Hidrotécnica 
S. A.; manifestada que sea su conformidad 
con la presente resolución, con noticia al De- 
partamento de Hacienda, pase a la Contadu- 
ría General para su intervención. Cumplido, 
volverán estas actuaciones a la Dirección de 
Saneámiento de Montevideo. 


SE ACEPTA EL PRESUPUESTO FORMU- 
LADO PARA LA INSTALACION DE UN 
POSTE SURTIDOR: DE AGUA POTA- 
BLE EN LA: ESQUINA DE LA CALLE 
BECQUER Y EL CAMINO MOLINOS DE 
RAFFO. 


Montevideo, noviembre 20- de “1952. 


VISTAS: Estas; acthaciones iniciadas con 
motivo.de una moción: de, los' señores Ediles 
Ulises Pivel Devoto y Ciro. E. Verdier, a efec- 
tos de que se instale. tin poste. surtidor de 
agua en lá 'intefsepción de la calle Gustavo 
Adolfo Becquer y el Camino Molinos «de 
Raffo; . y Co . 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que en una 
visita efectuada a- dicho. barrio- ha: podido 
comprobar que la actual cañería de agua Jle- 
ga hasta el lugar donde se solicita la instala- 
«ción: del referido poste surtidor, por lo que, 
con poro-gastp podría ser efectuado, llenando 
>ásí una gran necesidad :de un barrio .en for- 
imación; : 
£ 0 Log > e . .. 

;- RESULTÁNDO:, Que la Administración 


General del Servicio de Abastecimiento de 
Aguas Corrientes de Montevideo ha formu- 


456 


lago presipuesto por li ejecución de los tra- 
bajos requeridos'-para dicha. instalación, la 
cual asciende a $ 181/50; 


ATENTO: A lo informado por el Depar- 


tamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.? Aceptar el presupuesto formulado por 
la Administración General del Servicio de 
Abastecimiento de Aguas Corrientes de Mon- 
tevideo para la instalación de un poste sur- 
tidor dé agua potable en la esquina formada 
por la ¿allé Gustavo' Adolfo Bécquer y el Ca- 
mino Molinos de Raffo, y que asciende a 
CIENTO 'OCHENTA Y UN PESOS CON 
CINCUENTA. CENTESIMOS ($ 181.50). 


2.2 Dicha erogación será atendida con car- 
go al rubro “Obras, Servicios, Conservación 
y Mejoras”. : 


3. Comuníquese a la mencionada Admi- 
nistración General, hecho con noticia al De- 
partamento de Hacienda e intervención de la 
Contaduría General, vuelva a la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo. 


SE ACEPTA LA :PROPUESTA DE LA FIR- 
MA JULIO SANTORO PARA EL SUMI- 
NISTRO DE UNA CAÑERIA PARA LLE- 
VAR AGUA POTABLE HASTA EL SUR- 
TIDOR EMPLAZADO EN LA CALLE 
YUGOESLAVIA Y LLUPES. 


Mohtevideo, diciembre 4 de: 1952. 


VISTO: Que de acuerdo con lo dispuesto 
eh oportunidad, la Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo convocó públicamente a 
postores, para la. provisión e instalación de 
una cañería de hierro galvanizado para lle- 
var el agua desde el tanque elevado colocado 
cerca del pozo existente en la Plazoleta de 
Llupes y Turubí hasta el surtidor emplazado 
en la calle Yugoeslavia esquima Llupes; 


RESULTANDO: Que al primer llamado 
realizado con tal fin, se presentaron cuatro 
propuestas; que la Dirección de Saneamien- 
to dé Montevideo aconseja la aceptación de 
la propuesta más baja, presentada por la fir- 


ma «Julio Santoro, quien se comprométe a 


realizar Ja mejora licitada"por el precio total 
de $ 1:564.50,- incluído el 5 % para Impre- 
vistos; 1 , 

* CONSIDERANDO: Que “dicha erogación 
correspónde sea atendida con la partida de 
$ 1.680.00 que con cargó al fubto “Mejoras 


“ 


A Bu 


Cementerios-y «Parques Públicos”, Decreto N.* 
7564, y para tal fin, fué imputada en 17 de 
'setiembre ppdo.;. 


+ 


ATENTO: A-lo informado; 4/0" 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Aceptar la propuesta formulada por 
la, firma Julio Santoro, para la provisión e 
instalación, en un todo de acuerdo con los 
distintos elementos que sirvieron de base en 


el respectivo llamado a licitación pública, de 


una cañería de hierro galvanizado, de 193 
metros 70 de longitud y de 0m.0318 de diá- 
metro, para llevar el agua desde el tanque 
elevado colocado cerca del pozo, existente en 
la plazoleta de, Llupes, y Turubí hasta el sur- 
tidor emplazado en la calle Yugoeslayia es- 
«quina Llupes, por elpregio total de UN MIL 


«QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PE- 


SOS CON CINCUENTA CENTESIMOS 
$ 1.564.50), incluído el 5 % para. Impre- 
vistos, 


2, Dicha erogación -será. atendida con la 
partida: de $ 1.680.00 que con cargo al rubro 
“Mejoras Cementerios y Parques Públicos, 
Decreto N.? 7564” y para tal fin, fué impu- 
tada en 17 de setiembre p.pasado. 


3." Comuníquese a la Dirección de 3a- 
meamiento de Montevideo y por Secretaría 


notifíquese a la firma interesada; manifesta- 


«la que sea su confórmidad con la presente 
«resolución, con noticia al' Departamento de 
Hacienda, pase a la Contaduría General pa- 


ra su intervención. Cumplido, volverán estas 


actuaciones a la. Dirección de Saneamiento de 
“Montevideo, a sus efectog. 


¿SE ACEPTA EL, PRESUPUESTO FORMU- 


LADO PARA LA INSTALACION DE UN 
POSTE SURTIDOR DE AGUA CORRIEN- 
TE EN EL CAMINO PEDRO DE MEN. 
DOZA Y CALLE OFICIAL N.* 4 


Montevideo, 4 de diciembre de 1952. 


VISTAS: Estas actuaciones en las que un 
«núcleo de vecinos solicita la instalación de 


«un poste surtidor de agua potable en el Ca- 


-mino Pedro de Mendoza y calle Oficial nú- 
:mero 4; 


" RESULTANDO: Que dé acuerdo con lo 
informado por la Dirección de Saneamiento 
«de Montevideo, se tráta de un barrio de vi- 
“viendas modestas desprovistas de agua' pota- 
ible, que se abastece actualmente debido a ja 
"buena voluntad de.un vecino del lugar gue 


«Alene agua corriente; 
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RESULTANDO: Que la Administración de 
Aguas Corrientes, de Monteyideo 'ha presu- 
puestado la instalación del pgste “suMtidor de 
.qué:se 'trata, en la, suma de $ 189.20; que a 
lá vez establece que esta “Intendencia debe- 
rá hacerse cargo del pago del importe del 
agua que se cúhstne erí dicho” poste; : 


CONSIDERANDO: dicos aceptar el 
referido prestipuesto; 


ATENTO: A lo informado por el Depar- 
tanvento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.” Aceptar el presupuesto formulado por 
la Administración de Aguas Cotrienteg de 
Montevideo, para-la instalación. de, up: poste 
gurtidot de agua corriente, en el Camino "Pe- 
dro de Mendoza y calle Oficial N.” 4, el cual 
“asciende a la súma total de CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE PESOS :CON VEIN- 
TE CENTESIMOS ($ 189.20). 


2.” Dicha erogación será atendida con el 
rubro- de “Obras, Servicios, Conservación y 


Mejoras”, del Presupuesto en vigor. 
yA 


3.” Establecer que será de. cargo de este 
Déepartamentó Ejecutivo el pago del importe 
del agua que se consuma por intermedio de 
dicho poste surtidor. | 


4.” Comuniquese a la Administración de 


Aguas Corrientes de Montevideó y con noti- 


ciá al Departámento de Hatientla e 'interven- 
ción de la Contaduría General, vuelva a la 
Dirección de Saneamiento de Montevideo, a 
sus efectos. 


SE DISPONE LA EJECUCION” DE, DOS 
PERFORACIONES PARA! DOTAR DE 
AGUA. POTABLE” AL VECINDARIO 
DEL CAMINO CUCHILLA * GRANDE Y 
OSVALDO RODRIGUEZ. | 


Montevideo, 4 de diciembre-de-1952: 


VISTAS: Estas actuaciones iniciadas con. el 
fin de dotar de agua potable al barrio ubi 
cado en el. Camino. Cuchilla Graude y QOs- 
valdo Rodríguez3 


RESULTANDO: Que ña Diteoción de Sa- 
neamiento de Montevideo expresa qué se 
trata de un. barrio de :casas imodestas..y pe- 
queñas quintas ubicadas al Sur de la catle 
Osvaldo Rodríguez entre Cuchilla Grande y 
la vía”del ferrocarril, en' una longitud de 
“nos Seiscióntos metros; que en mérito'a tra- 


véniente' ejecutar. dos pozos;, uno en la .cs- 
quina de Cuchilla, Grande «y Osvaldo .-Rodxí- 
guez y-otro en esta+última calle, frente al nú- 
mero 2911; a 


CONSIDERANDO: Oportuno llevar a e 


bo la mejora de que se trata; 
ATENTO: A lo informados, 


Eb INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1:?.. Disponer 'que ¿la Dirección de. Sanea- 
miento” de' Montevideo con su persónal y 
équipos con que cuenta, proceda a ejecutar 

: dos perfofaciones: una en la esquina del Ca- 
mino Cuchilla. Grande y Osvaldo Rodríguez 
y otra eri esta últiñia “calle: frente al N.* 2911, 
a fin de' dotár"de agúá potable al barrio allí 
existente. *' *' 


-2 ¡A sus efectos; vuelva a la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo. 


SE APRUEBA UN PROYECTO: PARA LA 
GONSTRUCCION, DE UN +COLECTOR 
PARA -LA: ACERA: OESTE DE, LA: CA- 
LLE GARAY ENTRE LAS DE ARRIBE- 
NOS Y:CAMINO CORRALES. — SU EJE- 
CUCION:POR' PARTE DE LA EMPRE- 
SÁ AMBROSOLI Y LUDZCANOFF Ltda. 


aa 


Montevideo, diciembre 19 de 1952. 


VISTO: El proyecto de ¿olestor formulado 
por la Dirección de: Saneamiento de Monte- 
video para Ja acera Oeste de la calle Garay 
entre la de “Arribeños y el Camino Corrales; 


RESULTANDO: Que la precitada reparti- 
ción 'expresa que“ por motivos circunstancia- 
les dichas obras, podrían ser realizadas como 
ampliación, del contrato celebrado con la 
enipresa Ambrosoli: y Ludzcanoff Ltda., para 
las obras de saneamiento de la Cuenca del 
arroyo Miguelete, 10* Sécción del Arroyo del 
Cerrito! aplicando" logs precios. unitarios del 
referido contrato; que dicho procedimiento 
llenaría la doble ventaja de obtener precios 
convenientes para la Administración y ma- 
yor rapidez en la ejecución» de la obra, que 
si ella fuera licitada; que la: referida empre- 
sa. ha manifes' ado, su conformidad en ejecu- 
tar los trabajos - en la forma propuesta; 


RESULTANDO: Que el aumento de obra 
de que se trata puede efectuarse de acuerdo 
con:ló dispuesto.en el artículo 63 del Phego 
de: Condiciones Generales. para la .Construc- 
ción de Obras; :que'el importe de $ 3.000.00 


El 


_ ¿Úe un barrio" muy extenso; seria",con-' 
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en . que se estima ascenderá la ampliación de 
«obrá cabe..dentro: del! sexto del valor, total 
de los trabajos contratados 


CONSIDERANDO: Que las obras “de que 
se trata están en las mismas condiciones que 
las que están en las mismas condiciones que 
las comprendidas tén el' contrato. que se am- 
plía, por: cuyo motivo deberá hacerse exten- 
sivo para'láé mismas el Decreto N. 1234. de, 
la Junta Departamental que establete: “para 
las obras de alcantarillado dé la cuenca dél 
Arroyo Miguelete, 10* Sección, Zona del 
Arroyo del Cerrito, regirán las siguientes cuo- 
tas contributivas: cada propiedad con frente 
a la vía pública en donde se realicen obras 
de saneamiento o que estén comprendida en 
la zona directamente beneficiada por aque- 
llas, abonará una cuota de '$ 14.00 por cada 
metro lineal de frente que tenga a la vía pú- 
blica y una-cuota de $ 140 por cada metro 
cuadrado de superficie que contenga dentro 
de una línea de 40 metros de la línea de 
frente; 


CONSIDERANDO: Que Ta ampliación de 
obra de que de trata corresponde sea aten- 
dida con'“Bonós Municipales de Sancá- 
miento”; 


EL INPENDENTE, MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Aprobar el adjunto proyecto de co- 
lector formulado por la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo para la acera Oeste de 
la calle Garay entre las de Arribeños y Ca- 
mino Corrales. 


2.” Disponer que la cónstrucción del re- 
ferido colector se ejecute como ampliación 
dentro del sexto del-contrato” celebrado con 
la empresa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda. pa- 
ra la ejecución de las obras dé alcantarilla- 
do de la cuenca del Arroyo Miguelete, 10* 
Sección, Zona del Arroyo del Gerrito, y de 
acuerdo.con las previsiones del articulo 59 
del Pliégo de: Condiciones Generales para la 
Construcción de Obras. 


3." La erogación de TRES MIL PESOS 
($ -3.000.00) en que se estima ascenderá el 
colector de. que se trata, se atenderá con “Bo- 
nos Municipales de Saneamiento”. 


4. Para el pago de la obra, cuyo proyec- 
to se aprueba, por parte de los propietarios 
respectivos, regirán las cuotas contributivas 
fijadas por- el Decreto N.” 7234 de la Junta 
Departamental. 


5.7 Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda * e intervención . de la Contaduría Ce- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento. 


SE APRUEBA 'EL'PROYECTO DE COLEC- 
TOR, PARA LA CALLÉ “HUMACHIRI 
ENTRE ENRIQUE CLAY Y VILLAGRAN 
Y SU EJECUCION POR 'PARTÉ DE TA 
EMPRESA AMBROSOLI Y “BUDEZCA- 
NOFF Ltda. 


Montevideo, 26 de diciembre de 1952. 


VISTO: El proyecto de colector prepara- 
do por la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo para la calle Humachiri entre En- 
rique Clay y Villagrán; 


RESULTANDO: Que dicho colector tiene 
carácter de definitivo y formará parte de la, 
red de alcantarillado de la ciudad; 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que por 
motivos circunstanciales, dichas obras po- 
drían ser realizadas como ampliación del 
contrato de las obras de Alcantarillado de la 
Cuenca del Arroyo Miguelete, 10* Sección, 
Zona del Arroyo del Cetrito, a cargo de la 
empresá Ambrosoli y Ludzcanoff "Ltda., ri- 
giendo los precios unitarios del referido con» 
trato; que dicho procedimiento llenaría la 
doble ventaja de tener precios convenientes 
para la Administración y mayor rapidez en 
la ejecución de las :óbras, que si ellas fueran 
licitadas; que la referida empresa ha mani- 
festado su conformidad en ejecutar las obras 
en la forma propuesta; 


RESULTANDO: Que el auntento de obra 
de que se trata, puede efectuarse de acuerdo 
con;lo dispuesto por el artículo 63.* del Plie- 
go de Condiciones Generales para la Cónstruc- 
ción de Obras; .que el importe de $ 4.000.00 
en que se estima ascenderán dichas obras ca- 
be -dentro del sexto del valor total de los tra- 
bajós contratados; 


CONSIDERANDO: Que las obras de que 
se trata están en las nrismas.condicioñes que 
las comprendidas en el contrató caratulado 
Obras de Alcántarillado de la Cuenca del 
¡Arroyo Miguelete, 10* Sección, Zona del Arro- 
yo del Cerrito; por cuyó' motivo deberán 'ha- 
cerse extensiva 'a éstas, el: Decreto N.” 7234 
de la Junta Departamental que establece: 
“que para lás óbras de Alcantarillado de la 
Cuenca del Arroyo- Miguelete, 10* Sección, 
Zona del Atroyo del Cerrito, regirán las si- 
guientes cuotas contributivas: cada propie- 
dad con frente á:lá vía. pública en donde se 
realicen obras de sarieamientos o que estén 
comprendidas en la zona diréctamente bere: 
ficiada por aquellas obras; abonará una cuo- 
ta de catorce pesos (3. 14. 00) por Cada” inbtro 
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de frente que-tenga a la vía pública y 'nna 
cuota de un peso con cuaténta- centésimos 
($ 1.40) por cada métro' cuadrado: de super-. 
ficie, que contenga dentro de una línea de 
cuarghta* (40) metrós de la línea del frente”; 


- CONSIDERANDO: Que el referido impor- 
te de $-4.000.00 corresponde sea atendido con 
“Bonos Municipales de Sáneamiento”; 


ATENTO: Á lo expuesto; Y 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.2 Aprobar el adjuntó proyecto de colec- 
tor formulado por la Dirección de Saneamisn- 
to de Montevideo para la calle Humachiri en- 
tre Enrique Clay y Villagrán. 


2. Disponer que la construcción del re- 
ferido colector, se ejecute convo ampliación 
dentro del sexto del contrato celebrado con 
la empresa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., 
para.la ejepución de las; Obras de. Alcantari- 
llad ode la Cuenca del Arroyo Miguelete, . 10* 
Sección, Zona del' “Arroyo del Cerrito y de 
acuerdo a las previsiónes de'los' cxrtículos. 59. 
y 63.” del Pliego de Condicioneó Generales 
pera la Construcción de: Obras. 


32 La A de 'CUATRO' “MIL PESOS 
($-4.000.00) en que se estima gl importe del 
colector de .que.se trata, se cargará. a “Bonos 
Municipales de Saneamiento”. 


4.7 Para el pago de las obtás referidas por 
parte de los respectivos propietarios, regirán 
las cuotas contributivas fijadas por Decreto 
N.* 7234 de la Junta Departamental. 

5. Con noticia -al Departamento de Ha: 
cienda e intervención de la Contaduría Géne- 
ral, vuelva a la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo, a sus efectos. 


SE APRUEBA EL PROYECTO DE COLEC- 
TÓR PARÁ LA CALLE HUSARES EN» 
TRE LAS DE REPUBLICA FRANCESA 
Y AVENIDA COSTANERA DEL.MIGUE- 
-LETE Y, SU EJECUCION POR PARTE 
DE LA EMPRESA AMBROSOLI Y LUDZ- 

. CANOFF Ltda. Ñ 


-Montévideo, 26 de diciembre de "1952. 
VISTO: El proyecto de 'coléctor“formula- 
do por la Dirección: de Saneamiento de Mon- 
tevideo, para la calle Husares entte'la de Re- 
pública Fráncesá y Avenidá Costanera del 
Migueletez  ; 


. RESULTANDO: Que dicho “colector tiene 
ciirácter? de «definitivo y formárá parte ds .la 
red, He alcantáfillado de la ciudad; 


E O % 


RESULTANDO: Que la Directión' de Sá: 
neamiento de Montevideo expresa' que por 
motitós circuñistancialés, dichas obrás' po- 
drían ser realizadas dómo ampliación del con- 
trato de las Obras de Alcantarillado de la 
Cuenca del Arroyo Miguelete, 10* Sección, 
Zona del Arroyo: del Cerrito, a cargo de, la 
empresa ..Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., ri- 
giendo los precios unitarios del referido con- 
trato; que dicho procedimiento llenaría la 
doble ventaja de. tener precios convenientes 
para la Administración y "mayor rapidez en 
la ejecución de las obras, que si ellas fueran 
licitadas; que la referida empresa ha mani- 
festado su conformidad en ejecutár-las obras 
en la forma propuesta; 


RESULTANDO: Que el aumento de obra 
de que se trata, puede efectuarse de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 63.” del Plie- 
go de Condiciones Generales para la Construc- 
ción de Obras; que el importe dé $ 400.00 
en que se estima ascenderán dichas obrás cá- 
be dentro del séxto'del valor total de los tra- 
bajos contratados; 


CONSIDERANDO: Que' las obras de: que 


. se trata están en las mismas condiciones «que 


las comprendidas en él contrato caratulado 
“Obras de Alcantarillado de la Cuenca 
del Arroyo .Miguelete, 10* Sección, Zona 
del Arroya del Cerrito, ; por cayo motivo de- 
berán hacerse extensiva a éstas, el Decreto 
N.* 7234 de la Junta Departamental que es- 
tablece: “que para las obras de AlcantariDla- 
do de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 10* 
Sección, Zona del Arroyo del Cerrito, regi- 
rán las siguientes cuotas contributivas: cada 
propiedad con-frente a la vía pública en don- 
de se realicen obras de saneamiento e que 
estén comprendidas en la zona directamente 
beneficiada por aquellas obras, abonará una 
cuota de CATORCE PESOS ($ 14.00) por ca- 
da metro de frente que tenga a la via pú 
blica y ima cuota de UN PESO CON CUA- 
RENTÁ CENTESIMOS ($ 1.40) por cada 
metro cuadrado de superficie que conteiga 
dentro de una línea de cuarenta (40) métros 
de la línea de' frente”; 


CONSIDERANDO: Que el referido im- 
porte de $ 400.00 corresponde sea aténdido 
con “Bonos Municipales de Singamiento”; 


ATENTO: A lo expuesto; 


EL. INTENDENTE MUNICIPAL DE' 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Aprobar el adjunto” proyecto de o- 
lector formuládo por la Dirección dd eSana- 
miento de Móntevideo para'la, cálle Húsares 
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entre la de República -Francega 'y' Avénida, 
Costariera del” Miguéleto. 


> 


2. Disponer que la construcción del re- 
ferido colector, se ejecute como ampliación 
dentro del sexto del contrato celebrado. con 
la empres aAmbrosoli y Ludzcanofí Ltda., 
para la ejecución de las Obras dé Alcantari- 
llado de la Cuenca del Arroyo Miguelte, 10* 
Sección, Zona del Arroyo ' del Cerrito, y de 
acuerdo a lás previsiones de los artículos 59? 
y 63." “del Pliego de Condiciones Generales 
para la Construcción de Obras. 


3. La suma de CUATROCIENTOS "PE- 
SOS ($ 400.00) 'eh que se estima el importe, 
del colectór de que 'te trata, se cargará a 
“Bonos Municipales de Saneamiento”. 


4. Para el pago de las obras referidas 
por parte de los respectivos propietarios, re- 
girán las cuotas contributivas fijadas por De- 
creto N.” 7234 dé la Junta Departamental. 


5. Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda e intervención de la' Contaduría Gene- 
arl, vuelva a la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo, a sus efectos. 


APROBACION DEL PROYECTO DE PRO- 
LONGACION DEL COLECTOR PARA LA 
CALLE SOLIS GRANDE Y SU EJECU- 
CION POR LA EMPRESA AMBROSOLI 
Y LUDZCANOFF Ltda. 


Montevideo, diciembre 26 de 1982. 


VISTO: El proyecto de prolongación de 
colector preparado por la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo para la calle Solís 
Grande (acera Norte) entre hdi Ae y 
Manuel Correa; 


RESULTANDO: Que dicho' colector tiene 
carácter de definitivo y formará' parte de la 
red de Alcantarillado de, la ciudad; 


RESULTANDO: Que la' Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que por 
motivos” cifeunstanciáles, dichas obras po- 
drían ser realizadas como ampliación del con- 
trato 'de las Obras de Alcantarillado de -la 
Cuenca del Arroyo Miguelete, 10* Sección, Zo- 
na del: Arroyo del Cerrito, a cargo de la em- 
presa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., rigien- 
do los precios unitarios del referido contrfa- 
to; que dicho procediniiénto Jleríaría la «lo- 
ble ventaja: de tener precios convenientes pa- 
ra la Administración «y máyor rapidez eñ la 
ejecución de las obras, que si ellas fueran 
licitádas; que la' referida ' empresa "ha mani- 
festado su confórmidad «en ejecutar las 'obras 
en la:fobma «propiéstá ;' 


a A ASNO e dt 10 EA IN A A 


RESULTANDO: Que el. aurufento :de; obra 
de que se trata, puede efectulirge de acuerdo 
con lo dispuesto por.él attjtulo, 63,” del. ¿Plie- 
go de Condiciones Generales para, la» Cons- 
trucción. de. Obras;; que > vel importe. "der pesos 
2.800. 00, en «que se estiia ascenderán dichas 
obras cabe dentro del sexto. del. valor Aotal 
de los: trabajos contratados;.; de oa 


CONSIDERANDO: Que las: bbras de qué 
se trata están en las mismas condiciones que 
las comprendidás eh “el contrato 'caratuladó 
“Obras «de Alcantarillado” de” la Cúenca del 
Arroyo Miguelete, -T10.*- Sección, Zona del 
Arroyo del Cerrito” ' por cuyo motivo debe- 
rán hacerse extensivas 'a éstas, el Decreto N.* 
7234 de la Junta Departamental, que esta- 
blece: “que para, las obras de Alcantarilla- 
do de la Cuenca «del Atroyo Miguelete, 10.* 
Sección, Zona del Arroyo del Cerrito, régi- 
rán las siguientes cuotas .cóntributivas: cada 
propiedad con frente a la vía pública en don- 
de se realicen obras de! sáñeamiénto o. que 
estén: comprendidas'en la zona directamente 
beneficiada «por: aquellas: obras; abonará una 
cuotá de catorce pesos ($14.00) por- cada 

metro de frente que tenga ailá vía pública y 
una cuota de un peso con cuarenta centési- 
mos. ($ 1.40 por cáda: metro cuadrado de su- 
perficie que contenga» detio de una línea 
de cuárenta (40) mearos de la línea del 
frente”; : yo o 


? 


CONSIDERANDO: Que “el roferido 1 impor- 
te, de $ 2.800.00 corresponde sea atendido 
con “Bonos Municipales de Saneamiento”; 


Atento: A. lo expuesto, e 


EL INTENDENTE MUNICIPAL: DE ' 
MONTEVIDEO; RESUELVE: 


1. Aprobar el adjunto proyecto* de pto- 
longación: del colector formulado. por la Di- 
rección de Saneamiento de. Montevideo para 
la calle Solís Grande (acera Norte), entre 
Uruguayana y Manuel Correa. 


qe Disponer que la construcción del re- 
Ed coleétor se ejecpte * cqmo ampliación 


deritro del sextó contrató celebrado con” la 


empresa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., para 
al' ejetución de las Obras dé Icantarillado 


de la Cúenca “del "Arroyo Miguelete, 10% Sec- 


ción, Z oha del, Cerrito y ¿de acuerdo a las 
previsiones “de 1los' “artídulos "59. y 63.” del 
pliego de Condiciones Generales para da 
Conscción de Obras. Z 


o: 
ES ¿La -¿umag- de. des “mil les -po- 
sos ( $. 2,800,098): .en ¿qué sojestimas eY importe 
del colector de que ge trata, .sé cargará a 
“Bonos Municipales | de. _Saneqmiento” ARA 


setas 1 


¿61 


'4,. Para el; pago'-de, las, obras referidas 
Por parte de; los. respectivos. propietarios, 1er 
girán las, cuotas  Ponprihutivas fijadas por De- 
eeto NT le . La. Junta Departamental. 


a Con. «ngticia. al Departaniento de Ha- 
cienda . e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la, Dirección de Saneamiento 
de "Montevideo, a “sus efectos. 


APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA LA 
PROLONGACION DEL COLECTOR PA- 
RA LA CALLE FLORENCIO VARELA Y 
"SU EJECUCION POR LA EMPRESA AM- 
" BROSOLI Y LUDZCANOFF LTDA. ”- 


.. Montevideo, 26. de. diciembre: de 1952. 

Visto El ¡proyecto de .prolongación de co- 
lector preparado por la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo” pata la callé* Floren- 
cio Varela entré las de -Amzani y J. Busta- 


Y 
mante; 9 Y 


RESULTÁNDO: Po dicho colector tiene 
carácter, de definitivo y formará parte de: 
la red de alcantarillado de la ciudad; 


RESULTANDO: Que la Dirección de' Sa- 
neamiento de Montevideo' exprésa que por 
motivos circunstanciales, dichas obras podrán 
ser realizadas como arúpliáción "del contra- 
to delas obras de Alcantarillado de la Cuen» 
ca, del Arroyo Miguelete, 10.* 'Sección, Zona 
del Arroyo del Cerrito, a cargo de la em- 
presa Ambrosoli Y. “Ludzcanoff Ltda., y ri- 
'giendo los preciós Unitarios del referido con- 
trato; que, dicho procedimiento llenaría'"la 
doble Ventaja * de téner preciós' convenientes 
para' la administración y mayor "rapidez en 
la: ejecución de las -obras,: que si ellas Lue- 
ran licitadas; que lá*'referida empresa ha 
manifestado su tonformidád en “ejecutar lás 


obras en la fórma-* E 


"RESULTANDO: Que cr AUiMentS de obra 
de que se trata puede efectuarse' de acuer, 
do con lo dispuesto. por el artículo. 63.” del. 
Pliego : de condiciones Generales para la Cons- 
trucción de Obras; que el importe de pe- 
sos 1050.00 en que.se stima ascenderrán di- 
chas obras cabe dentro del sexto del valor 


total 06 los trabajos eu atacods. : 


“CONSIDERANDO: Que las bra de que 
se trata están en' las mismas condiciones que 
las comprendidas en él contrato caratulado 
“Obras «de «Alcantatillado* de la Cuenta del 
Arroyo, Miguelete,; 10.* ¿Sección Zona - del 


Arroyo. del Cerrito, por cuyo motivo dehe- 
rán Hacerse. extepisivas a, éstas, « sel Decreto Ny 


7234 “de la Junta "Departamental. que esta: 


blece: “que: pára“las obras de Alcantarilla- 
do de“ia Cuerica del, Atroyo Miguelete, 10% 
Sección, Zona' del Arroyo del Cerrito, regi- 
rán las siguientes cuotas contributivas: cada 
propiedad con frente A vía pública en don» 
de'se' realicen obras 'dé saneamiento o 'que 
estén comprendidas én' la zona directamente 
beneficiada por, aquellas obras, abonará una 
cuota de catorce pesos ($ 14,00) por cada 
metro de frénte que:tenga a la «vía pública y 

úna cuota de un peso: con cuarenta centési- 
mos ($ 1.40) ¡por cada metro cuadrado de su- 
perficie que contenga dentro de una línea de 
cuarenta (40) metros de la línea del frente”. 


CONSIDERANDO: Que el referid oimpor- 
te de $ 1.050.00 corresponde sea erenido con 
“Bonos: Municipales de “Saneamiento 


" ATENTO: A lo expuesto, 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Aprobar el adjunto proyecto de pro- 
longación de colector formulado por la -Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo, para 
la calle Florencio Varela entre las de Anza- 
ni y J. Bustamante. 


PAS Disponer que la construcción del re- 
ferido colector se. ejecute como ampliación 
«dentro del sexto del contrato celebrado con la 
«empresa Ampbrosoli. «y Ludzcanoff Ltda., para 
la ejecución de» las, obras de Albamarillada 
de la Cuenca. del Arroyo Miguelte, 10.* Sec- 
.cjón, Zona del Arroyo del Cerrito, y de 
acuerdo con las previsiones de log artículos 
59. y 63.* del Pliego de Condiciones Ggne- 
rales: para la Construcción de Obras. 


: 3 La suma de un “mil cincuenta pesos 
($.1.050,00) en que se estima el: ¡importe del 
:cólegtor de que se trata, se cargará a “Bo- 
¿ROS Municipales de Sameamiento”. 

4.2 Para el ¡pago. de “las obras. referidas 
por parte: de los respectivos propietarios, re- 
isirán las" ¿túbtas contributivas fijadas por De- 
“eréto* N; 1234 de la Junta Departaimental. 


5. Con noticia al "Departamento de Ha- 
.cienda e. interyención, de la Contaduría Ge- 
"neral, vúelva a la irección de Saneamiento 
.de Montevideo, a, sus efectos, 


APROBACION "DEL, PROYECTO DE'CO- 
LECTOR PARA LÁ CALLE MAZZIN! Y 
+ -SU EJECUCION POR.''PARTE “DE“LA 
: EMPRESA edo oia 
, LTDA. m 
Montevideo, 26. de diciembre de. 2953. 
“ VISTO >"El proyecto” dé colector prepara 
“da por la Dirección de Saneamiento de.Mon- 
tevideo, para la calle José: :¡Mazgini. éntre Las 
"Heras y Spikerman; 


- RESUETANDO:: 'Qué "dicho *colector tiene 
fatácter de definitivo y formará parte de la 
red de a e0O dela ciudad; 

«e 

-RESÚLTANDO! Que la Dirección de: Sa- 
heamiento de. Montevideo expresa: que por 
motivos circunstangiales, “dichas obras po- 
drían sér realizadas: cómo ampliación del 
contrato de: las Obras de Alcantarillado de 
la Guenca del Arroyo Miguelete, 10.* Sec- 
gión, Zona del Arroyo del Cerrito, a cargo 
de la empresa-Ambrosoli y Ludzcanoff Leda., 
rigiendo los: precios unitarios del referido 
contrato; .que, dicho procedimiento llenaría 
la doble ventaja de tener precios convenien- 
tes para la Administración y mayor rapidez 
en la ejecución de las obras, que si ellas 
fueran-licitadas; que la referida empresa la 
manifestado su. conformidad en ejecutar las 
obras en la forma propuesta: 


RESULTANDO:' Que. el "aumento de obra 
de: que se trata, puede efecutarse de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 63. del Plie- 
go de Condiciones Generales para la Cons- 
trucción de Obras; que el importe de pe- 
805:6.000.00 en que se estima escenderán di- 
chas obras cabe dentro del sexto del 'valor 
total de los trabajos contratados; 


CONSIDERANDO: Que las obras de ue 
se trata, está nen las mismas condiciones que 
las comprendidas en el contrato caratulado 
“Obras de Alcantarillado de la Cuenca del 
Arroyo Miguelete, 10* Sección, Zona del Arro- 
del Cerrito, por cuyo niotivo deberán hacer- 
se extensiva a éstas; el Decreto N.” 7234 de 
la Jurita Departamental, que establece: “que 


«para las obras de Alcantarillado de la Cuen- 
«ca “del: Arroyo Miguelete, 10.* Setción, Zona 


del Arróyo del Cerrito, regirán las siguien- 
tes cuotas contributivas: cada propiedad con 
frente a -la vía pública en' donde 'se realicen 
obras de saneamiento o que estén compren- 
didas en la zona directamente beneficiada 
por aquellas obras, abonará una cuota de 
catorce pesos ($ 14.00) por cada metro ]i- 
nea] do frente que tenga a,la vía pública y 
Una cuota de un pese con cuarenta centési- 
mos ($ 1,40). por cada ; «metró cuadrado de 
superficie que contenga : dentro de una línea 
de cuarenta. (40) metros de la línea del 
frente”; * Ñ ña 


CONSIDERANDO: Que el siferidos impor- 
te.de;$ 6:000.00 corresponde sea "atendido con 
“Bonos Municipales de Sáneamiento*; 


a 


ATENTO: XK lo. E : 


iS 


EL INTENDENTE 'MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1 Aprobar el adjunto proyecto. de colec- 
tor formulado por la Dirección de Sandamien- 
to de Montevideo, para la calle José ina 
entre Las Heras y Spikerman. 

as Disponer que la construcción del ré» 
ferido colector se ejecuje como ampliación 
dentro del sexto del contrato celebrado cori 
Ja empresa, Ambrosoli y Ludzcanoff 'Ltda., 
para la jecución de las Obras de Alcanta- 
hillado de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 
10.* Sección, Zona, del. Arroyp del Cerrito y 
de, acuerdo -a las previsiones, de los artículos 
59." y 63.* del Pliego de Condiciones Genera- 
les para la Construcción de Obras, 


el 


3.” Lá suma de seis mil pesos ($ 6.009.00) 
en que se estima el importe del colector de 
que se trata, se cargará a “Bonos Municipa- 
les de Saneamiento”. 


4. Para el pago de las obras referidas por 
parte de los respectivos propietarios, regi- 
rán las cuotas contributivas fijadas por De- 
creto N.* 7234 de la Junta Departamental. 

5. Con noticia al Departamento de la- 
cienda e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo, a sus” efectos. 


Montevideo; Diciembre 26 de 1952. 


APROBACION DEL PROYECTO DE” co- 
LECTOR PARA LAS ACERAS ESTE Y 
OESTE DE LA CALLE COLOMBES EN- 
“TRE DAEMIRO COSTA Y S.. BLIXEN Y 
SU EJECUCION POR LA EMPRESA AM- 
BROSOLI Y LUDZCANOFF LTDA. 


VISTO: El proyecto de colectores prepa- 
rado por la Dirección ,de Saneamiento de 
Montevideo para las aceras este: y oeste de 
la calle Colombés entre las de Dalmiro Cos- 
ta y Samuel Blixen; - 

RESULTANDO; Que. dichos colettores 
tienen carácter de definitivos y formarán 
parte. de la red de alcantarillado de.la Ciu- 
dad; 


RESULTANDO: Que la. Dirección: de Sa- 
neamiénto de Montevideo expresa que por 
motivos circunstanciales, dichas obras po- 
-drían ser realizadas como ampliación “del 
contrato de las Obras de -Alcantarillado de 
la Cuenca del Arroyo Miguelete,-10* Sección, 
Zona del Arroyo del Cerrito, a cargo dela 
empresa Ambrosoli y Ludzcarioff Ltda., ri- 
giendo los precios uriitarios del referido”eon- 
trató; que dicho procedimiento llenaría la 
doble ventaja “de tenér precios convenientes 
para la administración y mayor, rapidez sn Ja 


ejecución de laa obras que gi ellas fueran li- 
citadas;- que la referida empresa ha mañi; 
festado su conformidad en ejecutar las obras 
en la forma propuestas. 


. RESUÉLTANDO: 'Que el aumento de obras 
de que sevtrata, puede « ectuarse-de acuerdo 
con lo dispuesto, por el: artículo 63.* del Pliez 
go de Condiciones Generales para la cons; 
trucción de obras; que el importe de pe- 
sob. 10.000.00 »en que, se estima: ascenderán 
díchas obras cabe dentro del sexto del. valor 
total de los trabajos. contfatádoa; »; 


CONSIDERANDO: Que las obras de que 
ge trata éstán en las mismás.condiciónes que 
las comprendidas en el contrato caratulado 
Obras de Alcantarillado dé la Cuenca del 
Arroyo Miguelete, 10* Sección, Zona del Atro- 
yo del Cerritó, pór -cuyo' iotivo deberán Hha- 
cerse extensiva a éstas, el Decreto N.” 7234 
We la Junta Departamental que establece: 
“Qué pára las úvbras de Alcantarillado de la 
Cuenca del Arroyo Miguelete, 10.* Sección, 
Zona del Arroyo del Cerrito, regirán las si- 
guientes cuotas contributivas: cada propiedad 
con frente a la, vía pública en donde se reali- 
cen obras de saneamiento; o 'que estén conl- 
prendidas en la zona directamente beñeficia- 
da por aquellas obras, abonará una cuota. de 
catorce pesos ($ 14 00) por. cada metro. de 
frente qué tenga a la vía pública y una cuota 
dé un peso .con cuarenta' centésimos -($ 1.40) 
por cada -metro cuadrado de superficie que 
contenga dentro de una línea de cuarenta 
.(40) metros de la línea del frente”; 


CONSIDERANDO: Que el referido impor- 
te de $ 10.000.00 corresponde, sea atendido 
con “Bonos Mupicipales de Saneamiento” F 


ATENTO: A lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


L ” .Aprobar él adjunto "proyecto de .coleo- 
tores formulado por la Dirección de Sanea- 
“miento de Montevideo para las aceras..este y 
oeste de la calle Colombes entre las de eE 
miro Costa -y Samuel Blixen: 


2. Disponer que la construcción de di- 
chos colectorés, sé ejecute comó mpliación 
dentr odel séxto del contrato telebrado con 
lá empresa Ambrósoli y Dulzcanoff Ltda:, 


.para la ejecución de las Obras de Alcántari- 


lado de la Cuenca del Arroyo Miguelete, J0* 
Sección; Zona del Arróyo del Cerrito”y de 
acuerdo a' las previsiones de los«artíentos $9.” 
y 63. «del Plieg. ode «Condiciones, a 
¿para la Construtción.. Loa 


> “La stima ide diez iii! pésos" ($"10.000) 
en qe se éstiñra el importe de los toléctóres 
de quese trata, se cargará” a “Bóños Municil 
pales de Saneamiento”. * * * hara 


4. “Pata el pago :de- las obras referidas 
por parte de los* réspectivos propietarios, rei 
girán las cuotas contributivas: fijadas pór De: 
creto N:* 7234 de la Junta Departaniental: 


5. Con aida al Departamento de Ha- 
cienda' e intervención -dé: la' Contaduría 'Ge- 
neral, vuelva ía la Dirección de :Sarieamiento 
de Montevideo, a sus efectos. 


SE DISPONE L'AEJECUCION DE. UN CO- 
* LECTOR PARA. LA CONTINUACION DE 
LA CALLE: MATEO. VIDAL ENTRE-LA 
DE PROPIOS Y -N.* 1 POR PARTE DE 
LA EMPRESA AMBROSOLI Y LUDZCA- 
“ .NOFF LTDA. + po> : 


Y a 


Midas Diada 26 de 1959, 


. VISTOS: El proyecto de colector prepa» 
rado, por la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo para la calle Continuación eS 
Vidal entre la de Propios, y Calle N.* 


be RESULTANDO: Que ' dicho. colector tiene 
carácter de definitivo y formará parte de la 
red de alcantarillado: de la ciudad; * * 


RESULTANDO: :Que la Dias de Sa- 
Tnéámiiénto” de Monteyideo exprésa :que 'por 
motivos: circunstanciales, * dichias obrás po: 
drían sei realizadas coino 'ampliaciónydel coh- 
trato .de, las, obras de Alcantarillado, de la 
'Cuerita del: Arroyo Miguelete,' 10.* Sección, 
Zoña, “del "Arrofo 'del “Cerrito, a cárgo. de la 
empresa' "Ambrosóli y Ludzcarioff- Ltda., vi 
giendo los precios, unitarios, del. y referido 
contrato; que dicho procedimiento llenaria 
la doble! ventaja” dé" tener prétios: convehien- 
tes para. lá. Administración y. máyór rapidez 
en la ejecución de las obras, que si ellas fue- 
ran “Jicitadas; que lá referida enipresa: -ha"ma- 
ifestado, su 'confórinidad en, ejecutar “las 
¿Gbrag en, eS forma, _ProPusti;, 


A 


RESULTANDO:: Que él dumeénto' de “obra 
le “que se: trata,.. puede efectuarse de acuerdo 
«on. lo dispuesto, por el artículo. 63.2 del Plie- 
go. de Condiciones. -Geñérales «para, la” Cóne- 
irucción de Obras;, que. ¿L importe, de, p Pesos 
eS 500 en que, se «estima, ascenderán: dichas 
obras cahe: dentro, ; dek,sexto, del yalor total 
de los, trabajos contratados A 


* CONSIDERANDO: ¿PQlíe* “Tas obrás: des que 
'úe'trata estan en+lar” "mistitas Cobdiciónes que 
la scómprendidas en el i¿ómtrato” varatatado 
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Obras de Alcantarillado de la Cuenca' del 
Arroyo Migueléte,''10.*”Setción, Zona del 
Arróyo del Cerrito, por, puyo motivo deberán 
hacérse extensivas éstas el Decreto N > 7:934 
de la Junta "Departamental que establete: 
“Que para las obras. de, Alcántarillado de la 
Cuenca del Arroyo” Miguelete, 1 10.+ Sección, 
Zona del" Arroyo del Certito, regirán laa si- 
guientes, cuotas contributivas: cada propiedad 
Con, frente a la vía Pública en donde se rea- 
liceri* obras de sangamiento "o. que estén com: 
prerididas: enla zona directamente beneficia- 
da"por "aquéllas “obras, ¿bonatá úna cuota de 
Catorce pesos (14. 00) por catla _metro li- 
neal de frénte que,'tenga 'a la vía pública y 
una tuota de. un,peso con cuarenta centési- 
mos (4% 1:40) por cada metro cuádrado de 
superficie que contenga dentro de una línea 
de «cuarenta (40) metros de .la línea del 
frentetz ic. a , 


CONSIDERANDO: Que el referido impor- 
te de $ 2.500.00 corresponde sea atendido 
con pass Municipales * «de Saneamiento”; 


ATENTO: 'Arlo nO 


, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
- MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1.7 Aprobar el "adjunto proyecto de colec- 
tor.fotmuladó por la: Dirección de Saneamien- 
to. de. Montevideo.para la calle Continuación 
Mateó “Vidal "entré las de, Propios y. calle 
N., 1. Md E dE 2 


Y ta A des y 
O a que ¿la construcción «del. re- 
eébiad ¿solector,, se ejecute como ampliación 
dentro" del kexto-'del contrato «celebrado con 
la... £IMPEeSa.. Ambrosoli «y Ludzcanoff .Ltda., 
para la ejecución de las Obras de Alcantari: 
lado, de la Cuenca del Arroyo' 'Miguelete, 10, d 
Sección, Zona. del ¿Artoyo del Cerrito,, y ¿de 
acuerdo a las previsiones, de. los Asteglós: 59. 
y. 63.” del Pliego de Condicioñes Generales 
pa la. Foperpeoción de Obras, ita 
3.-""Lá suiaa de DÓS'” MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 2.500.00) en que se, estima el im- 
porte del voltetor de"qúé se trata, se cargará 
a *¿Boñios Enede dal de: Saricamiento”” á 
O] er a E 
4.0 "Paratel pagó” de las” obras refetidas.] «Por 
pario de los” respectivos. propietarios, regirán 
lag ¿notas coritributivas fijadas. “por: "Decreto 
N. 1234: de la Junta - Departansental. sa 
Ml ne dd E LS 4 
e sor noticia“del Departamento. de Ha- 
tienda: 6 intervención de:la Contaduría Gene: 
wal; vuelva=a la “Dirección: de: Sane4miento.: de 
Montevideo; asusrefedtos:: 


E 


TS 


a rl dos e 


Pm 


SE'DISPONE TA-EJECUCION DE: COLEC- 
-* TORES "PARA “LA”. AVENIDA - RECT/ET- 
£ GACION LARRAÑAGA "ENTRE SANTIA- 
GO GADEA Y VIRGILIO POR" PARTE 
. DE.LA EMPRESA AMBROSOLI ee po 
'CANOFF EDTA. . * 
* .?  Montévideo, Ditiembre 26 de 1952, 
VISTO: El proyecto: de Sinai ,prepa- 
rado por la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo'para.la :avenida Rectificación La- 
rrañaga entre Santiago Gadea y Virgilio; 


. RESULTANDO: «Que dichos colectores tje- 
nen carácter de definitivos yy formarán parte 
de la red de ¿alcantarillado 'de la ciudad; 


¿“RESULTANDO: Qué la Difección de Sa- 
meamiehto de. Montevideo expresa qué por 
motivos circunstaniciales,. dichas: obras :po- 
drían ser realizadas como ampliación del con- 
trato dé las Obras de Alcantarillado de la 
“Cuenta' del “Arroyo Miguelete; 10.* Sección, 
"Zona der Arroyo del” Cerrito, a cargó de la 
“¿mprésa Ambrosoli y" “Ludzcanoff ' Ltda. 09 Fi 
giendo los precios ; unitatio$ del referido con- 
trato; que dicho procedimiento llenaría de 
doble ventaja “de tener-pretios niás convenién- 
tes para la Administración y mayor rapidez 
“en la ejecutión: delas" obras,, «que si ellas fue- 
“fari- Jicitadas; que lá referida empresa: ha ma- 
-ñifestado; su conformidad: en ejecutar las 
QuInE: en la fóriia própuesta; * ' - 


RESUÉTANDO: Qúíe :el -aúmento” de óbra 
de-que-se tfáta, puede efectuarse de acuerdo 
con lo dispuesto por el 'artículo' 63.* del Plié- 
¿o de. Condiciones Generales para la Cons- 
ttruéción” “de, Obras; * que el importe de pesos 
5.000.060 en quese “estita ¿ ascenderán dichas 
obrás cabe dentro del sexto: del 'valor. total : dé 
Tos trabajos contratados; 


* « 


” - CONSIDERANDO: Qué las obfas de' que 
te 'tfáta están “eñi""las misinás" condiciónes 
que las comprendidas én' él vontiáto cara- 
tulado Obras de Alcantarillado, de la Cuen- 
ta “del Arroyo Miguelete, 10.* “Sección; Zona 
del; Afroyo “det Cerrito, por cuyo ' motivo ES 
berán”. hacerse * “extensiva A éstas, el Decreto 


E 'Zona del' eta: del Pong regirán 
las siguientes cuotas contributivas: cada'pro- 

piedad «con, frente a-la vía; pública. -en donde 
e. realicen Obras de. saneamiento, 04 que | estén 
coma] >rendidas» en, lar: "zOgA directamente, Bone: 
ficiada por “aquellas obras abonará: una cuota 
de Catorce pesoszi$feid. 00) por*cada *Métro 
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.de fiente «que tenga. 1)la .via;:pública: y-nna 


«¿cuota -de Un .pesq,- .CoR. cuarenta centésimes 


($1.40) por Cada metro cuadrado, de super- 
ficie, qué contenga ¿dentro ' de una - ¿Jínea de 
Cuarenta (40) metros de la. línea del frente; 
, CONSIDERANDO: 1, -Que, el, referido ¿m- 
¡porte de $ 5.000:00-corresponde*sga:.atendi- 
.do con-“Bonos. Municipales de Saneamiento” : 


e. s 


ATENTO: A” lo expnedto; > 


A EL, INTENDENTE MUNICIPAL: DE 
í , MONTEVIDEO, RESUELVE: 


: 


“o Ne " Kpfóbar él adjunto proyecto de coléc- 
tores fórmulado por la Dirección 'de Sauea- 
miento de Montevideo para, la” Aveñida'Rec- 
tificación. Larrañaga entre Santiago: Gadea y 
Virgilio. e 5. : 


2 de Dispóner que la construcción de dichos 
colectores, se éjecute "comio ampliación den- 
tra del sexto del contrato «celebrado con la 
empresa Ambrosoli y Ludzcanoff L'tda.; para 
Ya ejecución de las Obras dé Alcantarillado 
de la Cuenca del Arroyo Miguelete, '10.* Sec- 
ción, Zona del Arroyo: del Cerrito y .dezacuer- 
do a las previsiones de los artículos 59.” y, 63.9 
del Pliego de Condiciones Generales para la 
Construcción de Obras. 


3 La suma de CINCO MIL PESOS (pe- 
sos 5.000.00) en que se estima el importe 
de los colectores .dé” qué se”trata, .sé "cárgará 
-a a oe dé. Saiicamiento”. 


40 Para el pago de las obras: refóridas por 
parte de los propittafios tesPectivós;- -regiván 
las -cuotas contributivas fijadas: -por: Decreto 
N.* 7234. .de-la: ¿Junta Departamental 


Spa Con «Neticia ¿al Departamentosde Jla- 
«sienda; e-intervención-4 la Contaduría -(ene- 
ral, vuelva; *"-1a; Dirección. de ,Sanegmiento 

a sus efeqipge y mino.” 


-SE DISPONE “LA“EJECUCION“DE “UN ED. 
“«LECTOR>PARA “DA +A VENIDA ITAETA 
r:(ACERA+NORTE)-ENTRE “CINCINATO 
«Y CALDAS POR PARTE DE LA: EMPRE- 
SA ed Yo rs li ES 


ta 2 e 


r z á 
RA e E 


Es sto: El ee y 24 e prep: ¿ras 
do por la Dirección dle Sansimiento: «de. on- 
tevideo para Ta Avenida alía (acera Norte) 
cátre “Cosita y" "Calidis de mm a ES 


Pr 
rodas A 


me a O qa o a 
. -RESULEANDO:.  Que:dicho- solgctor tiene 
carácter» de definitivo: formalá' parte «de. lg 
red de alcantarillado de la. ciudad; “ica oe 


RESULTANDO; Que la Dirección «de Sa- 
Weáriento de Montevideo exprééa gué por 
"motivos circunstanciales, dichas obrás po- 
drían ser realizadas: condo ampliación del"eori- 
trato de las Obras «de "Alcantarillado de la 
Cuenca del: Arroyo Miguelete, 10.*> Sección, 
'Zoña del" Arroyo" “del Cerrito, a' cargo de la 
Empresa” Ambrosolí y Ludzcanoff Ltda, ri- 
giendo los precios unitarios, del referido con- 
trato; que dicho procedimieñto Hlenaría la 
doble ventaja: de tener precios «convenientes 
para la, -Administragión y mayor rapidez en 
la ejecución dé las obras, que si ellas fueran 
licitadas; que la referida empresa ha mani- 
festado su conformidad en ejecutar las obras 
en:da forma propuésta; 


' RESULTANDO: Que el aumento de obra 
de que se trata, puede efectuarse de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 63.* del Plie- 
go» de -Condiciones Generales para la Cons- 
«trucción de Obras; que el importe de pesos 
4.500.00 en que se estima ascenderán dichas 
obras cabe dentro del sexto del valor -total 
de los trabajos centratados; 


* CONSIDERANDO: Que las cuentas de al 
cantarillado que aféctan a las propiedades be- 
Ticiadas por la obrá de que se trata, ya fue- 
ron formuladas conjuntamente co'"nlas demás 
cuentas correspondientes a la«Cttenca Nuevo 
Malvín; 


CONSIDERANDO: Que el referido ima” 
porte de.$ 4.500.00 corresponde sea atendi- 
.do con “Bonos Municipales de Saneamiento”; 


ATENTO:- A lo expuesto: 


EL INPTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Aprobar él adjunto proyetto de coleo- 
«toy preparado por la Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo para la Avenida Italia lacó- 
ra Norte) entre Cincinato y Caldas. 


2." 1Dispontr que la “constricción del re- 
£éridó colettófr!, $e ejecuté cómo ampliación 
“dentio del ¿exto ¡AET corítrato telebrado. von 
la empresa Aímbrogsoli y Ludzcanoff Ltda., pa- 
xa lá ejecución «de: lá sObras de Alcantarilla- 
do de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 10.* 
Sección, Zona del Arroyo del Cerrito, y de 
acuerdo a las previsiones de Tos artículos 59." 
y 63.2":del Pliego de Condiciones 'Generales 
Ppéra” ta Constiucción de OBras. 


3.* La suma de:CUATRO MIL QUINIEN- 
TOS PESOS ($ 4.500.00) en que se estima 
el importe: “del éolector de que ge trata, se 
targará a “Bonos Municipales de Satica: 
miento”. -- A 
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. Con noticia 'al' Departamento de: Ha» 
E ¿e 'interverición dé.la Contáduría Gene- 
ral, vuélva a la Dirección dé Sariesmiénto' de 
Montevideo, a £us .efectos. 


SE AUTORIZA LA CONSTRUCCION :POR 
LA EMPRESA AMBROSOLI Y LUDZCA- 
NOFF LTDA:, DEL COLECTOR: PARA 
LA AVENIDA ITALIA (ACERA NORTE) 
ENTRE ALTO PERU Y MIRABAL. 


“Montevideo, Diciembre 26 de 1952, ñ 


VISTO: El proyecto de colector prepara: 
do' por la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo'para la Avenida Itália. (acera Norte) 
entre las calles Alto Perú y Mirabal; % 


RESULTANDO: Que dicho “colector tiene 
carácter de definitivo y formará parte de la 
red de alcantarillado de la. vtiudad; : 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa 
neamiento de Montevideo expresa que por 
anotivos circunstanciales, dichas obras podrían 
ser realizadas como ampliación del contrato 
de las Obras de Alcantarillado de la Cuenca 
del Arroyo Miguelete,.10.* Sección, Zona del 
Arroyo del Cerrito, a. cargo de la empresa 
Armbrósoli y Ludzcanoff Lida., rigiendo los 
precios unitarios del referido conato; “que 
dicho procedimiento llenaría la doble venta- 
ja de tener preciós 'convenientes. para la Ad. : 
ministración y mayor rapidez.en la ejecución 
de las obras, que si ellas fueran licitadas; 
que la referida empresa ha Tnanifestado: su 
conformidad en ejecutar las obras en la for- 
ima propuestas 


RESULTANDO: Que el aumento. de obra 
de- que se trata, puede efectuarse de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 63.” del Plie- 
go de Cordiciones Generales para la Cons- 
trucción de Obras; que el importe de pesos 
3.800:00 en que se estima ascenderán dichas 
obras cabe dentro del sexto del valor. co de 
los trabajos coritratados; 


RESULTANDO: Que las cuentas de alcan- 
tarillado que afectan a.las propiedades bene- 
ficiadas por la obra de que se trata, ya fue- 
ron formuladas conjuntamente con las de- 
más cuentas correspondientes a la Cuenca 
Complementaria de la Avenida Italia, Vera- 


«cierto, Propios y el.Río de la Plata (Nuevo 


Malvín); . ru 


sy 


CONSIDERANDO: Que el referido im» 
porte de $ 3.800.00 correspondé, sea atendi- 
do con «Bonos Municipales. de aid e 


ATENTO: A lo expuesto: A 


p 
* EL INTENDENTE MUNICIPAL "DE! 
MONTEVIDEO, RESUELVE; » 


1.7 Aprobar el sdiada proyecto de; ¿colec- 
torformulado por-la Dirección: de Siddámién- 
to de Montevideo para:la Avenida Italia (ace- 
ra Norte) entre las calles Alto Perú y Mi- 
tabal. * 

2.” Disponer que-la construcción del: re- 
ferido colector, se ejecute como ampliación 
dentro del sexto del contrato celebrado con la 
empresa Amhrosoli y Ludzcanoff Ltda., para 
la ejecución de las Obras de Alcantarillado 
dé la Cuenca del Arroyo Miguelete, 10.* Sec- 
ción, Zona del Arroyo del Cerrito y de acuer- 
do a las previsiones de los artículos 59.” y .63.? 
del Pliégo de Condiciones Generales para la 
Construcéión de Obras. 


3. La suma de TRES MIL OCHOCIEN- 
TOS PESOS ($ 3.800.00) en que se estima 
el iimpofte del coléctor dé que se trata, se 
cargará a “Bonos Municipales de Sánea- 
miento”. 


4. Con noticia al Departamento de Ha. 
éienda e intervención de la Contaduría Gene- 
Fal vuelva a la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo, a sus efectos. 


SE AUTORIZA LA CONSTRUCCION POR 
LA EMPRESA AMBROSOLI Y LUDZCA. 
- NOFF'LTDA. DEL'COLECTOR PARA LA 
> : AVENIDA SIMON MARTINEZ (ACERA 
NORTE) ENTRE ANGEL SALVO Y 
FRANCISCO CALABUIG. 


¿Montevideo Diciembre. 26. de 1952. 

- VISTO: El proyecto de colector prepara- 
do por la Dirección de Saneamiento de Mon- 
to de Montevideo para la Avenida Simón 
Martínez (acera Noreste) entre Angel Salvo 
y Francisco Calabuig; .. 


RESULTANDO: Que dicho colector tiene 
carácter de definitivo y formará parte de la 
red de alcantarillado- de la ciudad; 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa 
neamiento .de Montevideo expresa que por 
motivos .circunstanciales, dichas obras. po- 
'drían ser realizadas como ampliación del con- 
trato de las Obras de Alcantarillado de la 
Cuenca del Arroyo Migueiete, 10.* Sección, 
Zona del Arroyo-del Cerrito, a cargo .de la 
empresa Ambrosoli y Ludzcanotfí Ltda., ri- 
giendo los precios unitarios del referido con- 
4rato; que dicho prócediñitiento -léridria la 
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e 


Ney 


dóble ventaja' dei tener preciós convenientes 
pará lá Administración y mayor rapidez en la 
ejérirtión de las obras, que si ellas fueran li- 
citadas;, ue la referida empresa; ha manifes- 
tado'$ú” e totmidad. en ejecutar,las phras en 
la forma in 

.. 4 F y 

RESULTANDO: Que él aumento, de obra 
de que se trátá, puede"efectuarse de acucido 
con lo dispuesto'pór el artículo 932 del Plie- 
go de Condiciones ce es pará la Cons: 
trucción de Obras; que él Ímpórte de pesos 
3.200.00 en que se estima ascenderán' dichas 
obras cabe deptro-del sexto del EE total de 
los trabajos contratados; - ] 

CONSIDERANDO: Que las cuentas de al. 
cantarillado que afectan a las propiedades he- 
neficiadas por, la obra de que se trata, ya fue- 
ron formuladas .conjuntamente. con lap demás 
cuentas correspondientes a la Cuenca” del 
Paso del Molino 1.* Sección; ,. , 
CONSIDERANDO: Que el referido: im: 
porte de $ 3.200.00 corresponde sea, atendi- 


dó con “Bonos Municipales de. Sanea; 
miento”; 
ATENTO: A lo expuesto; Ñ 


EL INTENDENTE MUNICIPAL, DE. 
MONTEVIDEO; RESUELVE: E 


1.7 Aprobar el ino proyecto de solas 
tor forhulado por la Dirección de. Sanea 
tmiento de Montevideo pata la Avenida Si- 
móñ Martínez (acera. Noreste).. éntre «Angel 
Salvo y penens ¡Calabuig." an. 


q Dispofibes qué "la" 'cotibtriutción- del 're- 
forido 'cólectór, ¿e ejécite como “ampliación 
dentro del 'sextó'“del-tontrato'telébrado.'con 
la empresa 'Ambrosóli y Ludzcanoff Ltda, 
para la ejecución de las Obras de Alcantari- 


Mado de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 


10.* Sección, Zona- del Arroyo del Cerrito y 
de acuerdo á las previsiones de los artículos 
59.” -y 63.2 del Pliego de Condiciones Gene- 
rales para la. Construcción de Obras. . 


La suma de TRES MIL DOSCIEN- 
TOS PESOS ($ 3.200.00) en que se estima el 
importe del colector de que se trata, se .car- 
gará a “Bonos Municipales dl Saneamiento” 


4. Con noticia al Departddado: de' Ha- 
cienda e intervención de' la Contaduría Ge- 
rieral, vuelva a la Dirección de Saneamietito 
de Montevideo, a sus efectos. 


SESAUTORIZA LA: CONSTRUCCION POR 
: TA“EMRESA”AMBROSOLF Y LUDCA; 
NOEF" LTDA. DEL“€OLECTOR PARA 
LA. AVENIDA LARRAÑAGA (acera Sur) 
2. ENTRE: VIRGILIO: Y ALICANTE, 


Montevideo, dieciembre 26 de 1952, ] 


* VisTo:, El proyectó de prolongación de 
cglegtor, preparado, por la Dirección de Sa: 
neamiento. “de Montevideo, ' para la Avenida 
Larrañaga, (atera Sur) entre, las de Virgilio 
Y. Aligantes" UNE OA a dan 


RESULTANDO:" Que' dicho colector tie 
ne carácter de, definitivo” y 'formará- parté de 
la red de CA de la Ciudad; 


- RESULTANDO: “ño. la" Dirección "de 
Sancainieñto de” Montévideo expresa que pór 
motivos circinistancialés, dichas obras po: 
drían ser” realizadas cómo 'ampliación “del 
contrato de las -Obras -de 'Alcantarillado: de 
la Cuenca del Arroyo Miguelete, 10* Sección 
Zóna"del' Afroyo del Cerrito; a cargo ' de la 
empresa'"Arbrosoli' y" Ludzcanoff' Ltda., ri- 
giéndo los precios unitarios del referido con- 
trato; que dicho procedimiento Menaría la 
doble ventaja de tener precios convenientes 
para la Administración y 'mayor “rapidez en 
la ejcución de las . opras, que si ellas fueran 
licitadas; que "la re erida empresa "ha mani- 
festado su*cóonforimidad en ejecutar las obras 
en la forma propuesta; 

CS] aÉ, 

- RESULTANDO: Que Be aumento 'de HZ 
dé' qué se tratá, puede, efectuarse de acuerdo 
con: lo dispuesto, por el artículo 63.” del Plie: 
go de Condiciones -Genérales para; la Cons: 
trucción de Obras; que el importe de 
$.1: 500.00-en quese 'estima. ascenderán di- 
chas obras cabe, dentro-del “sexto. del .yalor 


CONSIDERANDO: “Qué lás-púeñtas. dé al- 
cantarillado : que :pfectan->3* las ¡propiedades 
beneficiadas por la obra de que se trata, ya 
fueron formuladas conjuntamente, con las de- 
más- cuentas correspondientes a, ¿la Cuenca 
del 'Arrayo ; de..las* Pocitos, 2; Sección; a 

3 
CONSIDERANDO: Que el referido me 
porte dé $ 1.500.00 corresponde sea atendi- 
do con “Bonos Municipales de Saneamiento”. 


, ATENTO: A_lo expuestos, ..*" a 


-EL INTENDENTE: MUNICIPAL DE; 
MONTEVIDEO, "RESUELVE: , +, 


« 1% 'Aprobar' el, adjunto proyecto de pro: . 
lóngación “de- colector. formulado, por la Di. 
rección de Saneamiento-de Montevideo para 
la avenida Larrañaga (acera Sur) entre law 
de "Virgilio y Alicante). : 
en 

2.” Disponer qúe la cónstrutción del Xe, 
feridó; colector, se ejetute. como ampliación 
dentro del sexto del contrato celebrado con 
la empresa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., 
para la ejecución de las Obras de Alcantari- 
lado: de la Cuenca. del Arroyo Miguelete, 
10.2 Secgión Zona del Arroyo del. Cerrito y 
de acuerdo a las previsiones de los artículos 
59.” y 63%. del Pliego de Condiciones Gene: 
rales para la con ión de: ica 

3.2 La suma de UN- MIL . QUINIENTOS 
PESOS ($. 1.500.00) en ¿ue se estima. ¿el im- 
porte del toléctor de que se, trata, se'cargará 


a “Bonos Municipales * de Saneamiento”. ! 


, 1 
4.” Con noticia al Departamento dé Ha- 
cienda e, interventión" de la Coritaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de- Sarreamiénto 


sp 
total de los trabajos. ccutpigadosy de Monteyideo, a --9us' ' efectos; ect il 
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RESULTANDO: ¡Que! el. umentó* de :obra 
de que se trata,-puéde efectuarse de acuerdo 
con lo dispuesto por,él artículo :63.” del Plie. 
go de Condiciones Generales para, la +Cons- 
trucción de ,Obras;: que; el importe - -de- pesos 
de 800. 00 en que, se, estira 'ascenderán dichas 
obras cabe dentro der sexto del valor total 
de, los trabajos contratados; y , 


CONSIDERANDO: Que las' obras' de qué 
$e tratá están en las mismas cóndiciones ' que. 
las comprendidas en €l contrato caratuladó 
“Obras de _Alcantarilladó de la: Cuenca del 
Arroyo * Miguelete, 10.* Sección, -Zóna del 
Arroyo del Cerrito”, por: guyo"motivo debe- 
rán hacerse extensivas a éstas, el Decteto -N.* 
7234. « de la Junta? Departamental; que “esta: 
blece: “que' para, las obras de Alcantarilla 
do de la Cuenca “del: Arroyo Miguelete, 10.* 
Sección, Zoná del Arroyó del Cerrito, regi- 
rán las siguientes 'cúotas' contributivas: 'cáda 
propiedad con frente a la vía pública en don- 
de se realicen obras de sañeamiénto o que 
estén' comprendidas. en la zona'mMirectamente 


beneficiada .por..aquellas: obras, abonará' una, 


cuota de .catorce pesos ($ 14.00). por- cada 
metro-de frenté quertenga a: lá:vía: pública y 
una cuota de un peso con. cuarenta 'centési- 
mós($ 1.40 por cada metro .cuadrado «de su- 
perficie que contenga. dentro, dde. una línea 
de cuarenta (40) mearos de la línea del 
frente”; e ne 


CONSIDERANDO; Que el réferido impor- 
e. de $ 2.800:00" corresponde sea atendido 
ton ¿Pónos o da de Sancámiento”; 


” Atento: -A.lo ¿Spuesto, “or, 


2. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE * 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. be el adjinto' proyecto de “pro- 
longación 'del:colector-forfmulado por la Di- 
rección. de Saneamiento de Montevideo para 
la talle Solís Grande (acera, Norte), entre 
Uraguayane y Manuel Correa. 


; 2, "Dispoñer, “que. la * constructión, del. re- 
ferido coléctor se ejecute '¿qmó ampliación 
deritro del “sexto “éontrató celebrado con la 
empresa, Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., para 
al ejecutión” “de las Obras de Alcantarillado 
dé la Cuenca del Arroyo la 10% Sec. 
gión, Zona, el “Cerrito y de, acúerdo"a las 
'previsioties' “de” Mos "Atén1bs* 59.5 y “63. del 
pliego de Condiciones Generales para “a 


dr de Obras. .- 
- LILIA PT) 


go, Le suma de «das mil ophocientos pe- 
808 ($. 2.800. 09). en que, se testima ¡el importe 
del colector de que se trata, se ada a 
“Bonos Municipales, de. Saneamiento” - 


191 


¿Ar Para el: paga .de, las. obras, referidas 

por parte, de, los. respectivos. propigtarios, rez 
gitán las. cñotas pontributivas, fi ijadas por Der 
excto Na 1284 dela Junta, «Departaniental. 


> "Con' noticia, 2l Departamento de Ha: 
ciénda e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, “vuelva a la Dirétción de 'Saneamiénto 
de “Montevideo, a a pus eleétos., y 


Y 


APROBACION DEL PROYECTO PARA LA 
“- PROLONGACION' DEL COLECTOR PA- 
RA LA CALLE FLORENCIO VARELA Y 
SU EJECUCION PÓR LA EMPRESA AM: 
* 'BROSOLE Y - LUDZCANOFF'(LTDA. so. 


mo: Montevidgo, 26 de diciembre de 1952. 
Visto”. E ¡proyecto .de prolongación de co» 
lector. preparado por “la Dirección de Sanea- 
miento de Montévidéo pata lá calle Floren- 
cio- Varela éntre las de Anzáni y J. »Busta- 


A 


mante; ' . ¿a ya. er 5 p 


. ES ms .s 

E "RESULTANDO;. Que. dicha colector tiene 
carácter de definitivo y -formará- parte de 
la red. de alcantarillado *de la; ciudad; 


_RESULTANDO: Que la Dirección” de Sa- 
"néamiento de ' Montevideo "expresa que ¡por 
motivos circunstanciales, dichas obras podrán 
ser realizadas como ampliación 'del contra- 
to de las óbras de Alcantarillado de la Cuen- 
ca del Arroyo Miguelete, 10.* "Sección, Zona 
del Arroyo del Cerfito, a cargo de,la em- 
Presa Ambrospli y “Ludzcanoff Ltda., y ri- 
giéndo"los precids unitarios del referido .con- 
trato; que., ¿dicho procedimiento, llenaría la 
doble vetitaja “de tener precios, convenientes, 
páta la ádministrición y. nayor : :rápidez en 
la ejecución de las 'obras, que' si ellas Tue- 
ran licitadas; que la”referida empresa ha 
manifestado -su''conformidad en: ejecutar” láa 
obras en la forma pa 


"RESULTANDO: Que e] aumento de obra 
de que se trata. puede efectuarse de acuer- 
do. con lo dispuesto por el artículo -63.* del 
Pliego de condiciones Generales para la .Cons- 


trucción de Obras; qué el importe de' _pé- 


'sós 1050.00 en que.se stima ascenderrán di- 
chas obras cabe dentro del 'sexto del valor 


"total de los. traba ajos contratados; o 


- CONSIDERANDO: “Qué las obras -de que 
se tráta- están-en las mismas condiciones que 
las comprendidas en el contrato caratulado 
“Obras ¿de - Alcantarillado.: de. la.. Cuenca del 
Arroyo. Miguelete,;,10*. Sección; Zona, . del 
Arroyo ' del, Certito, por tuyo _motivo dehe- 
rán hagerse extensiva; a. éstas. el Decreto N.” 
“1934 de la Junta Departamental, que esta 


blecé: “que pará las obras de Alcantarilla- 
do,tde la Cuenca del Arroyo -Migueleté, 10.2 
Sección, Zoña' del Arroyo del Cerrito, regi- 
rán las siguientes cuotas ' contributivas: cada 
propiedad con frente a la vía pública .en don- 
de se realicen obras de saneamiento o que 
estén comprendidas en la zona directamente 
beneficiada por, aquellas, obras, abonará una 
cuota de “catorce pesos ($ 14.00) por cada 
metro de'frente:que tenga a la vía pública y 
una cuota «de un peso con cuarenta centési- 
mos ($ 1.40) por. cada:metro cuadrado de su- 
perficie que contenga dentro de una línea de 
cuarenta (40) metros de-la línea del frente”. 


CONSIDERANDO: Que el referid oimpor- 
te de $ 1.050.00 corresponde séa Andido con 
“Bonos Municipales de*Sarieamiento” 


ATENTO: A lo expuesto, 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Aprobar el adjunto proyecto de pro- 
longación de cólector formulado por la Di- 
rección de' Saneamiento de Montevideo, para 
la cálle Florencio Varela entre las de Anza- 
ni y J. Bustamante. 


2. Disponer que la. construcción del re- 
ferido colector se ejecute como ampliación 
dentro del sexto del contrato celebrado con la 
£mpresa Ampbrosoli y, Ludzcanoff Ltda., para 
la ejecución de las, obras de “Alcantarillado 
“de la "Cuenca del Arroyo Miguelte, 10.* Sec- 
.ción, Zona del Arroyo del Cerrito, y. de 
acuerdo. “con las previsiones. de los artículos 
59.” y 63. del Pliego de Condiciones Gene- 
rales: para la Construcción de Obras. 


3. La-suma de un mil cincuenta pesos 
($ 1:050.00) en que se estima el importe del 
«colector de que se trata, se cargará a “Bo- 
NOS- A de Saneamiento”. 


*Para el' págo de las.:obras ñ 
e parte de los respectivos: propietarios, re- 
“'girán' Las" ciótas contributivas fijadas por De- 
cfetó, _N? 7234 de la Junta Departamental. 


y Be Con noticia al Departamento de Ha- 
“cienda é, intervención de la Contaduría. Ge- 
“neral, vuelva a. la. Dirección de Saneamiento 
de Montevideo, a, sus efectos. 


"APROBACION “DEL PROYECTO: DE-CO- 
LECTOR PARA LA CALLE MAZZINI Y 
« -SU' EJECUCION POR PARTE DE LA 
EMPRESA AMBROSOLI. LUDZCANOFF 
; LTDA. Ñ e 
Montevideo, 26: de: diciembre, de 1952, 


VISTO» El proyecto: de «colector prepara- 
¿da por la Dirección.' dé-Saneamiiento de Mon- 
tevideo, para la calle J] 056. Mazziñi” entre, Las 
"Heras y Spikernian; * 
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" RESULTANDO > "Que. “dicho colector- tiene 


carácter de definitivo y: formará parte de la 
red de alcantarillado de la ciudad; 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa- 
neamiento de, Montevideo expresa que por 
motivós circunstangiales, dichas obras po- 
drían ser realizadas cómo ampliación del 
contrato - der las Obras de Alcantarillado de 
la Cuenca del Arroyo Miguelete, 10.* Sec- 
ción, Zona del Arroyo del Cerrito, a cargo 
de la empresa Ambrosoli y Ludzcanoff Leda., 
rigiendo los precios unitarios del referido 
contrato; que dicho procedimiento llenaría 
la doble ventaja de tener precios convenien- 
tes para la' Administración y mayor rapidez 
en la ejecución de las. obras, que «si .ellas 
fueran licitadas; que la referida empresa la 
manifestado su confarmidad en ejecutar las 
obras en la forma. propuesta: 


RESULTANDO: Que el aumento de sobra 
de que se-trata, puede efecutarse de .acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo '63. del Plie- 
go de Condiciones Generales para la Cons- 
trucción de -Obras; que «el importe de pe- 
sos 6.000.00 en que se estima escenderán di- 
chas obras cabe dentro del sexto del valor 
total de los trabajos contratados; 


CONSIDERANDO: Que las obras de que 
se trata está nen las mismas condiciones que 
las comprendidas en el contrato caratulado 
“Obras de Alcantarillado de la Cuenga del 
Arroyo' Miguelete, 10* Sección, Zona del Arro- 
del Cerrito, por cuyo motivo deberán hacer- 
se extensiva 'a éstas, el Decreto N.* 7234 de 
la Junta Departamental, que establece; “que 
para las obras de Alcantarillado de la Cuen- 
ca del-Arroyo Miguelete, 10.* Sección, Zopa 
del Arroyo: del Cerrito, regirán las siguien- 
tes cuótas contributivas: cada propiedad con 
frente .a la vía pública en donde se realicen 
obras' de sanegamiento' o que estén combpren- 
didas en la zona: directamente beneficiada 
¡por aquellas obras, abonará una cuota de 
catorce, pesos ($ 14,00) por cada metro li- 
neal de frente, que tenga a la vía Pública y 
una cuota de un peso con cuarenta centési- 
njos ($ 1.40) por cada metro cuadrado de 
superficie que contenga dentro de ¡una "línea 
de cuarenta (40) metros de la línea del 
frente” 


” 
2 eN 


CONSIDERANDO: Que. el referido impor: 
te de $ 6. .000. 00 corfespónde sea atendido con 
“Bonos Municipalés de Saneamiento”; 


« 


ATENTO: ÁTo expulalo, 


tl 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


a 


22 Dispohel que la construcción del re- 
ferido colector se ejecute como armpliación 
dentro del sexto del contrato celebrado con 
la empresa Ampbrosoli y Ludzcanoff Ltda., 
para la jecución de las Obras de Alcanta- 
hillado de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 
10.* Sección, Zona, del Arroyo del “Cerrito y 
dle. acuerdo -a las prévisiones, de lós artículos 
59.” y. 63,” del Pliego de Condiciones Genera- 
les para la Construcción de, Ai 


3.* La suma de seis mil pesos..($ 6. 000. 00) 
en que se estima el iniporte del colector tÍe 
que se trata, se cargará a “Bonos Municipa- 
les de Saneamiento”. 


4. Para el pago: delas obras'referidas-por 
parte de los respectivos propietarios, regi- 
rán las cuotas contributivas fijadas por De- 
o N.* 7234 de la Junta Departamental. 

.Con noticia al. Departamento de Ha- 
ES e intervención de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Monteyideo, a sus :efectos: 


Montevideo, Diciembre 26 de 1952+ 


APROBACION DEL PROYECTO DE” €O.. 


LECTOR PARA LAS ACERAS ESTE Y 
OESTE DE LA CALLE COLOMBES EN- 
-TRE DALMIRO COSTA Y S. BLIXEN Y 
SU EJECUCION POR LA EMPRESA AM- 
BROSOLI. Y LUDZCANOFF LTDA, 


VISTO: El proyecto de colectores prepa- 
rado por la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo para las aceras este y oegte de 
la.calle: Colombes entre las de Dalmiro Cos- 
ta y Samuel Blixeh; 

RESULTANDO: Que dichos colectores 
tienen carácter de definitivos y formarán 
parte de la red de alcantarillado de.la, Ciu- 
dad; 

RESULTANDO: Que-la. Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que por 
motivos circunstanciales, dichas obras po- 
drían ser realizadas como ampliación del 


«contrato de las Obras de Alcantarillado de 


la Guenca del Arroyo Miguelete,..10% Sección, 
Zona del Arroyo del Cerrito, a cargo:de la 
empresa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., ri- 
giendo los precios utiitatios- del. referido: con- 
trato; que dicho procedimiento. Jlenaría la 
dohle ventája de: tener - -pretios convenientes 
para la administración $ -Mayor. rapidez. en la 
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i 


ejecución dé las obras que sí ellas fueran. li- 
citadas; que la referida _empresa ha mani- 
festado su conformidad en ejecutar las óbras 
en la forma propuesta; 


> RESÚLTANDO: Que el aumento de obras 
de que sestrata, puede efectuarse de. acuerdo 
con lo dispuesto, por el artículo 63.” del Plie 
go de Condiciones Generales para-la cone: 
trucción de obras; que el importe de pe- 
sos. 10.000:00 en que se estima ascenderán 
dichas obras «cabe dentro del.sexto del valor 
total-de .los trabajos contratados; 


CONSIDERANDO: Que las obras de que 
se trata éstán en las mismas, condiciones que 
las: comprendidas €n el cóntrato caratulado 
Obras de .Alcantarillado, de lx Cuenca, del 
Arroyo Miguelete, 10? Sección, Zóna del Árro- 
yo “del Cerritó, por cuyp. motivo debérán ha- 
cerse extensiva a éstas, el Decrefó N.? 7234 
de la Junta Departamental que establece: 
“Que para las vbrás de Alcantarillado de la 
Cuenca del Arroyo Miguelete, 10.* Sección, 
Zona del Arroyo del Cerrito, regirán las si- 
guientes cuotas contributivas: cada propiedad 
ton frente a la vía pública en donde se reali- 
cen obras de saneamiento, o que estén cond- 

prendidas en la zona directamente beñeficia- 
da por aquellas obras, abonará una cuota de 
catorce pesos ($ 14, 00) por cada metro- de 
frente qué tenga a la vía pública y una “cuota 
de urí peso con cuarénta centésimos -($ 1.40) 
por cada metro.cuadrado de superficie que 
contenga dentro de una línea de cuarenta 


(40)' metros de la línea del frente”; 


.CONSIDERANDO: Que el referido impor- 
te de $ 10.000.00 corresponde sea. atendido 
con “Bonos Municipales de Saneamiento”; | 


ATENTO: A lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE. 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. Aprobar él adjunto proyecto de colee- 
tores formulado por la. Dirección de Sanea» 
miento de Montevideo- para las aceras .este. y 
oeste de la calle Colombes entre las de Dal: 
miro Costa y Samuel Blixen. .- 


2. Disponer que la constracción de di- 
chos colectores, $e ejecute como ampliación 
dentr odel séxto del contrato celebrado coh 
a , empresa Ambrósohi y Dulzcanoff Ltda, 
“para la ejecución de las' “Obras de Alcantarí> 
llado de la Cuenca del Arroyo Migueleté; J0* 
Sección, Zona del Arróyo tel Cérritó y de 
«acuerdo a las previsiones de-los-artículos $9.” 
y. 63.; -del “Plieg. ode Condiciones, Generales 
¿para lá Construcció. 2 3 too Ñ 


CS “o vi 


p 


ao “La ¿rita de diez inil pesos «($”10:000) 
en que se estima el importe dé los. colettorés 
le que 'se“trAta,.se' cargará” á “Bonós Muniéi 
pales de Saneamientd”. Ao 4d 


4 Bala el pago >: lás obras referidas 
Por .parté, ' “de? los" respettivos propietarios, re- 
irán las cuotas contributivas fijadas; por De- 


creto N.” 7234' de la Jinta: Departamental: 3 S 


as 


5 - “Cón ñóticia al Dopariamente de Ha- 
“vvienda e intervención “dé la'Contaduría 'Ge- 
neral, vuelva" a da Dirección de'Saneamiento 


de Montevideo, a sus, efectos. 
e e d ' 


SE DISPONE L AEJECUCION DE UN 'CO- 
* 'LECTOR.PARA.LA CONTINUACION DE 
.:LA CALLE MATEO VIDAL ENTRE LA 
DE PROPIOS Y. N.* 1 POR PARTE DE 
LA EMPRESA AMBROSOLI Y LUDZCA- 
“-NOFÉ LTDA” ; 


o si 


hK UN 
e 


o 


» H 


£ Mómerideo, Diciembre 26. de 1952. 


no 


Montevideo para la calle Cominasción pe 
Vidal entre la. de Propios y Calle N.? 1 


. RESULTANDO: Que “dicho. a tiene 
cárácter de ¡défínitivo, y Totmará pra de'Ta 


réd' de alcantarillado. de a, ciuda: EA 


' RESULTANDO: ¿Querla' Diretción de” Sa- 
sintió “de Montevideg” expresa que "por 
Hotivós _Sircánstantiales; < dichas” obrás po- 
drían ser realizadas corrio ampliación" del con- 
trato .de, laa obras de. Alcantarillado, de la 
“Cueñita” del «Arroyo Mig delete, 10,* Setción, 
Zoria del "Arroyó del Cerrito, a cárgo “de 'la 
empresa' > Ambrosóli y Ludzcanotff Ltda. ri. 
siendo los precios, unitarios del - referido 
contrato; que dicho procedimiento llénaria 
la dóble Ventaja ride! tének. predios convenien- 
tes par» Ta ¡Ad ministiadión y maybr rapidez 
Ce] la ejecución de las obras, que. si ellas fue- 
ran “Licitadas; qúe la” referida .emprésa ha”: ma- 

nifestado su , conformidad e. .éjecttar,, las 


a ¡en, a, fa rma ropuesta; > 
“ohra Sr Ja qrma, Pr opu: AN AN 


RESULTANDO*-Qué “el"aunierito: de “obra 
de que se; trata, puede efegtuarse, ¿de acuerdo 
«cpn lo «dispuesto, por-£l- artículo, 3.0. «del Plie- 
:gO, de. ¿Condiciones ¿Generales para, la” Gons- 
¿trucción ¿de ¡Obras;.. que, el, ¿Amporte. de pesos 
2. 500 en. -que, se: ¡óstima áscenderán, dichas 
obras cabe: dentrg del. AeXto, ; del' yalor ¿total 
de log «trabajos contratadosz. So Pa 

" CONSIDERANDOQUITAS 'obrás”" de que 


*se rata egtamven MaS inisigastondiciónes q “quie 
lá stomprendidas en el tomtiátOcaratilido 


pa 


EN 


Obrás' de" Alcañitiirillado* de 1a' Cuenca del 
Arroyo Migueléte, -10.* “Sección; Zona del 
Arroyo del, Cerrito, _Por cuyo motivo deheyán 
hacersé extensiváa éstas, el Decreto "Ni? 7,234 
de la Junta* Departamental que, establece: 
“Que para las Sbras de Alcantarillado de la 
Cuenca del Arroyo. Miguelete, 10." Sección, 
Zona, del* Arroyo del Cerrito, regirán las si- 
guiéntes cuotas coritributivás: cada propiedad 
con, frente”: á la vía pública en donde se'rea- 
ficen'o Fs, de “saneámiento “o, que estén com- 

prendii das en'la _zónA directamenje beneficia- 
de pór! áquellas' obras, abonará una cuota de 
Catorce. pegos .. ($ 14; : 00) por, cada, metro li: 
Neal * def frente, que, tenga a Ta VÍA pública, y 
úna cuota de, un eso, con cuarenta centési- 
mos € 1:40) por cada' metro cuadrado de 
súperficie que contenga dentro de una Jínea 
de -cuarenta (40) metros ¡de .la línea del 
frente aa 0 


CONSIDERANDO: Que el referido imppor- 
te: de $ 2.500.00. corresponde sea atendido 
COn» “Bonos Municipales de Saneamiento”; 


“ATENTO: "Alo retos “o, 


yy EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
. MONTEVIDEO, RESUELVE; 


Per 


de Aprobai''el 2djulito proyécto de colet- 
tor fofmuladó por la Dirécción de Sanéamien- 
to de Montevideo para la calle Continuación 
Mateo + Vidal. Entre «las. de' Propios y. calle 


= codS Ls mn ES ADIOS 10 

Y pie Dispone que: la” constricción ' “del re- 
ferido : co. Soo se- e jecuté” como: ampliación 
dentro delséxto*delcontrato”-celebrado .con 


la, «CMPERSA; a, Ambrosoli. y Ludzcanoff Ltda., 
EN la, ejecución de Tas Obras de Alcantari- 


As 


dl cdo 


lado de - la Cugnga del Arroyo. Migpyelete, 10.* 
Sección, . Zona, gel, Arroyo del Cerrito, y, do 
acuerdo a “las previsiones de, los artícrilos '59, A 
y. 63.” rdel Pliego de, Condiciónps- >enerales 
para, Jas CGonejpycción de Obras... : 
Da iia de DOS MIL: dutvibros 
PESOS ($ 2.500.00) en que se estima eli im- 
porte: del: ¿óléotor“de" que se tratas" se: cargará 


EA 


Ss 


am me 


Pa sa y E 
Ag, “Pará. el'payode las abras” referidas por 
arte: de los respectivos” :própiétarios, regirán 
Jas" *túotas 'cóntribtitivas dijádas "por! Decreto 
N.7234 de a qa Depparratmemtal: E 
E Po 
- erolbont nóritis dal Depirtanead de > Hp. 
tieñila évintervención dela Contaduría Gene- 
valovauelvara da Dirección: de Sañermientoldo. 
Montevideo; avensefreioinantsadaalha el mar 


ES 


q e o 


SE! DISPONE LA«EJECUCION-DE; COLEC- 
<:TORESPARÁ sLA! AVENIDA. RECT(EL- 
6. GACION:LARRANAGA:ENTRE-SANTIA- 
GO GADEA Y VIREHIO POR PARTE 
DE LA EMPRESA, AMBROSO LEY UDZ- 
CANO EDT, RR 


A qe Mónisvideo, Ditiembré 26 de 1952. 


de 

"VISTO: + El proyecto” ie msólesiotes propá- 
rado por la Dirección de Saneaniiento de 
Montevideo"para a:avenida Rectificación La- 
rrañaga entre Santjago Gadea Y Virgilio; 


ea 


e." "RESULTANDO: Que dichos eslectores tié- 
nen:carácter:de definitivos.y formarán parte 
de la red: de 'alcantariNado.de:lá..ciudad; 


or RESULTANDO :5 Que la -Difección de Sa- 
ticamiehto: de» Montevideo expresa que: por 
motivos tvircunstariciales, dichas - Obras *pó- 
drían ser realizadas, como ampliación del, fon- 
Yrató de "las “Obras de' “Alcantarillado de la 
'Cuerica. del" “Arroyó Miguelete; -10.* 'Sección, 
iZóná del Arroyo" del Cerrito, 'a «cargo de la 
empresa Ambrosqli” y Liudzéanoft Lida., “HR 
giend los precios "unitarios del referido 'com- 
trato; que, “dicho procedimiento | Menaría “de 
doble ventaja“de tener 'preciós ptás” convénicn- 
“tés Pará “la” Administración” y. ¡mayor rapidez 
Yn la ejecución de*las obras, que si ellas fite- 
Yan Ticftadas;” que Ta"referida empresa ha ¡ma- 
'"nifestado- su” conformidad e “ejecutar: las 
tobras« en la e Própuesta; Y . 
FA . e 

in RESULTANDO! Qué"él >aimento * de obra 
de que'se trata, púede -eféctuafsé “de 'acuertlo 
con lo dispuesto por el artículo-b3.* del Plie- 
o, de, Condiciones Generales, para.la Cons- 
Fndción: de “Obfast “que. el imj orte de Pesos 
$ ap 0. 00 ér “que E estima" astenderán dichas 
¿brás tabe“dentro del sexto” del' valor. total: de 


los" trabajos “contratados; ed 
se EA O ES 


ui CONSIDERANDO: Qué las sobras" “de que 
88 lerata «éstán eñ” Tas: “nismis9) condiciótiés 
que las comprendidas” enel: Contrato cara 
tulado Obras de ados de, la Cuen- 
“á “del “Artoy o” 'MigueTete, aL) Sección,” :óna 
del Abroyo del Cetrito, por dla. mótivo “de 
Bera” "Hácérie” exiendva” “a éstas,, el Decreto 
po 1034 gs, Tx Fúnta” “Departamental que “es 
: "Que Para: las"obras"de “Altántarills: 

de dai 'Cuerica “del Arroyo Misa nelete,. m2 
id Zona Ao “del Cérrito, ¡regirán 
las siguientes cuotas contributivas: ¿ada? pro 
piedad: son frente aula vía, pública-en «donde 
2 tealicen ópras de saneamiento; o) que estén 
comprendidas e; en la- Zona. directamente ] bene: 
ticiada por aquellas. obras. aboñará uná tuofa 


de Catorce pesose($:14700% por Seada:.métro 


E Se Ae 


dé frente". que tenga aula :vía. pública, y una 
«nota. .de In, peso : «op» qnarenta centégimos 
$.1:40) Por cada metro «cuadrado, de super- 
Sicie que; tontepga dentro-*de una - línea: de 
cuarenta, (40) ¡metros de la. Knea. del: frente; 
“CONSIDERANDO: -¿Que- e referido. im- 
porte de-$.5, 000,00 corresponde: sea atendi- 
.do con “Bonos Mnnicipales. de Saneamiento”; 


ze " ATENTO: Alo expuesto; : pa 
T s y 


* FL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
SÓ ; MONTEVIDEO, RESUELVE: Al 


"1," “Aprobar el adjuntó - proyecto de les 
totás formulado por la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo: para la: "Avenida Rec- 
tificación Larrañaga entre Santiago: Gadea y 


Virgglio.. E E 


ae Disponer, qué la ponistruéción de' dichos 
colectores, se ejécúte 'como ampliación, “den- 
tia “el sexto del contrato celebrado cón la 
empresa Ampbrosoli y Luidzcanoff Lítda., pará 
la ejecución “de las. Obtas de. Alcántárillado 
de la Cuenca def Arróyo Migúelete, 10.* Seo 
tión, Zona del Arroyo del Cerrito y de“acuer- 
do a:las preyisiones- de los artículos 59:", y 63.0 
«del Pliego, de- Condiciones Generales. Lens la 
nori de- Opras»;-* A 0 


52% La suma dé GINCO”MIL PESOS (pe- 
sos 5.000.00) en que se estima el importe 

“dé los colectores: de: qué" 3e “ttátá,. Sexcargará 
asfBonos”* Municjpates. de. Saneamiento”: 


E E a a Fan e 

4. Para el pago de-las obras “referidas or 
parte de los propiétáTios respectivos; +egirán 
las -cuotas, contributivas fijadas" ppr: Decreto 


N.> 7234. de la: Junta Departamentaly 4» 


As AA poso 


-...duy Comnaticia cab. Departamentoi de, Ua- 
«cienda: e- interverición 4 la «Contaduría. «Gene- 
zal> vuelvas ¡la Diregciónyde: - Sánégmignto 
a sus efectószl)! y osarirmid vatas [ens 


SE DISPONE TA »EJECUCION:DETUN-£O- 
«+DEOTOR PARADA > AVENIDA ITALIA 
«(ACERA NORTE: ENTRE-€INCINATO 
Y :CALDASPOR-PARTEDE LA: EMPBRE- 
al8As 'AMBROSOLT: $ LUBZENNOFE Ltda. 
col cala rr o raro reas 
oie ei PDicienibre 26 de, 1% 
+92 efe a aol Ud taras al a ns 
end AsTo; O: : El: -proyeoto, Sa Aso plepara- 
do por “a Dirpggión de S nea iento, ¡de on- 
tevideo para la:A venida Al ¡AER Norte) 
¿nte Cincinató 9 aldas y se eos E e 
ssmitoo es seo o (00.008, SOL TA 
ae . RESULTANDOS, ue dio edoledas segs 
carácter de definitivo formará parte; ¿de 
red de alcantarillado de la ciudad; "enmmii 


ñ RESULTANDO: Que Já Dirección «dé Sa- 
tuieamiénto, de Montevideo exprésa que por 
motivos circunstanciáles, dichas .obras po: 
“drían ser réalizádas -COmo ampliación del ron» 
trato de las Obras «de Alcantarillado de la 
Cuenca del: Arroyo Miguelete, 10* Sección, 
Zona del Arróyo: del Cerrito, a cargo derla 
Empresá Ammbrosoli y. Ludzcanofí Ltda., “ri- 
giendo los precios unitarios del referido,con- 
trato; que dicho procedimiento Hlenaría la 
doble-ventaja: de tener precios convenientes 
para la Administración y mayor rapidez en 
la ejecución “de lás obras, que si ellas fueran 
licitadas; que la referida, empresa ha mani- 
festado su conformidad en “ejecutar las obras 
en la forma: propuesta; - 


. RESULTANDOG: Que el aumento de 'obra 
de que se trata, puede efectuarse de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 63." del Plie- 
.820-de Condiciónes Generales para la Cons- 
trucción «de Obras; que el importe de .pesos 
4.500.00 en que se estima ascenderán dichás 
obras cabe -dentro del sexto del valor .total 
de los trabajos contratados; 


y CONSIDERANDO: Que las cuentas de al. 
cantarillado que'aféctan a las propiedades be- 
ficiádas -por' la obra de'que sé trata, ya fue- 
ron formuladas conjunitátiehte co nlas demás 
cuentas torrespondientes a la Cuenca Nuevo 


Malyín; 

CONSIDERANDO: Que el referido im- 
porte :de.$ 4.500.00 correspondé-'sea atendli- 
.do con “Bonos Municipales de Saneamiento”; 


¿ATENTO: .A.lo expuesto: 


“EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
MONTEVIDEO, RESUELVE: 


1. : Aprobar -él adjunto. próyetto de coleo- 
to preparado pot la Dirección de Saneamien- 
to:de Montevideo para la Avenida Italia (ace 
ra Norte) entre Cincinato y Caldas. ' ' 


- 2, Disponer que lu ¡tonstrutción del 're- 
ferido, tolettóf; deejecuté como ampliación 
«demto del sexta del contrato celebrado ron 
la ¿miptesá Ambrósoli y Luadzcanoff Ltda.; pa- 
xa lá ejecrición de la' sObras de Alcantarilla- 
do de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 10.* 
Sección, “Zona del Arroyo del Cerrito, y de 
acuerdo a las previsiones .de:los artículos.59.* 
y 63% del Pliego de Condiciones Generales 
«para la Construcción de Obras. 


3.* “La suma de-CUATRO MIL QUINIEN- 
"TOS PESOS ($ 4.500.00) en que se, estima 
el ¡importe “del colector de. que se trata, se 
targará -2 “Bonos” Municipales «de: Sanea 
miento “ a e 


mo 
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4.” Gori nbticia ul Departaménto, de Ha. 
cienda:e intervención: dé. la Contaduría Gene- 
ral, vielva.a la Directión: de: Saneamiénto; de 
Montexidéo, a £ús éfectos, ] 


SE AUTORIZA LA CONSTRUCCION POR 
LA EMPRESA AMBROSOLI Y LUDZCA- 
NOFF- LTDA:, DEL COLECTOR» PARA 
LA AVENIDA ITALIA (ACERA NORTE) 

" ENTRE ALTO PERU Y MIRABAL. 
A 


“Mohtevideo, Diciembro-26 de 1952,;. 


VISTO: Él proyecto de colector prepara- 
do por la Dirección de Saneamiento de. Mon- 
tevideo para la Avenida Italia, (acera: Norte) 
entre las calles Alto-Perú y Mirabal; 


-, RESULTANDO: Qué dichó “coleótór tiene 
carácter de definitivo -y formará. parte de la 
red. de alcantarillado de la ciudad; 


RESULTANDO: Que la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo expresa que por 
motivos' circunstanciales, dichas obras podrían 
ser realizadas como ampliación.del contrato 
de las Obras de Alcantarillado de la Cuenca 
del Arroyo Miguelete, 10.* Sectión, Zona del 
Arroyo 'del Cerrito,. a. cargo de la empresa 
Ambrósoli y Ludzcanoff Ltda., rigiendo los 
precios unitarios del' referido contrato; que 
dicho “procedimiento lenaría la.doble venta- 
ja de tener precios-cohvénientes para la Ad- 
ministración y mayor rapidez en la ejecución 
de las obras, que si ellas fueran licitadas; 
que la referida empresa ha manifestado su 
conformidad en ejecutar las obras «en la. for- 
ma propuesta;" 


. RESULTANDO: Que él aumento de obra 
de-que se, trata, puede efectuarse de acuerdo 
con lo dispuesto por el articulo 63.” .del Plie- 
go de Condiciones Generales para la Cons- 
trucción de Obras; que el importe de pesos 
3.800:00 ex que'se estima “ascenderán: dichas 
obras vabe dentro del sexto del valor total de 
los trabajos «corttratados; - SN y 


RESULTANDO: Que las cuentas de alcan- 
tarillado: que afectan a Jas propiedades bene- 
ficiadas por la obra de que se trata, ya fue» 
ron, formuladas conjuntamente con las de- 
más cuehtas correspondientés a la Cuenca 
Complementaria e la Avenida, Italia, Vera- 
cierto,. Propios. y el Río de la Plata (Nuevo 


Malvin), 


CONSIDERANDO: Qué el referido inte 
porte de $ 3.800.00 corresponde. sea atendí- 
do con “Banos Municipales de Saneamiento”; 


ATENTO>A Jo éxpliesto:. : . -. 6% 


" EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ; 
MONTÉVIDEO, RESUELVE: 


1.* Aprobar el adjunto proyecto : «de colec- 
tor formúlado por la Directión d ¡éttmien. 
to de Montevideo para la Avenida 'Ttalia (ace- 
ra Norte) entre las calles Alto' Perú y Mi- 
Fabal. 


Ta0íe Disponer que la construcción del re- 
ferido colector, se ejecute como ampliación 
dentro del sexto del contrato celebrado con la 
empresa Ambrosoli y Ludzcanoffí Ltda., para 
la ejecución de las Obras de' Alcantarillado 
de la Cuenca del Arroyo Migueléte, 10.* Sec- 
ción, Zona del Arroyo del Cerrito y de acuer- 
do a las previsiones de los artículos 59.” y -63.? 
del Pliégo dé Condiciones Generales: para la 
Construcción de Obras. 


u 


3.” La suma de TRES MIL OCHOCIEN- 
e PESOS ($ 3.800.00) en que se estima 

él: importe del colector de que se trata, se 
cargará, a “Bonos Municipales de Sanea- 
miento”. 


* 4. Con noticia al Departamento de Ha. 
cienda e intervención de la Contaduría Gene- 
ral, viiélva! a- -14 Dirección de' Saneamiento de 
Montevideo, a sus efectos. ' 


SE AUTORIZA LA CONSTRUCCION POR 
LA EMPRESA AMBROSOLI Y LUDZCA. 
NOFF LTDA. DEL COLECTOR PARA'“LA 

; AVENIDA SIMON MARTINEZ (ACERA 
NORTE) ENTRE ANGEL SALVO Y 
FRANCISCO, CALABUIG. 


Monterldoo 'Digiembre.. 26. de 1952. 

. VISTO: El proyecto. de colector prepara- 
de por la. Dirección de. Saneamiento de Mon- 
to- de Montevideo para la Avenida Simón 
Martínez (acera Noreste) entre Angel Salvo 
y Francisco Calabuig;, 


RESULTANDO: Que dicho «colector tiene 
carácter de definitivo y formará parte de la 
red de alcantarillado de la ciudad; 


RESULTANDO: Que la Dirección. de Sa 
neamiento de Montevideo expresa que por 
motivos circunstanciales, dichas obras po- 


-drían ser realizadas como ampliación del con- 


trato de las Obras de Alcantarillado de la 
Cuenca del Arroyo Migueiete, 10% Sección, 
Zona del Arroyo del Cerrito, a. cargo de la 
empresa Ambrosoli' y Ludzcanoff Ltda., ri- 
giendo los precios unitarios del referido con- 
trato; que dicho” procédimiieñto Henaría la 


doble véritaja"dé"tener preciós cónvenientes 
para la Administración y Mayor rapidez'en la 
ejecución de las obras, qué si ellas firerar li. 
citadas; gue la referida empresa ha, manifes- 
tado 3u ¿6iformidad en ejecútar lan Uhras en 
la forma Pop: F . 

RESULTANDO: dia al aumento de obrá 
de que se trata, puede efectuarse de acuerdo 
con lo dispuesto por el artícilo'63.* del 'Plie- 
po de, Condiciones Generales y pará la Cons 
rucción de Obras; que: el importe de pesós 
3.200.00 en que se estima ascenderán' dichas 
obras cake dentro del sexto del valor: total-de 
los trabajos contratados; A 

CONSIDERANDO: Que las cuentas sde al. 
cantarillado que, afectan a las propiedades he- 
neficiadas por la, obra de que:se trata, ya fue- 


_ ron formuladas conjuntamente con las, demás 


167 


cuentas correspondientes a la Cuenca del 
Paso del Mii * Sección; , "a ] 

CONSIDERANDO: Que el safenido ipa- 
porte de $ 3.200.00 corresponde aea atendi- 


do con “Bonos Municipales de Sanea: 
miento”; Lo e 
ATENTO: “A lo expuesto; A 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE + 

MONTEVIDEO, RESUBINE: a A 

1. Aprobar: el adjunto proyecto de ecle 

tor formúlado por la Dirección de Sanea 

miento de Montevideo' pará. la ¡Avenidg Si- 

món Martínez (acera. orae)S es ¿Angel 
Salvo y- isis 'Calabuig; *- . 


Es Dispóñter ¿ue “lá” cómiótrilcción del *re- 
ferido 'coléctdr, se : ejécute comó “ampliación 


dentro del “sexto' “del “coritrató” celébrádo: 'cóh 


la ,empresa Ambrosoli y Ludzcanoft Ltda. 
para la ejecución. de las Obras de Alcantari- 
llado «de la Cuenca del Arroyo: -Migueleto, 
10.? Sección, Zona del Arroyo del Cerrito y 
de acuerdo a las previsiones de los ártículos 
59. y 63.2 del Pliego de Conditiones- Gene- 
rales para la Construcción de Obras. 


"30 La suma de TRES MIL DOSCIEN. 


TOS PESOS ($ 3.200:00) en que se estima el 
importe del colector de que .se tráta, se.car: 
gará a “Bonos Municipales de O 


4. Con noticia al Dipananiadd de Ha-. 
ciendá e intervención, de' la Contaduría Ge 
neral, vitelva a la Dirección 'de Saneamiento : 
de Montevideo, a sus efectos. SN 


SE «AUTORIZA Ex: CONSTRUCCION+POR- 
” TA" ÉMRESA" AMBROSOLI Y. LUDCA: 
- NOFFE: IDA: «<DEL COLECTOR PARA 

LA AVENIDA: LARRAÑAGA (acera Sur) 
"ENTRE -VIRGILIO -Y ALACANTE. +. * 


2. a DA 
iia nas 26 de 1952. 


"visto: “El proyecto de: rolbaxición de 
golector, preparado, por la Dirección, de Sa: 
neamiento. de Montevideo 'para la Ávenida 
Larrañaga. (aqera Sur) £nire las de Virgilió 


y AligRte oa pe parto 
* -RESULTANDO? Que “dícho colector tid. 


ne carácter de definitivo-y iórmará. parte “de 
la red de alcantarillado de, la Ciudad; 


> 


” ” i eS 


y 'RESULTANDO! ¿Que “la” Dirección tae 
Sán eafuiento de Moñtevideo 'exprésá que por 
motivos _ circúnstanciales, dichas obras po: 
drían* ¿er realizadas * cómo 'ampliación del 
contrato de las Obras de 'Alcantárillado de 
la Cuenca del Arroyo Miguelete, 10* Sección 
Zona" del Afroyo del Cerrito, a cargo de la 
empresa' Ambrosoli' y Ludzcanoff Ltda., ri- 
giéñido los preciós'infitarios del referido con- 
trato; que dicho procedimiento Nenaría” la 
doble ventaja de tener precios convenientes 
para la Administración: y mayor. «rapidez en 
la dp de. e que si ellas fueran 


en la forma propuestas 
a + ey 
«RESULTANDO:. ue al amet: de' eds 
de qué: se.trata,, puede, efectuarse de acuerdo 
con lo dispuesto -par el artículo 63. del Plie- 
go de Condiciones: Gérferales: para: la Cons: 
trucción de Obras; que el importe de 
$ ,1:500-00 en. que.se vestima- ascenderán di- 
chas. 'Bbras cabe, dentro, del sexto: del .yalor 
total de, los trabajos contratados; , y 


$ 
E > 


ya les Y y 
+ 


ME , ET 
. 
. moss $ - ES je . 
* . 1. A Ñ 1 


a 00) 
rd A 


Ea A A 


Mm 
ml *g Y 


a ce 
AAA A 


CONSIDERANDO: :Quelas; guerre, de al- 
cantarillado; que afectan—:a, las ¡propiedades 
beneficiadas por la obra: de que se trata,-ya 
fueron, formuladas gonjuntamente. con las de- 
más cuentas correspondientes ¿A la Cuenca 
del sá, de. los Bocitos Do ¡Sección;, E 


CONSIDERANDO: Que el sdteddí: pe 
porte de $ 1.500.00 corresponde sea atendi- 
do con “Bonos Municipales de PO 

Ñ ¿1 
, ATENTO: MA. .Jp, expuesto; Ñ . E A, 


g 


. EL INTENDENTE. MUNICIPAL DE” dl 
dica RESUELVE? . E E 
Ly oia el iia PiuyEnto de pra; 
Iomgrpió “de: colector formulado. por la Di; 
rección de Saneamiento.¿de' Montevideo: para 
la avenida Larrañaga (acera Sur) entre las 
de Virgilio: y Alicante). oo ÍA 
ta E 18 
2.” Disponer pa la construcción del re 
feridó, colector, se, ejecute .como ampliación 
dentro del sexto del contrato celebrado : con 
la empresa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., 
para la ejecución de' las Obras, de Alcantari- 
llado de, la Cuenca Yel”, Arroyo Miguelete, 
10.* Sección Zona del Arroyo : del Cerrito y 
de acuerdo a las previsiones; ,de los": artículos 
59. y 63%. del Pliego de Condiciones Gene- 
rales pa la Consitutción” de diia : s 
3." La suma de UN. MIL - QUINIENTOS 
PESOS ($..1.500.00). en que se estima eli ¿im- 
pe del colector de que se, trata, sé" cargará 
“Bonos Municipales de “Saneamiento”. 


a + 
1 Maras s 


4.” Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda e interventión de la Contaduría Ge- 
neral, vuelva" a la Dirección de- -Saneamiénto 
de Montevided; * a size" ' efectos, ¡A lo 


ll Lo 
+ 


Dirección de Talleres y Transportes . 


Ing. ALBERTO TOURNIER 


Director 


4 


Sr. ORLANDO DE LOS CAMPOS 


Secretario 


SECCION “TTALLERES SECCION "TRANSPORTES 


Jefe, Antonio L. Freitas Jefe, Antonio Antúnez 


Consideraciones Generales 


Durante el ejercicio 1952, la labor realiza- Además, su Sección Transportes, ha des- 


da por la Dirección de Talleres y Transportes arrollado una intensa labor ya que, durante 


ha sido, como en ejercicios anteriores, des- a di d 
d ene] z di este ejercicio totalizó mayor número de ho- 


arrollada con un intenso plan de trabajos . - 
ras de labor con sus camiones que en perío- 


consistentes en construcciones y reparaciones 
ab , dos anteriores. 
de obras de distinta índole y para la aten- 


ción de los servicios de la casi totalidad de  - Como podrá apreciarse en los cuadros sub- 


las reparticiones de la Comuna. siguientes, los trabajos realizados alcanzaron 


Entre las reparaciones y atención de ser- a la cantidad total de $ 1.154.513.70, 


vicio, se encuentra comprendida la labor dé 
es . Acompañan además a esta reseña algunas 
sus talleres mecánicos, que ejecuta las repa- 


; 3 foto ermiten apreciar parte de la la- 
raciones generales de la flota de camiones y. ASP ab p la 


máquinas de distinta índole que cumplen los hor desarrollada, como también la de algu- 


distintos servicios a cargo de la Intendencia. no de sus locales de trabajo. 


e. 


mé 


DS TT 


DIRECCION DE TALLERES Y TRANSPORTES 
TRABAJOS REALIZADOS 
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e 
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TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL AÑO 1962 


ERE ENTREN 


MATERIALBDS | 

Cantidad -—— MANO gh 

TALLE TRABAJO Ad. o remt- TOTALES *| 
ea : 5 lae Trabajo RO De Talleres | DE OBRA ; 


Construcciones! .. 1.318 |g$ 19.141.46 |$ 58.479.65 |$ 178:078.18| $ 255.699.29 


Centrales .........- ¡Reparaciones .... 4.742 E 2.515.52 |” 149.019.75 |” 359.562:43| ” 511.097.70 | 
Trabajos varios .. 740 |”  1.145.01 |” 26.791.55 |” 68.109.47] ” 94.046.03 
TOTAL ... ... TOTAL ..... 6.800 |$ 22.3801.99 |$ 234.290.95 | $ 603.750.08 $ 860.843.02 


Construcciones .. $ 18.081.00 | $ 20.619.71 |$ 45.243.64 78.949.36" 


e 


Cerrito Reparaciones ... » 46.293.713 |” 119.421.45| ” 165:715.18 


Trabajos varios . ”» 9,136.15 |” 39.870.02 49.006.15 


- TOTAL ........ E 13.081.00 | $ 76.049.567 |* 206.50.11.| $ 293,670.68 | 


TOTAL POR TRABAJOS 


Construcciones .. 1.956 |g 32.222.46 |$ 79.099.386 | $ 223.326.82| $ 334.648.64- 
j 
Reparaciones ... 8.113 |” 2.515.52|” 195.313.438 |” 478.983.88| ” 676.812.88 
Trabajos varios 944 |”  1.145.01 |” 35.927.63 |” 105.979.49| ” 143.052.139 
a 
| TOTAL .... 11.013 | $ 35.882.99 | $ 310.340.532 | $ 808.290.19| $1:154.513.70 
; . 
EA A A a e 
1 
TOTAL POR TALLERES 
laa ...o..o 6.800 y mias $ 234.290.95 | $ 603.750.08| $ 860.843.02 
CerritO .........- 4.213 | ” 18.081.001 ” 76.049.57 | ” 204.640.11| ” 293.670.68 
$ 35.882.99| $ 310.340.52_| $ 808.290.19 | $ 1.154.518.70 


| TOTAL ..... 11.013 
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CONSTRUCCIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 1952 


| JORNALEDS | TOTALES 


OBJETOS 


Banros de plaza 


Cajones para herramientas- . 


Escaleras varias 
Cajones para .tarns 
Cajones féretros 


Letreros «para Tránsito. y Escuelas 
Listones para bantos 


Mugbles varios 


Mesas e implementos p/Mércados, .. 


Quioscos para la. carne 


Instalac. en. Proveeduría y Almacén 


Muebles Archivos . 
Mamparas 


JB) Accesorios para carros 


o mamros | car | mar 


Arreus para carros Y animales .... 


G6 
Camas 'para, ruedas 
Jerga fié arpillera . 
Pecheras 
Rayos para Muedas . 
Varas para carros . 


A) Trabajos de Carpintería 


Zapatas para: carros 


Construcciones para 


para yugulllos............ 


e. .o..ooooonoo.. 
an. ir r......oos 
e......o. ronoo.. 
e. o...oo.. roo... 


stock 


Escobillones de piazaba ....... > 


Accesorios para cocina A 


Fundiciones varias. 


E) E) Trabajos varios'e varios: 


) 
a 
ho, 
E) 


Gampatá de hora da scada de horno. . 


roo sonoro. oon.» 


Efectuar trabajos en gelpón. Almac. 
Graderías Estadio - -Párque -Rod6 '... 


Implementos para puestos de carne 
instalación de cafierías en Plazuela 
Letreros varios .... 
Toldos para camiones 


Puertas para colectos ....... cs 


Refugio pára peatones ........... . 


[C) Construccior Construcciones para stock 
JD) [D) Trabajos de de Fundición 
_ Tanque para barométrica . 


Trabajos varios 


Trabajos de carpintería 
Accesorios “para ' carrós 
Construcciones para stock 
Trabajos de fundición 


RESUMEN 


ero noonrno.»» 


I1 


DE 


MATERIALES 


£ 


$ 956.80 


67.510,17 


3.667.53 


CONST 
$ 67.510.17 $ 99.100.73 
E 3.667.53 ma 5.620700 
de 19.571.883 7 7.876.50 
E 1.928.75 de 2.588.50 
sl 18.643,49 ”  108.141.09 
Y -111.321.82 $  223.326.82 
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8.785.48 
10.836.40 


19.571.88 


1.928 75 


RUC 


$ 2.630.93 


» 1.480,70 | ”  2.851.05 
” 645.94 | ” 1.743.00 
» 308.15 | » 748.50 
»  1.063.44 | ”»  1.008.00 
” 2,340.50 | ” 2.745.70 
” 740.60- |.” ' 610.80 
” 32.748.710 | ”  53.188.75 
»” 1,072.40 | ” 1.930.00 
»” 17,483.50 | ”  12.748.50 
6.402.41 | ”  12.252.00 

» 1.153.968 | »  2.784.00 
"1,113.07 | ” * 4.860.00 


$ 1.348.00 


E 643.50 
»” 780.00 
» 317.00 
» -856.00 
»” 735.00 
” 630.50 
” 310.00 


$ 5.620.00 


2.138.00 
7.876.50 


> 1.840.00 
$ 2.588.50 


$ 232.00 
% 4.692. 

»1*+ 2,082.00 
El 3.027.00 
y 247.50 
Ñ 1.487.00 
E 785.00 
A 1.236.00 
2 6.156,00 


E 540.00 


'.. 108,141.09 


CIONES 


Es 99.100.73: 


$ 1.691.50 
sn 903.30 
A 1.610.40 
"S 348.40 
A 1.336.55 
le 1.315.32 
Ñ 1.340.93 
S 740.58 
o ces 


5.738.50 


¡rn a rar 


748.50 


45 


87:656:14 -:] > 


$ 3.587.73 
2 3.831.75 
ze 2.888.94 


»  1.056.65 
” 2.071,44 
” 5.086,20 
” —. 1.850.90 
” 85,937.45 
” 3.002,40 


” 30.232,00 
” 18,654.41 
”  “3.937.96 
"5,437.07 


$  166.610.90 - 


$ 9,287.53 


14.473 .98 
y 12.974.40 


$ 27.448.38 


1.896.80 
él 3.120.465 


988.62 
"7,030.87 
” —3.886.70 
A 4.825.80 
” 7 484.25 
” 2.467.830 
”  1.679.00 
” 2,418.19 
” 11.868,18 
” 1.030, 


$  126.784.58 


$  166.610.90 
"—9.287.53 
” — 27.448.38 
» 4.517.25 


”  126.784.58 


$  334.648.64 


E INTENDENCIA 
Ñ MUNICIPAL 4. 
MONTEVIDEO 


Vista parcial de la Administración, con mobiliario construido en sus talleres. 


Vista parcial del Taller Mecánico. 


Construcción de cepillos para el barrido de la ciudad. 


Un sector del Taller de tornería mecánica. 


Rectificadora de cigiieñales para completar el ajuste general de motores. 


A 


Ye 


REPARACIONES EFECTUADAS: EN EL «AÑO; 1992.- 


OBJETOS 


A) Autos, Camiones y accesorios 
E EEN NE 


Autos  .-. 


ZO 


«Baterías mom... PR ai ; 


Camionés Dirección LimpieZg ,- - 


; y 
Camiones Dirección "Talleres 


E 


- 'v:Camiones Dirección Varias 


Cámaras 


Motos 


L 1 r 1 e 
Motores para camiones ......... A 


Omnibus 


f 


|. "Camiones Dirección Abastecimiénto 


e 
oo... Locarno oono.o., 


B)* Cartús regadoras y accesorios 


Arreos para carros y animales ... 


A A o 


Charrets 


Carritos bomboneras 


Regadoras 


4 
Ruedas de Carros ............ PEN 


Varas para carros 


ro noo 


Parera porros .on..a 


.oonponssnnoo».s 


C) Máquinas barredoras, y, accesorios 


Cepillos fibra acerada 
Cilindros de paja brava 


Máquinas barredoras 


Mn 


Alquitranadoras 


Cilindros aplanadoras 


Compresores 


:Máquinas Mastic: Asfalto 


Ñ «Tractores 
ny 


Vagonetas 


D) Altquitranadoras cilindros etc. 


condor... pro. oros. 


dr. .orarsoonoorno,a 


a. oonoaomorrnarnrr*.onoo. 


CANT- 


210 
2.830 
3.565 
301 
345 
2.071 


748 
1.830 
1.575 


MATERIALES, 


$ 9.748.30 
> 755.80 
y 42.748.60 
” 23.894.70 
ds 12.236.94 
4 14.340.31 
só 1.187.717 


» 694.81 * 


y 1.324.14 
» 2,484.17 


e 


$  109.915.54 


et. 


$ 3.875.48 
Ed 5.748.830 
» 482.76 
z 937.36 
” 1.953.70 


E 7.839.40 
7 1:348.19 
$ 22.185.13 


$ 19.643.80 
E 9.740.00 


e 17.884.30 


$ 47.268.10. 


$ 1.484.55 
” 3.951,32 
» 2,132.80 
de 884.55 * 
|” 7.634.388 
A 231.10 


15.819.20 


” 


$ 


$ 


JORNALES 


15,748.00 
1.230.00 
98.945.00 
* 65.794.00 
36.845.00 
35.248.00 
997.00 
2.948.00 
3.148.00 
4.728.00 


265.631.00 


11.423.00 
20.894.00 
1.348.70 
3.347.00 
3.485.00 
13.847.00 ' 
284700 
57.191.720 


7.834.00 
35.835.090 
81.847.00 
75.516.00 


5.988.00 
6.834.00 
4.600.00 
1:984.00 
12.977.00 
985.00 
33.368.00 


TOTALES 


25.496.80 
1.985.80 
141.693.60 
89.688.70 
49.081.94 
50.088.381 
2.184.717 
3.642.81 
4.472.14 
7.212,17 
375.546.54 


15.298.48 
26.642.30 
1.831.40 


4.284.86 
5.438.70 
21.086.40 
4:195.19 


79.376.83 


27.477.890 
45.575.00 
49.731,30 
122,784.10 


y 


7.472 55 
10.785.82 
6.732.80 
2.368.55 
20.611.88 
1.216.10 
49.187.20 


REPARACIONES EFECTUADAS EN El. AÑO 1952; 


g 


JORNALBDS > || TOTALES 


OBJETOS 


E) Trabajos varios 


Armar “palcos para varias instituc. 21 $ 1.830.50 $ 4.681.00- $ 6.461,50 
Bancos A A 80 |» 4168.32 | ” 698.00 |” 11.132.382 | 
Demarcar Zonas de Tránsito ..... — dd 1.151.96 44 1.917.00 id 3.068.96 E 
"fifectuar trabajos en el Subte ..... — » 1.732.00 | ” 1.800.00 | >” 3.532.00 ] 
Herramientas Dirección Limpieza . 831 Ss 755.32 8 2.834.00' dd 3.589,32 
Herramientas Dirección Talleres . 955 e 1.622.40 > 5.230.00 ” 6.852.40 : 
Herramientas Dirección Vialidad . 5.184 >" 2.948.30 es 6.432.00 hd 9.380.30 ] 
Lotreros VaTio8 .....o..ooooomommooo 200 * 949.50 Ml 2.748.00 dl 3.697.50 i 
muebles varios .00cccccocccconios. ] =>» 56803 |»  7.777.00 | »  18.407.85 | 
Quioscos de la 'Carme .....ooo.... e 10 dl 3384.50 | ” 985.00 | ” “ 1.869.50 . 
Reparaciones varias Teatros Mples, A 639.99 |.”  2.783.00 |” 8.872,99 
Reparáclones varias Mercados .... — y 730.50 | ” : 2.234.00 » 2.964.50 


Trabajos varios en Talleres varios . —- ” 17.190.083 | "  106.987.67 124.177.75 


1 » | 
7 


39.713.72 192.970.39 


ú . RESUMEN “DE REPARACIONES 


$  265.631,00 ” 
» 57.11.70" 


$ 375.546.54 
»* 79,376.83 


A) Autos Camiones y accesorios ..... $: 109.915.54 


B) Caros Regaderas y accesorios .... d e 22.185,13 


s 


CG) ' Máquinas Barredoras y accesorios . + 47.268,10 »  T5516,00| ” 122,784.10 

ID) Alquitranadoras Cilindros ete. ....|. E 15.819.20 ” — 33.368.00 ” 49,187.20 

E)' Trabajos Varios L....oooooocoion.. 2" 39.713.72 153.256.67 | ” 192.970.389 
TOTAL ...... $  234.901.69 


584.963 .37 


819.865.06 


223.326.82 
584.963.87: 


$  834.648.64 
$  819.865,06 
$ 1.154.518.70 


Construcciones .......oooooo.o.. . 


Reparaciones .s 


errors carr ro coro 9 


808.290.19 
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TRABAJOS "EFECTUADOS: ¡PABA.:LAS ¿DISTINZAS, DEPENDENCIAS 


DURANTE EL ¡AÑO 1952 


1. 3cOFICINAS 


Adm. Hotélés y Cagltios 


E Pa, ev ds 


“Cóniát,.  ” 
“Rep. ” 
“Trab. “Varios 


$ ..:547:82 $ 390.60 
” e 744 2.426.79 
Epia 12.00 


A 


Rep. . 
"Trab. Varios 


$  a5:8sT| $ 120.60. 
e, "0,18 | ” 1.368.00 


MS E: 
Banút Municipal SS 


¡A 


$ .509.91| $ 2.690.55 
e 198.53| ” + .536.60 
sá 5.45] ” 174.60 


. A 


Comisión M. de Cultura 


-Cónst. 
Rep. 
Trab. Varios 


: Rep. 
Trab. Varios 


$ Cxasets| y 1.49450 
»  '155.21| ”  1.239.40 


6ntisión Téatros- Municipales: 


mono. 


Comité Ejecutivo de' Fiestas a 
] : $ “S9. 10 
E S g . 6,90| >” 36.00 

Departamento de Arquitectura És 5.64| >. ; 120.00 f 


1 


11.572,45 


Departamento de Hacienda 


, 


o 
= 


Departamento de Higiene $  275.66| $. :1.440.00 


a 


$ . 10w84| g 270.00 
3 11.26 ” 42.08 


t 


"> 


Departamento de Obras 


q E y $ : 626.28 | $  4.164.60 
Direc. Abastecimiento y Frig: | : 
4 Trab. Varios . 12] > 24.00 


—A 


Es LES "Const; 
Dirección de Arquitectura “Rep. 2 87,281 ” 2.878,30 
e “Trab. Varios * ”. -:362.61/ »  1.176.00 


te meo . F«Const, 3 $ >-34.14| $ 1. 069. 20 
Direcc. Censo. E. y R. E. Civil 


¡ lao 
Trab. Varios E 15.46] q 72. 0) 


+ | 


t 


Qe "Const. 
Dirección de Contaduría ” ad 


$ ,184,46| S  7.382.40 


s 


$ .:656.82| $ 4.273.00|. 


” 15.824.40| » 37:745.86|-. 


$  1.918%93| $ 15.665.78 


"Totales 


$ 938.42 
”, 2,640.B8 
> 12.00 


$. :. 166.47 
“1,438.48 


$. 1071506 


$ 375.84 


2. 538% 


6.359.82 
- 44. 682.02 
25.52 


$ 25.179,69 
"4. 2.965 58 
1.538.61 


1.515.09 


ies 


di 
87.46 


Const... $ 57.211 3 168.10 
Dirección de Helene dos la Rep. s hs 56.82) *:> 5ams0l.. 


¡Alimentación 


Trah, Varios po, 166.28] ” 1.668.060 


Const. $ 626.74] $ 97.92 $  1.757.25 


Dirección de Instalaciones Me:|- 
cánicas y Eléctricas 


Trab. Varios . 14.10 | ” 48.00 
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Dirección de Limpiezá.y Usina] “Rep. 


portes 


AAA 
. Const. . 
Dirección dé. Tránsito Público|'*Rep. $ 241.43 
Trab, Varios 
_ Const. $  1.585.79 
Dirección de Vialidad "Rep. e 562.60 
Trab, Varios 
lo - "Const. sb $ 75.80 
IDirección Escribanía Municipal|_ : 
e Const. $  3.434.23 
Intendencia Municipal Ñ Rep. Y 496.34 
. ES Trab. Varios » 994.74 
y Const. 
Dirección Inspección General 
a 
A “Const. 


TRABAJOS EFECTUADOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS 


DURANTE EL AÑO 1952 


: 


OFICINAS TRABAJOS 


e 


rez el Comst. 


Trab. Varios 


, 


e Const, 
Dirécción de Paseos Públicos | “Rep. 
j Trab. Varios 
Const. 
Dirección Plan Regulador 
Const. 
Dirección de Rentas + “Rep. 
Const. 
Dirección de Salubridad Rep. 
de Trab. Varios 
/ y "Const. 
Dirección de Sadeamiento Rep. 
] Trab. Varios 
Dirección de Talleres y Trans-| COnst 
' Rep. 


Trab. Varios 


1 


d 


Adquiridos 


$  1.799.57 


$ 


$  —1.418.55 


$  1.137.44 
$  5.939.91 
” 103.19 
» 9.50 


Jardín Zoológico Municipal Rep. 


Trab, Varios 


«Vonst. 2" 


+ a o” 


Dirección Mayórdomía Mpal. Rep. 
E 0% Eo 


* 


- .s 


Museo Circulante Rep. 


s 


“8 


¡AAA 


184 


171.85 


MATERIALES 


10 


De Talleres 


Totales 


19.348.783 | $ 46.941.73 
93.845.8£ | ” 199.847.31 
5.734.83| ” 19.833.42 


13.484.55| $ 24.249.35 
10.936.84 | ” 43.840.00 
5.637.42] ” 10.936.48 


153.57| $ 881.08] $  1.206.47 


806.961] 4  8.236.95| £ 10.462.46 
33.33] ” ' 91.90] ” 125.23 


192.49] $  1.519.70| $ 2.849.683 
259.76] ”  1.510.96| ”  1.770.72 
'" 15.20| ” 18.00| ” 33.20 


1.491,14| $ 9.712.63| $ 17.143.68 
38.576.84| ”' 9.948.713] ” 13.628.76 
128.48 | ” 276.00 | ” 413.93 


A _ _— 


$ 28.342.50] $ 68.562.234] $ 96.904.830 


” 


” 


$ 


” 


$ 


” 


55.635.80]| ” 124.856.588, ” 180.492.68 
16.843.65| ” 32.734.551] ” 49.578.20 


454.14] $ 818.28] $ 1.272.:12 
507,41| ”  1.788.80| ”  2.537.14 
1.157,96] ”  1.917.20| ” 3,075.16 


5.984.36| $ 10.384.706] $ 17.954.91 
7.348.95] ” 30.749.55| ” 38.661.10| 
546.50| ”  1.738.46| ”  2.285.26 


128.68] $ 733.65] 4 938.13 


2.217.90| $  6.450.00| $ 12.162.15 
84.03] ” 964.00 | ”  1.544.87 
4.348.08| ” 32.485.70| ” 37.828.52 


11.33| $ 72.00 


3.941 $ 88.00 
86.34] ” 524.30 | 
4.50]. ” 48.13 


[2 orreectnis | 


79.80| $ 99,00, ” 178.89 
1.036.18| $  5.244.55] :$  6.280.73 


19.08| $ 335.78] $: 354.80 


t 


— e Pri siria Neg lil rl AN 


> 


FRABAJOS EFECTUADOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS 


DURANTE EL AÑO 1952 


MATERIALES 


Mano de 
OFICINAS TRABAJOS >»  « | Totales 
Adquiridos | De Talleres Obra: 
. Const. $ 334.59]| $ 144.64j $ 477.20 956.43 
Oficina Contralor de: Obras 
loficina Censo Tarjetas le Const. 7 $ 388.77 | $ 54,09 142.47, 
Leche 
' , Const. $ 1.556.04| ” 300.13| $  3.827.00 5.183.17 
lOficina de Expendios Rep: ”  4.836.53| ” 11.863.54 16.200.12 
1 Y ,l 
j Const. $ 114.10 $ 177.30| $ 699.00 990.90 
bOficina Jurídica Rep. » 3.82| ” 49.50 53.32 
: Const. $ 18.001 $ 347.84| $ 394.35 760.19 
Oficina de Necrópolis Rep. ” 193.70] ” 486.75 630.45 
Trab, Variog * $ 140.77 | ” 38.10] ” 172.55 351.42 
: Const. $ 259.18| $ 665.10| $ 924.28 
Servicios Médicos Municip. 
oficina de Propaganda e Infor: Const. $ 64.921 $ 249.96] $ 828.00 | $ 1,142.88 
maciones 

: Const. $ 29.23 | $ 265.25 | $ 294.48 

Velódromo Municipal ] 
Trab. Varios $ 381.55] ” 447.90] ” 829.45 


TOTAT: 
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$ 35.882.99| $ 310.340.52] $ 808.290.19| $1.154.513.70 


es 
á .. 


Dirección de Instalaciones: Mecánicas y Eléctricas 


Ing. ROMEO A. OTTIERI 


Director 


SPENCER O. BERRETA 


Secretario 


SECCION ESTUDIOS Y OBRAS 
(ALUMBRADO PUBLICO) 
Ing. Jefe de Sección Sr. Gilberto Baldovino 


SECCION PROYECTOS Y OBRAS 
Ing. Jefe de Sección Sr. Ulises O. Puig 


SECCION INSTALACIONES PRIVADAS 
(ASCENSORES Y MONTACARGAS) 


Ing. Jefe de Sección Sr. Oscar Brum Guerra 


SECCION MECANICAS Y SURTIDORES 
Ing. Jefe de Sección Sr. Miguel A. Canony 


DIRECCION DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELECTRICAS 


GRAFICO DE INTERVENCIONES 
DURANTE EL AÑO 1952 


SECC.INST. PRIVADAS SECC.INST. PRIVADAS 
(MECANICAS yCOMB) (ASCENSORES y MONT.) 


INTERVENCIONES : ¡INTERVENCIONES : 
756 


SECC. ESTUDIOS y OBRAS 
(ALUMBRADO PUBLICO) 


INTERVENCIONES : 
547 


SECC. ESTUDIOS y OBRAS 
(VARIOS y TALLER) SECCION TALLER 


INTERVENCIONES : INTERVENCIONES +: 
y 4.179 


Am 


Consideracionés” Generales 


Informe circunstanciado sobre la 


por 


ALUMBRADO PUBLICO (PROYECTOS) 


Se han proyectado las siguientes instalacio- 
nes de alumbrado público: Rambla Pte. To- 
más Berreta desde el Hotel Miramar al Arro- 
yo Carrasco, 26 columnas de campo con 2 
brazos cada uno (Provisorio); Ing. Luis. P. 
Ponce entre Rivera y Bvr. Artigas (ensayo 
fluorescente) 7 columnas altas c/21 artefac- 
tos; Pasaje Hnos. Ruiz entre Av. Agraciada y 


Adolfo Berro, 4 columnas “A”; Rambla Rep. * 


del Perú entre Ramón Massini y Buxareo (y 
plazuelas) 24 columnas “J”;A v. Lezica y Ye- 
gros y Av. Lezica y Calderón de la Barca, 2 
colgantes; José Ellauri entre G. Pereyra y 
Bv. España, 27 columnas “F”; Bermúdez de 
Gonzalo Ramírez al cierre, 1 farol de brazo 
y traslado de otro existente; Adolfo Berro 
frente al 1109 (Escuela de 2.” Grado N.” 27) 
1 columna “A”; Plazuela Arrechavaleta (Mi- 
llán, Larrañaga y Suárez), 7 columnas “N” 
(definitivo); Av. Gral. Paz entre Germinal 
y Bolivia, 7 faroles de brazo y traslado de 1 
existente; zona de Lezica y Colón circunda- 
da por calles Yegros, Colman, Fauquet, De 
las Tropas, Melilla, Sienra y C. Guerra, 115 
faroles de brazo, 184 colgantes, y traslado de 
7 brazos (en 2.* etapa se prevee la instala- 
ción de 49 colgantes y 63 brazos); J. Quesa- 
da de Guaviyú a Gral. Flores; Andrés La- 
mas de Propios a Gral. Flores; Continuación 
Gral, Flores de Lavandeira a Gral. Flores, 17 
faroles de brazo; Chayos de Cochabamba: a 
Areguayti, 15 faroles de brazo; Rambla Wil- 
son frente a Bv. Artigas (curva) 5 columnas 
“A”; Plaza de Deportes N.” 7 del Paso del 
Molino (Agraciada, Fco. Caballero y Díaz y 
García), 30 columnas “A”; Cno. Gori desde 
Cno. Las Flores a Av. Simón Martínez, 23 fa- 
roles colgantes; Rivera”de Sodxa Cotríércio, 
71 faroles colgantes en sustitución de 124 bra- 
zos instalados; Carapé entre J. Requena y 
Municipio, 3 colgantes; zona Juan P. Laguna 
comprendida: por Carlos de la Vega, Córdo- 


esta. Dirección durante el 


labor cumplida 


Ejercicio 1952 

ba y Vías del FC., 52 faroles de brazo; .Rive- 
ra frente al Cementerio del Buceo (Mercado 
de Flores) 11 columnas “A”; Ruperto Pérez 
* Martínez, de Agustín Muñoz a José Castro, 
9 brazos y traslado de 1 existente; refugio 
para peatones en Ricaldoni entre Alarcón y 
Llambí, 2 columnas “D”; vía de acteió al 
Club 'de Golf (Punta Carreta), 8 columnas 


e “A”; y" Grupo- escultórico La Diligencia 


(Agraciada y Castro), 2 columnas altas «con 
4 reflectores. 


Además se ha-proyectado alumbrado para 
los predios destinados a deportes a saber: 
Velódromo Municipal, 2 columnas de cemen- 
to armado de 20 mts. de altura con platafor- 
ma súperior con 10 reflectores cada'una'; Pis» 
ta Oficial dé Atletismo, 6 columnas bajas y 
además instalación de 6 reflectores c/lámpa- 
rás de 1.000 watts e/c/u. de las 4 columnas 
altas situadas frente a las plateas, y de 15 ar- 
tefactos con brazo, con lámp. de 1.000 watts, 


.. 2 p mis. 50 sobre el nivel del suelo en las 15 


columnas (altas y bajas), emplazadas a am- 
bos lados de la pista. Cancha de basquetball 
de Plaza Las Bóvedas, 4 columnas de hormi- 
gón armado de 10 mts. de altura dotadas c/u. 
de 2 reflectores c/lám. de 1.000 watts; y Pla- 
za de Deportes del: Barrio Olímpico, 12 co- 
lumnas “A” c/lámp. de 200 watts. 


ALUMBRADO PUBLICO (REALIZADO) 


dí 
1, . Instalación de alumbrado público en la ca- 
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lle Dufort y Alvarez; Minas entre Constitu- 
yente y Lavalleja; zona de Piedras Blancas; 
Las Acacias y zona N.O. del Barrio Ituzain- 
gó; Ramón Anador entre Ricaldoni y Pro- 
pios; Guillermo Tel; Ramón Anador y Ros- 
sell y Rius; Liceo Nocturno (alrededores); 
Universidad de Mujeres; Plazuela M. More- 
no y M. Caseros; Av. Italia y Centenario; Av. 
Julio M.* Sosa; calle Haití, Castellino y otras; 
Rambla Rep. del Perú de Br. Artigas a Váz- 


quez Ledesma; Plaza Larrobla. Todo lo cual 
compone un total instalado de 409 faroles de 
brazo, 42 faroles colgantes y 64 columnas. 


SEÑALES LUMINOSAS PARA EL TRAN- 
SITO DE AV. 18 DE JULIO 


Las señales de referencia están gobernadas 
por un control patrón .(ver..grabado) el que 


» pd - . S s 
cuenta con” guardiz permanente .de personal: 


técnico, durante el horario de señales en fun-_. 


cionamiento. 


Con dicho eqúipó «¿e contrala' todó el sis: 
tema, ya sea, manuálmente o en'forma auto- . 
mática. Pueden determinarse tódos los cam- 
bios que se deseen realizar automáticamente 
""¡duráñte “uha 'seraña.- Horas “de comienzo y 
-.de"fin, 9" horas: “en las qué se: desee modificar 
la velócidad : ta que, se debe: desplázar el trán- 
-sito pára éncóntrar siempre señal verde (sin- 


. «crohiámo) lo quese óbtieng modificando el 


7] 


tieínpo tótal del ciclo comipleto. 


Para Di el sincronismo es necesario 


wi-que'iñedie cierto 'lapso: entre los instatites en 
* que se encienden las luces verdes:en cada 'cru- 


ce. Esto se realiza con el control patrón, el 
que ajusta esos tiempos en todas las esquinas 
, una vez en cada ciclo .(aproximadaménte una 
aprieta :a' punto cada minutó). ¿ 


Para facilitar posibles ajustes o reparacio- 
«nes, en este control.se ha previsto. un doble 


- «control, pudiéndose. pasar de“uno a otro en 


”. 


« 


una fracción. de. spgundo, si «es que fuera ne- 
cesarios, Es : 


Para" él' caso ode que el Cuerpo de Bombe- 
ros, la Policía o.la Asistencia Pública debie- 


ra utilizar la Ay. 18 de Julio, desde él con- 


trol patrón ge- pueden. pasar a rojo todas las 


] señales, inmediatamente, lo que detiene el 


irángito., * 

Además, .este aparato admite agregar 'ma- 
ydr tiúmero de semáforos y, por consiguien- 
te esquinas, ' pudiéndose” sincronizar tanto ca- 
slles laterales como transversales. 


Los controles, secundarios de, cada esquina 
hacen 'posible ; manejar manualmente una de. 
terminada esquina, independiente de las res- 
tantes. : 


DIVERSOS” PROYECTOS PREPARADOS 
j POR ESTA REPARTICION 


— Alimentación: ton _Agía surgente en el 


Serv. de eros: 


E elevadorés. paras féretros Pliégo). 


, 


—Montacargas para el Merc. Vecinal de 
La Teja. 


—Transportadores eléctricos para docu- 
mentos. 


—Aire acondicionado para el restorán “El 
A guila”. 


o. 


r 


7 —Histalación: elécifica para Usina de As- 
falto. DN 


-—Horno de Pepontería para el Parque Ho- 
tehioco. i 


.—Cabina de protección para el Teatro 
Solís. 


“Torres para inst. del aero' Carril! en' Pla- 
ya Malvín. (En. base a planos de Hasencle- 
-ver. . Alemania); 


" —Generador de hielo para el H Casino 
Carrasco. 
"a 


Bomba proa la: Piscina de Trouville, 


A cliente pará, el US «Casino | :Ca- 
+ FTAsco. . E 
; 

Elevadores automáticos. de Há para 

,el Teatro Solís. * 


. «s 
Y 


—Estructura.. de Hormigón Simado para el 


Planetario. de Montevideo., : 


—Tubos neumáticos para diversas * répar- 
titiones. 


re 


PRINCIPALES LICITACIONES ' 
EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 1952 


4 


— Instalaciones eléctricas Mercado Cen: 
* tral. 

: —Amplificadores p/Camionétas de. De de 
Tránsito Público. E . 3 
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. 


ro para la D. de Limpieza y 
Usinas. 


0 


4 da dé carga Mercado de La dd 


e . « 


y 


bo. y “Úsinas Alcedo.” , 


OS acondicionado restorán El Aguila 
(2.* etapa) Verano. . j 


a Ñ 


—Elevádores de herses P “T. Solís. 


—Cabina de, protección po T.. Solís 


Alumbrado público a base de luz de mercurio. Lámparas de 400 vatios. Av, 8 de Octubre 
entre Morales y Presidente Batlle, (Luz azul). 


Alumbrado público a base de lámparas de sodio de 140 vatios (luz amarilla). Av. 8 de 
Octubre entre Dr. Albo y Estero Bellaco. 


Semáforo de señales luminosas para el tránsito de la Av. 18 de 
Julio entre Andes y Ejido. El control maestro de este sistema, está 
emplazado en el Palacio Municipal. 


Control maestro de señales luminosas para el tránsito de la 
Av. 18 de Julio. Emplazado en el Palacio Municipal. 


mi 5-92 oasa 


NUEVA PLANTA FRIGORIFICA PARA 
«EL MERCADO: DE LA. ABUNDANCIA: 


Recientemente se ha terminado el monta: 
je de los nuevos equipos frigoríficos en: el 
Mercado de la .Abundancia,, existente, en el 
sub-súelo del edificio de la calle Sam, Jósé y 
Yaguarón. a 


rd 4 


Fúé necesario Prod a la renovación y 
amodernización de esas instalaciones ya "que 
todo equipo mecánico se. hallaba en condi- 
ciones de funcionamiento ¡muy deficiente, 
por tratarse “dé _Mmáquinás as antigyas € in- 
adecuadas. "> SO 

; Loa E 

Asimismo las cámaras frigoríficas ño réri- 
dían lo suficiente por cuanto los muros”ais- 
lantes tenían un nraferial 'atérmito suma- 
mente deteriorádo. Al de 

Se planteó le realización de las obras en dos 
etapas, a fin de interrumpir lo. merios posi- 
ble el funcionamiento del frigorífico, Hue 
cumple yan función importante en su' doble 
cometido de proveer hielo en condiciones 
económicas a toda la barriada y de ofrecer 
almacenamiento frigorífico a los proveedores 
de carne, huevos, aves, etc. 


y 
Esta obra permite habilitar al uso una. am- 


'Pliación de 700 m:1.3 de volugien de cámaras 
“y un generador de hielo capaz. de producir, 
cada 24 horas, 200 barras de 25 kilogramos 
cada una. 


A 


La nueva” planta"consta de tres compreso- 
res reciprocantes de dos, cilindros de 7” x 7” 
“tipo -blindádo con 'una' capacidad de 64,500 
frigorías-hora tada'uno trabajando a una 
temperatura “de succión de —20* C y una pre- 
sión de descarga de 13 Kg. /cm.2 sierido es- 
-peciales para. trabajar con 'amoníaco., El ac- 
'cionamientó de Tos ' ¡tompresores se hate por 
«medio de' motóres' eléctficos" blindados de 50 
'HP 220 V, 50. ciclos ' “equipados con llaves de 
arrarique' máhual * “tipo antitrasformador y 
Have seccionadora con fusibles. La 'trans- 
misión de: Poténcia “entre: motores cómpre- 
'soreg se' "lógra* por medio de poleas y co 
rreas trapézoidales ti tipo D; ¿on sus 'proteccio- 
mes. La potencia PE instalada sobrepasa en 


33% la requerida por las cámaras, lo que: 


permite mantener, para mayor seguridad de 
utilización, uno de los equipos, como reser- 


va. La planta de condensación está formada. 


por un condensador existente, qué“ utiliza” 


agua de pozo el que trabaja indistintamente 
en serie o en paralelo, según los casos, con 
un nuevo condensador tipo evaporativo de 
una capacidad de 90.000 cal./hr. Este con- 
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densador tiene una superficie de transmisión 
de 60 mts.2 formada por cañógs de acero gal- 
vanizado y utiliza- 16.000. mt.3 de aire, nece- 
sitando solamente: 2 'mts.3 «de' aga! de reposi- 
ción por hora.-El consumo de energía'de este 
equipo, es de solamente 2 Kwh. 


0 

El enfriamiento de las: -cámaras se hace se- 
gún "los casos por. serpentines. de expansión 
directa o por equipos refrigeradores de aire, 
o ambos sistemas a la vez, habiéndose pre- 
visto en forma independiente: dispositivos 
manuales de descongelamiento . por me- 
dio de gas caliente. La distribución de refri- 


gerante se logra desde' un tablero central de 


regulación el que -ló distribuye a cuatro ta- 
bleros secundarios ubicados en a pasillo cen- 
tral. lo. 


ie w 

El general de hielo cristalino se ha insta- 
lado en forma completísima, o sea, con guía 
decarga y descarga, dispositivo descongela- 
dor, volcador, serpentín de enfriamiento de 
salmuera, equipo-de insuflación de aire, agi- 
tador, etc. Luego utia cámara de'170 mt.3 per- 
mitirá disponer ¿en forma permanente de un 
amplio stock de hielo. 


El costo de las obras referidas asciende a 
$ 124,920.00. Fueron. contratadas con la fir- 
ma INCO S. A. importadora de las máquinas 
marca “Frick” instaladas. El generador de 
hielo fué construído por la firma de esta pla- 
za Tournier Y Cía.  * 


PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA.: 
SECCION TALLER . 


Con personal de esta repartición ' se: han 
efectuado los, siguientes trabajos de electri- 
cidad considerados importantes, por un total 


de inateriales de $ 18. 203.96. ms ” 


1 


Departamento de Higiene; Ditección de 
Arquitectura; Plaza Guayabos; Serv. de Con- 
talor. de la Leche; Dirección de "Talleres; 
Garaje de la D. de Abastecimientos y Prig. 


calle Paysandú; Ofícina de "Habilitación y 


Pagos; Finca de la' cae, Lucas Obes 897; Di- 


“Fección 'de “Contaduria; Oficina de. Personal; 


Dépósito de"Saneámiento; Palacio Municipal 
P. B.; Dirección de Plan Regulador; Señales 
Luminosas; Cementerio del Norte; Expendio 
calle Carapé; Dirección de Rentas (varias 
oficinas); Dirección de Arquitectura (varias 
oficinas; Laboratorio Químico; Departamen- 
to de Obras Municipales; Bombas Cno. San 
Fuentes; Velódromo Municipal; Intercomu- 
nicador Intendencia Municipal; Direc. de 
Paseos (varios locales); Bomba de Sauea- 
miento; Cap. Vidiela y Diego Lamas; Servi- 


_ Jidad de 8 kgs. de ropa siticia por cama y por 


ció. Epidemiológico;"Direc.: de Abast. y:Fri- 
goríficos: (varios locales); Dep.. der Hormi- 
gón Vialidad;” Servicio .de.. Neéropsias; “Fita- 
delfia: y 'Gral.-«Hornos; Diret.. de Saneamiéñ- 
to (varioslocales); Garaje Municipal; Ofiei- 
na de Bienes Muebles; Mercado de' la Abim- 
dancia; Oficina Jurídica (varias oficinas); 
Pisciná dé 'Trouville; Direc. de“Censo, y Es- 
tadística? Parque Tónkinson; D.-de Salubri- 
-dad calle Dante; Of.“del"Registro Civil; Mér- 
cado*de Av. Instruccionés: Depto. de Higie- 
ne; Jardín Zoológico: y' Sec, Carpintería “de 
'Mayotdomía. “ev 0 AA 


ret 


«5 ,REPOSICION DE LAMPARAS...” 

[ «ELECTRICAS '- , 
Las reposiciones de lámparas eléctricat;-se 
han efectuado, en las cantidades y locales si- 
guientes: Es 


gov " 


A * 


d Dogs % id 
Viviendas del Cerro ..,.w..... 81 lámp. 
po de Captirro ....... s%m vw 
q Pro. Esc: Militar: ....., 261. 

ee: Besares y Victorica 17 >” 

” . Magallanes .y Pay- 
sandú ..... ER 140 >” 

Apto. calle Rivera .......... 20 ” 
Palacio” Municipal y" exterio- + 

res del miémo ..... ió... 3.019 >” 


Total de lámparas repuestas: 3.728.- 
Tubos fluorescentes, total: 75; 
: E 


A continuación se incluye :un cuadro de- 
mostrativo de valores de los principales tra- 
bajos destacándose: mano de obra empleada 
y materiales utilizados: 


LAVADERO MECANICO PARA L¿ 
OBRA -MORQUIO .. E 


El Instituto Técnico :de la Obra Morquio 
solicitó el asesoramiento técnico para la ins- 
talación de: un «lavadero imecánico destinado 
a la escuela de niños “anormales ubicada: en 
la calle" Chrapicuy. N:* 3756, dé esta: ciudad. - 


La bscútela, tiene 180 alumnos de los cuales 
100 són internos y .el resto meédio-internos, lo 
que representa, tomando como.-báse la. can- 


. 
a 
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rd Da des : 
semaha para-los intetríos y 4'kgs. para el, rés- 
to del alumnadó, una cantidad*dé 1.120 kgs. 
de ropa a lavar semanalmente. , 
" poro: ES z 


E a 


De acúerdó con'los deseos expresados. por 
Tos Própios interesados, se trató “de hallár la 
solición más 'económiiéa pósible. En'“conse- 
cuencia el lavadero se dividió en dos sectio- 
nes: Lavado propiamente dicho, y taller de 
planéhado. >. 


La Sección lávado eh una primera etapa se 
formó ton una máquina de lavar para 28 kgs. 
de ropa por carga de 31 rpm., y Una, poten- 
cia de 1 HP. Para una segunda etapa se pensó 
en la instalación de un tambor secador, a. em- 
plearse en el: sgcado de la.ropa que sale: del 
hidroestractor con un contenido “de -agua en 
peso mayor del 50 % (toallas,: ropa' de lana, 
etc.). En el futuro también se podrían colo- 
sogr,a medida 'que:se' obtuvieran los recursos 
necesarios, eleméntos “auxiliares «como fan- 
ques de jabón, cocedores de almidón; pile- 
tas, de remojo, 'carros de transporte, été, ' 

: : a 
.' En la'Sec. planchado se instalaría uriá plan- 
chadora de todillos de 1.750 'mts. de largo y 
una potencia de 1 HP. Nó se creyó necesario 
colocar máquinas especiales para planchar 
camisas, etc., pues su uso limitado y particu- 
lar en el presenté'cáso no justificaria una erd- 
gación 'en,tal sentido. De 
- El lavadero contaría en principio con una 
instalación de yapor.para una producción de 
60 kilos por hora a una presión de 6 a 8 kgs. 
Por centímetro cuadrado. Como esta instala: 
ción podría resultar demasiado gravosa se jf- 
dicaron como -medios sustitutivos del vapor 
para la máquina de lavar ,el uso de combus- 
tibles líquidos para calentar el agua, em- 
pleando un hogar con quemador adicionado 
a. dicha máquina, y en-el caso de la plancha- 
dora,se podría usar la energía eléctrica. cuyo 
consumo podría estimarse en 13 Kwh. Gomo 
Jato final, se fijó el costo aproximado de las 
instalaciones descriptas en $ 10.800.00.-El 
2seboramiento .de que se trata estuvo. a cargo 
.del Ing, Industrial Sr. Adolfo Queirolo, 


3 
pr meo. 
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Mercado de la Abundancia. Vista parcial del interior de una de las cámaras de congelación. 
(Sistema mixto de expansión directa y aire). 
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Mercado de la Abundancia. Vista parcial de la sala de máquinas mostrando el colector 
central de distribución y el tanque generador de hielo. 


Mercado de la Abundancia. Vista parcial de la sala de máquinas mostrando los tres 
compresores reciprocantes instalados cada uno con una potencia de 65.000 
frig./hora, con motores eléctricos de 50 HP. 


Relojes eléctricos de tres y cuatro esferas instalados en varios puntos de la Ciudad. 


— E o 1 - _ zz Ap 
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CUADRO 


| Cantidad 


RUBROS asuntos 


19 — OBRAS Y REPARACIONES 


a) Viviendas Económicas 


Expedientes 64 
Reclamos 

Deposiciones 

Pequeñas reparaciones 144 


b) Otas Dependencias 
Expedientes 


Reclamos 


Reposiciones lámparas 


Reposiciones tubos 75 15 


Pequeñas reparaciones 3.912 


2% — SERVICIOS 


Mano de Obra 
Equipo I * 
Equipo Il 
Equipo II 
Equipo IV 
Exquipo V 
32 — RUBROS GASTOS TALLER 


TOTALES GENDRALES 4.119 75. [$ 


se 


Fluorescentes- 


SINTETICO 


Lampariilas 


eléctricas 


Cant. sg. 


709 |$ 


3.019 [3 2. 


180.14 


180.14 


3.728 |g$ 3.127.883] $ 


Costo 
materiales 


$ 283.76 


292.39 
$ 138.60 


$ 9.345,48 


835.44 


$ 3.178.40 


$ 8.634.32 


21.562.01 


YN Y NN e y 


11. 


13. 


51. 


Costo mano 
de obra 


e. ooo sono... 


563.42 


483.52 


.858.48 


.017.28 


040.00 
200.00 


.180.00 
.460.00 
.859.00 . 


666.70 


NN A NAAA 


Costo total 


852.18 


292.39 


622.12 


18.203.96 


2.835.144 
180.14 
6.190.689 


11.040.00 
13.200.00 
3.180,00 
8.460.00 
2.859.00 


pe 


8.634.32 


76.536.68 
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Obras Contratadas a Diversos Rubros 


SITUACION AL :31 DE DICIEMBRE DE 1952 


DIRECCION DE' INSTALACIONES MECANICAS Y "ELECTRICAS 


MONTO CONTRATADO 


Monto Lig. Monto Liq. Saldo a 


, | Aumen. Obras Ejer. Ants. Ejer, 1952 Liquidar 
Original Jornales TOTAL . 


Aerocarril Playa Malvín a Isla de las Gaviotas .... Mentan Export Ltda, .... - 98.055.00 3 98.055.00 98.055.00 


OBRA EMPRESA: 


Cámara Frigorífica del Mercado de la Abundancia . A, 40.000.00 NS 40,000.00 40.000.00 


Adquisición columnas y equipo señales luminosas de 


tránsito K . 56.301.46 A 56.301.46 41.425.87 14.875.59 


Ampliación Cámara Prigorífica Mercado Agrícola .. | Benech $. A. 36.330.00 . 36:330.00 36.330.00 


Adquisición montacargas Mercado Agrícola - 'Otis Elevator E 19.803.00 19.803.00 18.860.00 dl 943.00 


Instalaciones ascensores N? 5 y 6 del Palacio Mpal. Otis Elevator- Lasa 38.048.00 66.584.00 104.632.00 57.072,00 47.560.00 


Adquisición y colocación generador vapor calefac- 


ción Palacio Municipal : . A, :23.882.27 23.882.27 18.462.81 : 5,419.46 


Equipo comunicaciones neumáticas, piso 1 Ye . 18.724.00 18.724.00 18.724.00. 
Acondicionamiento aire Parque Hotel H, Torrendell $. A. ...... 177.712.09 ] 177.712.08 155.404.60 3.900,09 18.407.489 - 


Interruptores eléctricos Teatro Solís Fuentes y CÍE. ..........-. 98,784.44 104,421.44 68.647.30 21.324.10 14.450.04 
Aire acondicionado Teatro Solís" General Electric: 56.573.00 : 57.281.31 51.553.17 5.728.14 
Aire acondicionado Hotel Carrasco : H.- Torrendel 'S. A. 341.780.76: 395.996.62 342,694.23 10.136.19 43.166.20 


Generador ventilación Servicio de 'Necropsias .... . Torrendell.“S. A. 68.366.10 € - -.  76:529.00 67.128,21 7.458.69 1.942,10 


TOTALES ” 1.209.668.13 821.248.19 88.547,12 $  299.872.87 
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Hustraciones” fotográficas. — Avenida*Millán y Larrañaga “hacia el Centro; bavi- 
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